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ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


(ಸೈೆಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಲೇತ್ರ) 


11.03.2020 


ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತಿಗಳು ಹಾಗೂ 


RE) 


ಸಂ:ಲೋಇ/252/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 
ಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಅ) | ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ | 2019-20ರ ಆಯಪವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 2019-20 ರ| ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ 
ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ, ಒದಗಿಸಿರುವ | ವಿವರಗಳನ್ನು  ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಂಚಿಕೆ | ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು 
| ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 
ಆ) | ಸದರಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 
ರಸೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ವಿವರವನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ | ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
 |ಬೀಡುವುದು oo ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಇ) | ನೀಡಿದ್ದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು | ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಕೆಟ್ಟಿಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು/ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು / | ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ 
| ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು 
| ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ 
| ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು (ವಿವರ 
[ನೀಡುವುದು © SS ಮ 
| ಈ) | ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ | 2019-20ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷವೂ 
| ನೀಡಿದ್ದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 2019-20ರ ಮಾರ್ಚ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಮಾರ್ಚ್‌ 
| ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು? | 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿಕೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನ 
(ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು) ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 


A 
Md 


ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಟಿವರು 


ಅನುಬಂಧ-1 (ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦.612) 


2019-20ರ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 


ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (ರೊ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ್ರ ಮೂಲ ಪರಿಷ್ಠತ 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು snd | a 
x 2 3 4 5 
- — 
| 1 |4059-80-051-0-29-386 |ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು-ನಿರ್ಮಾಣ 11000.00| 11000.00 
2 |4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು-ನಿರ್ಮಾಣ 25000.00| 22500.00 
3 14216-01-700-2-01-386 [ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು - ನಿರ್ಮಾಣ 4750.00| 4750.00 
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ — 
4 |4216-01-700-2-24-386 [rr 4250.00) 4250.00 
ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ 
5 |5054-03-101-0-02-132 ವೆಚ್ಚಗಳು 11080.00| 12080.00 
6 |5054-03-337-0-16-154 [ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆಗಳು 3290.00| 4290.00 
5054-03-337-0-17 ಣ್ಯ ಹದ್ದಾಡಿ 'ಪಸ್ತ ನಾಮಗಾಡಿಗಳು 0.00 
7 154|ಸುಧಾರಣೆಗಳು 25000.00| 29000.00 
8 160|ನವೀಕರಣ | 2320.00| 2320.00 
5054-04-337-0-01 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 
9 133|ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 18270.00| 18270.00 
| ವಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ | 
| 10 135 doin | 12400.00| 12400.00 
| ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಗಿರಿಜನ ಉಪ 
11 136 aie 6400.00| 6400.00 
12 154 [ಸುಧಾರಣೆಗಳು 100530.00| 140530.00| 
13 160|ನವೀಕರಣ 5700.00] 5700.00 
14 422|ನರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 86900.00| 86900.00 
15 423|ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 40000.00| 40000.00 
ನಬಾರ್ಡ್‌ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ 
16|5054-04-337-0-02-436 |ಮಗಾರಿಗಳು-ನಬಾರ್ಡ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 24837.00| 33837.00 
Le iy 
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು 
ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರಡಿ 
17|5054-04-337-0-06-422 | ಕಯಾಗದೆ ಇರುವ ಮೊತ್ತ-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 6261.49] 6261.49 
ಉಪಯೋಜನೆ 
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A 


ಕ್ರ KN ಮೂಲ ಪರಿಷ್ಣತ 
36 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ W ಜದ ನ 
[- 
ನಾಲೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
18|5054-05-337-4-02-154 ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್‌-ಸುಧಾರಣೆಗಳು 5000.00| 5000.00 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು (ಎನ್‌ಹೆಚ್‌) 
ಮ lL 
[ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ 
19 |5054-04-337-0-05-172 ರಸ್ತೆಗಳು - ರಸ್ತೆಗಳು 50800.00| 50800.00 
ke 
ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿ - ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು | 
20 |3054-01-052-3-00-182 [rE 170.00 170.00 
ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು 50970.00| 50970.00 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ) 
- I 
21|5054-03-337-0-18-154 |ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಸುಧಾರಣೆಗಳು 50000.00| 50000.00 
ಹ 
ಒಟ್ಟು ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ[ 50000.00| 50000.00 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಕೆಶಿಪ್‌) 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 
(ಕಶಿಪ್‌)-॥ ಇಎಪಿ-ರಸ್ತೆಗಳು 
22 |5054-03-337-0-84-172 (ವೇತನ ರೂ.177600 ಲಕ್ಷ 4 ಕಾಮಗಾರಿ 32195.00| 60195.00 
ರೂ.32195.00 ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು 33971.00 ಲಕ್ಷ) 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ 
23 |5054-03-337-0-86-172 ಶಿಪ್‌) -॥॥ (ಎಡಿಬಿ) ಇಎಪಿ-ರಸ್ತೆಗಳು 78000.00| 49864.88 
r \ 
ಒಟ್ಟು ಕೆಶಿಪ್‌] 110195.00| 110059.88 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್‌) [7 
5054-80-190-0-01 ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 
24 ig 132|ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 40000.00| 40000.00 
25 240[ಸಾಲ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ 1450.00| 1450.00 
ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ 
5054-80-190-0-03 ಎಲಿವೇಟೆಡ್‌ ರೋಡ್‌ ಕಾರಿಡಾರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
| 
[26 132|ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 75000.00| 25000.00 
27 422|ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 17800.00 0.00 
28 lj 423|ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 7200.00 0.00 
ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್‌ ಯಣ ಸೇವೆಗಳು ಬಡ್ಡಿ - ಸಾಲ 
ks 3054-80-190-0-01-240 ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ 3981.00) 3981.00 
i ಒಟ್ಟು ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್‌] 145431.00| 70431.00 
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ಕ್ರ gS ಮೂಲ ಪರಿಷ್ಟತ 
pd ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಆನಟಾನ ಹನ್‌. 
L ಇಲ್‌ 3 
30 |2059-80-053-1-09-200 ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 650.00 400.00 
‘le wl 
| ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
31 |2059-80-053-1-10-200 | ಹಣಾ ವಚ 35.00 35.00 
ಚ 
|2059-80-053-1-11-200 [ವಿಧಾನಸಾಧ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ವಿ.ವಿ. ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಬೆಳಗಾಂ 
4 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ | 3200.00 2000.00 
ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ವಿನಿರ್ವಹಣೆ- 
33 |2059-80-053-4-00-200 |ಫ್ಟಹಣಾ ವೆಚ 36784.00| 28784.00 
ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಆಡಳಿತ - ಸಾಮಾನ್ಯ 
34 |2059-80-800-0-06-051 [Syn 1000.00 500.00 
ಜ 
35 |2216-01-700-3-01-200 |ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ | 15100.00| 15100.00 
ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು - ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು 
36 |2216-01-700-4-00-221 | ರಾಜುಗಳು | 400.00 400.00 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - 
37 |3054-03-102-0-01-200 [ವ್ಯಹಣಾ ವೆಚ 5200.00| 4000.00 
ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಸ ಸೇತುವೆಗಳು ನರ್ವಪಣಾ 
38 |3054-04-105-0-01-200 | 4000.00! 3500.00 
_ 
39 |3054-03-337-0-05-200 |ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 33517.00| 33517.00 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ — ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
40 |3054-03-337-0-07-200 [ವನ ಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 15000.00| 11250.00 
+ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 
41 |3054-04-337-1-09-172 ನಿಧಿಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - | 32342.00| 27342.00 
ರಸ್ತೆಗಳು 
3054-04-337-1-10 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 
|42 200|ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 35594.00| 35594.00 
43 422|ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 7000.00 0.00 
44 423|ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 3000.00 0.00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ 
45 |3054-04-337-1-13-200 ನಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 12500.00| 9375.00 
il 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟು 


954906.49| 898746.37 
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ಅನುಬಂಧ್ಪ್ಲಿ 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಷಿಣ 


ವಲಯಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು 


lt (ರೊಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

PO ee Pe RN CC NN Ce Ceres NN 

3 | ಜಲ್ಲೆ ಹಸರು ಕ 132 is ವೂ ಟು ೯ ey ವ ಹ Bree pe ಭಾ bn ಎಶೇಷ ಘಟಕ 

ಸೇತುವೆಗಳು. ತ ಗಪುಗಾಂಳೆ - | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - RR ರಸ್ತೆಗಳು - hewn (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ) (ಎಸ್‌ಡಿಪ) | ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸೆ 

ಸುಧಾರಣೆ 'ಧಾರಣೆಗಳು ನವೀಕರಣ ನವೀಕರಣ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ 

1 [ಜೆಂಗಳೂರು 0.00 294.48 $2473| 21937] 4826.71 619.81 111.62 7575] 3910} 626.38 3358.42 
2 [ರಾಮನಗರ 5.33 i400] 972] 000] 5574.26 117.08 446.45 303.01 156.40] 658.38 1641.44 
3 ಕೋಲಾರ 20.41 0.00 785.33 0.00 2779.63 1.63 214.64 145.67 75.19] 624.84 3569.37 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 125.98 247.49 326.03 25.48 2733.17 230.78 592.40 402.06[ 207.52| 87455 2472.40 
ತುಮಕೂರು 23.40| 1033.47 422.29 47.25 5519.00 1519.63 1031.39 532.34| 890.95 4266.04 
6 [ಮೈಸೂರು 7.96 520.78 TTB 299.80 10228.68 764.55 51892] 26783 1013.67 3450.74 
7 |ನುಂಡ್ಯ 2.25 102.75 52.01 444.79 229.57] 696.51 3374.74 
8 [ತಾಮರಾಜನಗರ 91.92 513.02 480.89 411.08 212.18] 898.02 2138.45 
9 [ಹಾಸನ 73.41 120.04 1721.37 | 000] 417.03 283.04 146.08] 967.39 6360.67 
10 [ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 15.91 161.67 176.06 297.88 202.17 104.35] 858.89 2098.03 
11 |ಮುಂಗಳೂರು 321.16 452.10 | 308234] 25827] 0.00 0.00 0.00 304.81 1554.74 
“2 [ಉಡುಪಿ 4.77 745,20 | 244200] 237569 000] 0.00 0.00 108.20 984.15 
13 [ಮಡಿಕೇರಿ 19.08 121.77 ] 52] 000] 0.00 000 29245 856.87 
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AN 
Ee 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
5054-04- ya 4059-80- | 4059-80- |4216-01- ರ SR rr ಸ 
5 337-0-01- | ಎಸ್‌ಪಿ 051-0-29- | 051-0-32- | 700-2- | 1-09-172- | ಕಲ್ಸಾಮು ಮತ್ತು ಇತರೆ | ನವ್ಯ ಒಟ್ಟು 
3e ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಸರು 423 ಗಿರಿಜನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 386 ಇಲಾಖಾ 386 01-386- ನಾಂಾಲಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ದಹಣೆ . ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ - (ಈ. ಅಕಗಳಲ್ಲಿ) 
ಉಪಯೋಜನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ | ನಿವಾಸಿ pi ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ | ಎತೀಷ ಘಟಕ ಸಭ ಪಗಳ 
(ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) hind ನಿರ್ಮಾಣ ಕಟ್ಟಡಗಳು | ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ pind (ee) 
1 |ಜೆಂಗಳೂರು 605.48 60.00] 3311.41] 3376.52| 1189.32| 1539.49 338.19 56.77] 2237882 
2 [ರಾಮನಗರ 367.24 170.00 197.59 131.99 27.94 165.27 15.16] 13513.32 
3 [ಕೋಲಾರ 670.81 260.00 77.81] 475.41 359,39 62.89| 1103815 
4 |ಟಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 1315.06 50.00) 125.99] 669.79 2267] 217] 639.10] 248.96] 123.29] 1145444 
5 [ತುಮಕೂರು 1852.65 320.00] 293.52| 865.92] 40.09 2433.82] 429.54] 173.68] 2228256 
6 [ಮೈಸೂರು 2334.98] 306.00| 283.47] 749.44 488.92 1671.31 
7 [ಮಂಡ್ಯ 955.21 180.00] 12624 177.12] 3454 1820.55 
8 [ತಾಮರಾಜನಗರ 1014.27 260.00 40.28 891] 4.33 636.73 
9 |ಹಾಸನ 686.83 270.00 757.67] 1835.84] 653.42| 20319] 2014.66] 282.47 
10 [ತಕ್ಕಮಗಳೂರು 392.07 315.00 264.88] 299.83 | 196.64] 1050.53 36.76 9913.23 
11 |ಮಂಗಳೂರು 1034.92 80.00 103.43] 1078.42 87.84] 411.33 498.72 54.84|  10201.62 
12 [mas 672.75 0.00| 14329] 73137 200 509.48 3729 6752.60] 
13 [ಮಡಿಕೇರಿ 640.80 0.00 87.31| 99231] 5.74 21.82 550.41 | 610 4132] 477645 
ಒಟ್ಟು 1254307 2271.00 13643377 2658,85 


Phge 2 


ಅನುಬಿರಿಧ-2 
ವಿಧಾನ ಪರಿಷಿತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ. ಕಾಂತರಾಜ್‌ (ಬಿಎಂಎಲ್‌) ಸ್ಥಳೀಯ ಸ ೦ಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿದ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-602(612) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


386 ಇಲಾಖಾ ಕಟಡಗಳ X ನಿ ತಿ ಯಾ ಅಧಿ ಥ ವಸ 2 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ| 154 ರಾಜ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ 
Ke [) [*) £) ಇ - K] [*) 
ನಿರ್ಮಾಣ ಸಿಡಗಳ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿಮಾ' ಸೇತುವೆ ಸೇತುವೆಗಳು 


ನ 


1 ಧಾರವಾಡ 35.05 925.63 - | 39.10 8.00 27.97 
2 ಹಾವೇರಿ 368.09 519.51 34.46 405.99 173.09 ಹ 

3 ಗದಗ 125.38 238.92 41.96 7.40 134.63 70.55 
4 ಶಿರ್ಸಿ 287.92 119.25 440.18 352.40 
5 ಕಾರವಾರ 103.34 | 157.83 101.67 529.84 85.91 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬಿಲ್ಲೆ 391.26 157.83 220.92 0.00 970.02 438.31 

ಬೆಳಗಾವಿ 919.17 294.04 23.65 87.23 260.53 56.62 
7 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 10.53 1020.80 0.73 37.85 517.95 
ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಲ್ಲೆ 929.70 1314.84 24.38 87.23 298.38 574.57 

೫ ಬಿಚಾಪೂರ 106.62 4.16 12.20 ಹ 134.21 9.48 
9 ಬಾಗಲಕೋಟ 182.99 294.31 74.03 9.00 103.81 28.03 
10 ಶಿವಮೊಗ್ಗ 23.73 79.74 2.72 0.45 964.61 159.27 
1 ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ವಿಶೇಷ) 83.76 31.58 16.03 2.13 236.14 169.60 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ 107.49 111,32 \ 18.75 2.58 1200.75 328.87 

12 ದಾವಣಗೆರೆ 110.14 728.55 0.43 0.69 189.34 9.46 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 256.54 518.09 | 48.68 246.03 106.22 


Nis 2613.26 4813.16 427.13 600.67 3458.26 1593.46 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ 160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ 


ಸುಧಾರಣೆ ನವೀಕರಣ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಯೋಜನೆ | ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 

1 ಧಾರವಾಡ 323.19 | 32.41 | 195.11 132.43 68.35 4619.67 
2 ಹಾವೇರಿ 731.96 ಇ 470.06 319.03 | 164.66 | 3555.99 
3 ಗದಗ 574.87 - 274.94 | 186.60 96.30 1714.77 
4 ಶಿರ್ಸಿ 551.63 | 257.87 | 186.25 | 126.41 65.24 1988.13 
5 ಕಾರವಾರ 264.87 | 2.90 177.38 120.39 | 62.13 1340.37 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬಿಲ್ಲೆ 816.50 260.77 363.63 246.80 | 127.37 3328.50 

ಬೆಳಗಾವಿ | 263456 172.19 | 257.20 174.56 90.10 2690.46 

7 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 2608.77 307.25 | 354.77 240.77 j 124.27 i 5053.96 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 5243.33 479.44 611.97 415.33 | 214.37 7744.42 

8 ಬಿಜಾಪೂರ 831.74 61.81 1241.65 | 842.09 | 434.04 | 4787.06 
9 ಬಾಗಲಕೋಟ | 3026.28 9.18 496.66 337.09 173.98 3364.48 
10 ಶಿವಮೊಗ್ಗ 389.81 21.59 223.22 151.51 78.20 1568.13 
1 ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ವಿಶೇಷ) 189.30 | | | | 2438.63 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ 579.11 21.59 223.22 | 151.51 | 78.20 ' 4006.76 

12 ದಾವಣಗೆರೆ 1078.02 336.35 480.79 | 326.32 168.43 3156.57 
13 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 397.97 185.40 738.36 501.12 258.65 2580.79 


|| 13602.97 1386.95 5096.39 Wisi 1785.25 38859.01 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕಸಂ 3 
160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ| 422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವದು 423 ಗಿರಿಜನ ನಬಾರ್ಡ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಬೆಳಗಾವಿ 
ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಉಪಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ನ್‌ 


| ಧಾರವಾಡ 64.46 1260.37 170.00 722.75 538.65 0.00 
2 ಹಾವೇರಿ 9.99 1878.11 180.49 1215.51 786.50 0.00 
3 ಗದಗ 211.04 1786.64 0.00 1020.08 538.65 0.00 
4 ಶಿರ್ಸಿ 521.22 530.41 130.00 202.52 60.10 0.00 
5 ಕಾರವಾರ 116.92 771.58 50.00 539.78 475.35 0.00 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 638.14 1301.99 | 180.00 742.30 535.45 0.00 
6 ಬೆಳಗಾವಿ 338.42 1730.89 240.00 1739.90 1004.25 700.00 
7 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 3.60 497815 340.00 1678.38 741.25 0.00 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 342.02 6709.04 580.00 3418.28 1745.50 700.00 
8 ಬಿಜಾಪೂರ 54.08 8808.05 50.00 1887.24 566.55 0.00 
9 ಬಾಗಲಕೋಟ 450.79 5545.26 100.00 1741.41 946.45 0.00 
10 ಶಿವಮೊಗ್ಗ 59.44 991.02 20.00 261.19 395.26 0.00 
1 ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ವಿಶೇಷ) 1434.46 50.00 314.07 376.45 0.00 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ 59.44 2425.48 70.00 575.26 771.71 0.00 
12 ದಾವಣಗೆರೆ 682.00 3112.08 140.00 1893.66 598.75 0.00 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 415.83 302814 260.00 2544.84 641.45 0.00 


Wiis 2927.79 35855,16 1730.49 15761.33 7669.66 700.00 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ 
1 ನಿರ್ವಹಣೆ ವ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


AN SS 


1 ಧಾರವಾಡ 1893.84 697.58 171.55 153.99 1601.14 913.00 
2 ಹಾವೇರಿ 574.53 11764 62.48 52.06 976.72 1214.00 
3 ಗದಗ 442.70 257.31 166.71 101.60 1212.46 775.00 
4 ಶಿರ್ಸಿ 888.45 308.56 368.53 185.55 2417.79 786.00 
5 ಕಾರವಾರ 555.45 274 | 118.30 75.35 600.98 536.00 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 1443.90 526.00 486.83 ! 260.90 3018.77 1322.00 

ಬೆಳಗಾವಿ 1314.26 456.22 375.35 158.83 i 457433 864.00 

7 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 849.96 180.98 1 260.00 267.74 375835 1137.00 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 2164.22 637.20 635.35 | 426.57 8332.68 2001.00 

8 ಬಿಜಾಪೂರ 913.34 490.02 430.51 | 201.92 1485.63 1575.00 
9 ಬಾಗಲಕೋಟ 1291.81 25724 380.78 230.77 533462 1042.00 
10 ಶಿವಮೊಗ್ಗ 194.08 161.96 66.24 21.09 2343.11 866.00 
1 ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ವಿಶೇಷ) 531.76 215.35 27.71 19.35 1645.35 472.00 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಳ್ಲ 725.84 377.31 93.95 40.44 i 398846 1338.00 

12 ದಾವಣಗೆರೆ 402.27 135.87 75.58 44.12 516.65 1053.00 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 516.45 154.48 121.26 | 126.63 1642.10 1380.00 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 3 3 22 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಒಟ್ಟು 
ಪ-ಯೋಜನ ಪ-ಯೊ 


Ss ne 


1 ಧಾರವಾಡ 3561.60 81.60 53.69 18291.13 
2 ಹಾವೇರಿ 2488.00 158.90 113.96 16571.73 
3 ಗದಗ 1260.26 124.53 48.75 11412.05 
4 ಶಿರ್ಸಿ 1809.69 53.41 9.61 12647.12 
5 ಕಾರವಾರ 1307.57 38.93 11.70 8361.98 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 3117.26 92.34 2131 21009.10 

6 ಬೆಳಗಾವಿ 3472.78 103.12 112.99 24845.65 
7 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 4018.82 287.48 94.96 28874.32 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 7491.60 390.60 207.95 53719.97 

8 ಬಿಜಾಪೂರ 1986.11 | 302.88 26.94 27244.23 
9 ಬಾಗಲಕೋಟ 3423.66 227.08 71.85 29143.56 
10 ಶಿಪಮೊಗ್ಗ 3935.73 98.71 20.73 13097.54 
॥ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ವಿಶೇಷ) 2252.12 145.51 29.44 10680.74 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ 6187.85 244.22 50.17 23778.28 

12 ದಾವಣಗೆರೆ 604.62 252.33 158.43 16254.45 
13 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 1677.81 304.91 238.58 18890.33 
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ಸಂಸುಿಂಜೆ-ಟ್ಲಿ. 


[f= 


ಅಕ್‌ 
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಕಾಂತರಾಜ್‌ (ಬಿಎಂಎಲ್‌) ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 602 (612)ಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ 
[ತ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಲಬುರಗಿ] ಯಾದಗಿಕ7 ನೀಡದರ ಬಳ್ಳಾರ `ರಾಯಚೊರು] ಹಫೊಪ್ಗಳ 7 ನಲಯದ ಒಟ್ಟು 
1 2 3 4 |5| 7 i 8 p 

1 |4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು- ನಿರ್ಮಾಣ 2134.13 | 0.00 218.19 195.46 146.42 000 | 2694.20 

2 |4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು- ನಿರ್ಮಾಣ 117.37 588.20 | 146231 | 2093.90 i 78.79 6543.52 
[3 [216-01-700-2-01386 ನಾಸ ಕಟ್ಟಡಗಳು - ನಿರ್ಮಾಣ 929.46 30.79 78.46 | 62531 0.00 0.00 1664.02 
$ |4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ - ನಿರ್ಮಾಣ 194.67 144.20 65.69 17.85 0.00 57.68 480.09 

5 [5054-03-01-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು 63.58 | 85.92 549.29 | 1339.11 | 340.15 | 19333 if 2571.38| 

6 3-337-0-16-156 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ 264.48 0.00 209.67 648.39 0.00 138.21 1260.75 

7 [5054-03-337-0-17-15 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆ 114035 | 51546 | 105572 | 273114 | 50003 61922 | 6561.92| 

8 |5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ 0.00 | 0.00 38.65 75.05 0.00 000 | 113.70 

9 | 5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 2148.89 | 915.77 | 1078.97 | 906.69 | 1360.05 | 89763 7308.00 

[ 10 [5056-04-337-0-01-135 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 1458.47 621.55 732.30 615.38 | 92307 609.23 4960.00 
! [5054-04-337-0-01-136 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಟೆ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 752.75 320.79 377.97 317.62 476.43 314.44 2560.00 

12 |5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ದಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆಗಳು [ 3394.82 | 1454.44 | 179112 | 3435.83 | 4528.05 | 1438.56 16042.82 
13 |5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ಕೆಗಳು - ನವೀಕರಣ 32.63 8.55 246.11 94,85 0.00 0.00 382.14 
1% |5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 4653.69 | 1804.88 | 2689.00 | 3767.69 | 2880.25 | 1666.75 17462.26 
(UE Tos IITA ond ams ಮೊತ್ತ ಪಕ 'ಜಾತ' ಉಪಯೋಜನೆ ಸನ) 419.15 162.56 242.20 303.32 257.17 150.11 | 1534.51 
16 [5054-04-337-0-01-25 ರಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಂ) 45055 | 102335 | 77 | 4700S | 082 | 3A7 12145.06 
17 |5054-04-337-0-02-436 ನಬಾರ್ಡ ಸಹಾಯಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 1040.89 | 52751 840.11 | 57366 | 63989 | 47854 4100.60| 
ಒಟ್ಟು| 19195.88 | 8203.97 | 13417.53 | 22451.70 | 17148.68 | 7967.21 88384.97 

15 | 2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧೆ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ 7 ನಿರ್ವಹಣ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಚ್ಚ 1610.00 | 397.00 713.00 | 915.00 | 33500 | 26200 4232.00] 
9 [2059-80-800-0-06-051 ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಆಡಳಿತ - ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು 35.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 100.00 
20 |2216-01-700-3-01-200 ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 908.17 162.01 214.62 252.70 251.07 81.43 1870.00| 
2 |2216-01-700-4-00-221 ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು - ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
22 [3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 257.50 259.24 274.66 | 205.49 162.70 | 285.41 1445.00 | 
23 |3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ದಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 262.44 334.48 94.48 358.31 512.50 | 113.79 1676.00 
| 24 [5054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 1680.80 | 81890 | 68714 | 2359.15 | 103162 | 798.39 7376.00 
35 [3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂಗ್ರಾರ.ಆ.ನಿಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ 680.00 760.00 560.00 | 1200.00 | 1000.00 | 975.00 5175.00 
26 [3054-04-337-1-10-200 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 910.13 | 127747 | 02653 | 341895 | 85119 | 937.73 7822.00 
ಒಟ್ಟು 6344.04 | 4009.10 | 2970.43 | 8774.60 | 4144.08 | 3453.75 29696.00 

— ವಲಯದ ಒಟ್ಟು 25539.92 | 12213.07 | 16387.96 | 31226.30 | 21292.76 | 11420.96 118080.97 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 602 (612)ರ ಲಗತ್ತು ಅನುಬಂಧಸ್ಪೆ 
a 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ PRAMC ವಲಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


3054 — ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ — ರಸ್ತೆ 3054 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ —| 5054 - ನಾಲೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 


ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ, 


ಲೋಬಂ&೬ಒಜಸಾಇ, ಬೆಂಗಳೂರು 


a3 
[ wei. 


————————— 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ dads (ಬಿಎಂಎಲ್‌) (ಸ್ಥಳೀಂಯು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 602(612) ಕ ಉತ್ತ ರಗಳು 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಆಯವ್ಯ ಯದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಣೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು. 


po 


ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು *: ಲೋಬಂ ಮತ್ತು ಒಜಸಾಇ ನ ವಿಭಾಗ , ಈುಃ ತುಮಕೂರು oo ] 


ದಜ 


] 
| ದಿವ ಯಾದ ಟಮ SO RS A E -l ವಾ 
ವಿಧಾನ ಸಭಾ RE | ಅಂದಾಜು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ \ 
ಕ್ರ ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತ್ತ ಅದ ವೆಚ್ಚ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಪರಾ 
SR 2 EG RS ENS CR | Beiwe | 
8 OE 5 WE SE EES NS EN.) 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ' | | | 
308- 19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಭಾಗ-1) ಪ i | WE SS § 
| | ಕುಣಿಗಲ್‌ ಕ್ಷೇ ಕ್ಷೇತ್ರ 8 I oo Nii COSTS CU SS | 
- SE NS Re NS RS A ಬಾಜ ಬನು "ಜಮ 
| ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ: ಕೊರಟಗೆರೆ-ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆಯ(ರಾ.ಹೆ-33) ಸರಪಳಿ 85.20 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 86.00 
1 ಕುಣಿಗಲ್‌ ! ಕುಣಿಗಲ್‌ : 81600 ಕಮೀ ಮತ್ತು 87.48 ರಿಂದ 88.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ | 175.00 149.96 149.96 ಡಾಂಬರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 4:19 
i ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ) | | 4 
KER ಎಷ 1 EO _ 
| [ಕಕಿಗಲ್‌ ತಾ: ರಾಹೆ-33 ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ-ನಿಡಸಾಲೆ-ಚೆಲಮಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ನಿಡಸಾಲೆ ಚನ್ನ ಪಟ್ನ ಸೇರುವ | 
2 . ಕುಣಿಗ್‌ | ಕುಣಿಗಲ್‌ 82271 [ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.10 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 13.50 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 15.00 ಮೀ | 495.00 | 9499 | 9499 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| | ವರೆಗೆ ಕ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 
2018- 19ನೇ ಸಾಲಿನ ಧನ (ಭಾಗ- -2) Ka ಕ್‌ § Re “| SS | oo 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್‌ SES SSS ACU | § pO ಗ್‌ § 
‘ha Kr ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ (ಎಸ್‌.ಎಚ್‌-47) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 166.60 ರಿಂದ 166.50, A | ್ಯ fi 
1 ಚನಾಹಳ್ಳ | ಚನಾ.ಕಳ್ಳ 98853 [69.70 ರಿಂದ 169.90 ಮತ್ತು 173.38 ರಿಂದ 175.28 ಕ.ಮೀಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 40090 goo. | 0 |. WorkUnder Prepress 
"ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ' § as 
"ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (2017-18) oo ಳ್‌ T Ws § 
pa as _ NS NE ಡ್ಡ 
| ಚಸ್ಳಘಾಂತಗನಹನ್ಳ ಕ್ಷೇತ್ರ | 
pj oe ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಮೈಲುಕಬ್ಛೆಯಿಂದ ಬಡಕೆಗುಡ್ಡು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಮದ 400 | oo 
1 | ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ | 67919 ರವರಗೆ ಅಭವ" ಸಿಲುಕಟ್ಛೆ ಡು 300.00 102.00 | 10200 | BM U/P 
ls sdk: ರ SN: SR SN pe 
| ತಿಪಟೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ | | 
} EE, Pe NS ESE BIS TE: SS 2 
ತ ತಾ: Meee ಅರಳಗುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.206 ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 3m Skn phat consid 
ಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ 0.೦೦ ರಿ 9 \ { 
ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಾಗಾರಿ (ಹಡು ಡಾಶಿ ಅಭಿವೃದಿ ( ಹ) | 3 Km Completed on (01/2020) 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ | ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಅಂದಾಜು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಕ್ರ ಸಂ| ತಾಲ್ಲೂಕು | ಳ್ನೇತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತ್ತ ut ವೆಚ್ಚ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
PEN A TN NE I NE 5 iW _ ES CON ET 7 6 8 
A bo _ - ಲ — L_ hi ನಾಲ 
| ಪಟಿಕ ತಿನಟೂಕು 65816 ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಮಂಡ್ಯ ಹಡಗಲಿ ರಾ.ಹೆ-47 ರಿಂದ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಸೂಗೂರು ಮಾರ್ಗ ಬಜಗೂರು 250.00 ! 
FR | ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.30 ಕಿ.ಮೀ) * 0.00 0.00 | 2.50 Km GSB Completed 
| | | 
ಪಿ: ಮ ಅ 1 ಮ ಬಬ pe EE ಎಮಮ 4 ಎ 
| | ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಬಿ.ಜೆ.ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಸೀಕೆರೆ ಗಡಿ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಸೂರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, | 
8} ತಿಪಟೂರು | ತಿಪಟೂರು | 65631  |ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಮನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ6.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಃ 5.60 ರಿಂದ 40,00 0.00 0.00 'ಜೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (11/2019) 
6.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ | 
ESOS SS EEN he l3 ದ ನ ಹ ಮ ml ಅಸ J ರ ನಾ! 
| ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಟೌನ್‌ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಜೈಮರ, | eens 
[1 \ 
9 | ತಿಪಟೂರು | ತಿಪಟೂರು ! 65916 |ರಂಗಾಪುರ, ಹೂಸಹಳ್ಳಿ, ವಿ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ. ಗಾಂದಿನಗರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.58 ರಿಂದ 1.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ | 70.00 10.00 10.00 ಭಸತಿಳವಾ ali ಭಾ 
| | ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
| 
A SE SE | wl) ದ Ke ಮಾ ಸಾ ವಾ ಲಮ 
|” ನೊಣವಿನಕೆರೆ - ಗುಂಗುರಮಳೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 9.50 ರಿಂದ 9.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ | ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
10 | ತಿಪಟೂರು | ತಿಪಟೂರು | 65853 ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 12.00 12.00 ಗರಡದೆ 
sds: ಧೂ § 4 
| ಬಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಅನಿವಾಳ, ರಟ್ಟೀನಹಳ್ಳಿ, ಬಳುವನೇರಳು, 
SR ಲ ) ಮಗಾರಿ ಪು ಡಿದೆ.(2:19 
1 ತಿಪಟೂರು | ತಿಪಟೂರು | 65856 ಾಡನಕಟ್ಟಿ ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಃ430 ರಿಂದ 4.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾಂ | 3000 25.78 ಪಗಢ |) ಸಾರಾನಾಪ್ರನೊಡಾಲಿ ತಟ 
§ ತುರುವೇಕೆರೆ ಕೇತ್ರ SE § | RN 
ಜು 
I p; _ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಬೋಚೀಹಳ್ಳಿ ತುರುವೇಕೆರೆ" ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 19.27-22.20, 27.25- fy Ws 
v 04 PY) 
5 ತುರುವೇಕೆರೆ | ತುರುವೇಕೆರೆ 65356 3160, 31.70- 33.20 ಪಠೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 200.00 0.00 0.00 LOA 
[ B _ _ Bk | i oo ಗ 
6 | ತುರುವೇಕೆರೆ ತುರುವೇಕೆರೆ | 65607 [ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ದೊಡ್ಡಗುಣಿ-ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ 4.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 100.00 0.00 0.00 LOA 
Hl i RE 
8 | ತುರುವೇಕೆರೆ | ತುರುವೇಕೆರೆ 65608 [ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ತುರುವೇಕೆರೆ- ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.00 0.00 LOA 
A S| EE, [SS _ ಮಾ g ನಾ _ pe es ವಮಾತಿರವನಿವವ 
| ವೇಕೆರೆ ತಾ. ಕಡೇಹಳ್ಳಿ - ಸ್ಟೆಯ ಸ 10.70 ರಿಂದ 13.00 8. ಸೆ | 
«| sd | WH 65353 ುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಕಡೇಹಳ್ಳಿ - ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ ೦ದ 13.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ A £8 
| | | (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 
KF SNe a | ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ - ದಿಡಗ ರಸ್ತೆಯ ಸ 10.00 ರಿಂದ 10.80 ಮತ್ತು 11.80 ರಂದ oo 
ರೆ | ೪ A) ಪಾ | 
10 | ತುರುವೇಕೆರೆ | ತುರುವೇಕೆರೆ | 65352 [300 &ಮೀವನೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.00 0.00 LOA 
Peep | ತುರುವೇಕೆರೆ | 65355 [ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ನೆಲ್ಲಿಗೆರ-ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯ ಸ 7.30 ರಿಂದ 8.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ig 0.00 0.00 LOA 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಭಾಗ-1) 
| [ತಿಪಟೂರು ಕ್ಲೇ TET 
SY 
| ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಮೌಣವಿನಕೆರೆ-ಗುಂಗುರುಮಾಳೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗಡಿ ಸೇರುವ 
¥ gp; 8 aod ರು ಮಾಚಕಿಟಿ ಹಸೆ FA ಮೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
1 | ತಿಪಟೂರು ತಿಪಟೂರು | 900 ಮಾರ್ಗ ನೊಣವಿನಕೆರೆ , ವಿಜ್ಞಸಂತೆ, ಬಜಗೂರು ಮಾಚಕಟ್ಟೆ ಹುಣಸೇಘಟ್ಟ ಸಾಸಲಹಳ್ಳಿ ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ 450.00 373.95 398.95 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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| | \ LioT:eeecs:To9:kerpros! | | 
ovo aureus | C02 | 02 | ooo ಔಣ ಡಾಲಣ ಬಂತಿಊಜ) ೧ಂ೪9೪'T ಬಂ 061 6೫೧೫ ಟು) 1266 ec | Pa | I 
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| ವಿಧಾನ ಸಭಾ | ಇಂಡೆಂಟ್‌ | ಅಂದಾಜು |ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ | 
ವಿವ ld ಪೆ' 
ಕ್ರ ಸಂ| ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ H ಕಾಮಗಾರಿ ರ ಬೊತ್ತ ಇನ ವೆಚ್ಚ ಒಟ್ಟು ಚ್ಚ | ಷರಾ 
| \ \ 
LASS NS | ಲಿರು ವಯನಿನ ಟ್ಟ ಮ _ m ವ 
OS NR 3 4 | 5 So WS 6! 4 8_ ನ 9 
| | ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವರಾಯನದುರ್ಗ ಐ.ಬಿ. 
#1 [ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ. ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ, ಭೋಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ 
| ತುಮಕೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ತುಮಕೂರು-ತಾ: ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ-ಹಲಗೂರು ರಸೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ 
| ಸೆ ( ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಶಿ | 
೫ | ತುಮಕೂರು: ಗ್ರಾಮಾಂತರ | ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಸ್ಥನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ)ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 120.00 0.00 0.00 | Utility shifting under progress 
| Package 0.62en677:ಖಎಘ್‌ಎ:2018 ದ:08-01-2019 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ. -Packag್ರe- 
| Indent 100818-15 works 
eles A008 NE R SS H 
| | ಊರುಕೆರೆ ಯಿಂದ ಅರಕೆ-ಜೋನಿಗರಡಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 
8 | ತುಮಕೂರು | ತಮೆಕೊರು (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ)(ತುಮಕೂರು-ತಾ: ಲಕ್ಷೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊನಸಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ 200.00 4s tr 1 $iseig 
| ಗಾಃ ೦: | ' " 
| | ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) -package-15works-100818 | 
2018- i ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಭಾಗ- -2) § | | 
| [ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷತ್ರ oo ಫ್‌ § | / Oo 
ದ KN ಮ ಮ N ORS ಗ 
| | ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಬೈಲಪ್ಪನಮಠ-ಶಶಿವಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 12.50 ರಿಂದ 14.00 ಮತ್ತು 21.00 
i ನಾ Ks ಲಪ್ಪ ಸ ಖು ; | 
1 ಚಿನಾಹಳ್ಳ ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ ೨ ದ 2250 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 220.00 000 | 0.00 FB. a CE. 
| 
Bp SE I 2/22 ಹಿತಲಿಸಸಸ Ee AR el SERENE 
| ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಸಾಲ್ಪಟ್ಟೆ - ಬೆಳ್ಳಾರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 13.00 ರಿಂದ 15.30 ಮತ್ತು 15.80 
'ಚೆ.ನಾ. ಚೆ.ನಾ. kl ೪ ೪ಬ ೪ - ೨ 4 
2 | ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ | ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ | 9882 [ದ 1640 ಮತ್ತು 19.00 ರಿಂದ 20.40 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 220,09 0.00 00 F.B. at S.E. 
ನ ೨ | 99  |ಟಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಂದನಕೆರೆ -ಗವಿರಂಗಾಪುರ ರಸ್ಕೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 10.40 ರವರೆಗೆ | ಸ SANE 
| ದ. 
3 ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ | ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 98849 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 250.00 0.00 | 000 FB.atSE 
Mj SARE ತಾ. ಹಂದನಕೆರೆ “ಬರಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
4 | ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ | ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 100817 ಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಿಗರಿ; 200.00 0.00 0.00 FB Approved 
| SE NE | Bs 
| ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಜೆ.ಸಿ ಪುರದಿಂದ ಬೈರಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 [ 
ಚಿ.ನಾ. | ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ್ಯ ೪ ೪ ೪ (| ಪ. 2019 
5 ನಾ.ಹಳ್ಳಿ | ನಾ. 87462 ಕ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 100,00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (12/2019) 
- } TT I ಕ್‌ |ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 234 ರಿಂದ 'ಬೆಳ್ಳಾರ ಅಂಬಾರಾಪುರ ರಾಮನಗರ | ್‌ - Ws 
6 | ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ | ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ 98936 ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕಲ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ದಬ್ಬಗುಂಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 400.00 0.00 0.00 Formation Under Progress 
| | ಕಾಮಗಾರಿ( ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿ ದ್ಧಿ) 
ತಿಪಟೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ | 
ತಿಪಟೂರು ತಾ. ಬಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಅನಿವಾಳ | | oo 
4 | ತಿಪಟೂರು ! ತಿಪಟೂರು 99042  |ರಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಬಳುವನೇರಳು, ಗೌಡನಕಟ್ಟಿ, ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 9.00 42000 1! 000 0.00 FB.atCE. 
$ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
Lge: ಭ್ಯ \ ಮ ಮ SS ಮಃ ಮಮ ಮ 
| ತಿಪಟೂರು ತಾ. ನೊಣವಿನಕೆರೆ-ಗುಂಗುರುಮಳೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸೆ 
ಪ ತಿಪ ಸೆ ಸ್ತ ಇ R 
2 | ತಿಪಟೂರು | ಪಟೂರು 98959 |ಅಗಲೀಕರೇಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 380.00 0.00 0.00 ಬೌತಿಕಿವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 01/2020 
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7 ಸಂ; ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕ್ಲೇತ್ರ | ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತ್ತ ಆದ ಮೆಚ್ಚ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
| | | 
42 |3| 4 NESS IN NL SE AE NEES 
| REE ಸಾ ನ್‌ f 
ತಿಪಟೂರು ತಾ. ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ-ದಸರೀಘಟ್ಟ-ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 64.50 ರಿಂದ 68.00 | | | | 
| ಇಗ! ಸ್‌; ಬ pr) | H ಫ್‌ f iy 
3 ' ತಿಪಟೂರು ತಿಪಟೂರು 100698 '8.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 200.00 | 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 8:1 
ee —— ಸತ ಸಸಂ § ಪಾಯಾ ವಾನ SS 
«liad: | Sud 00658 ಬ ತಾ. ಯಡಿಯೂರು ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ | re Ne GRE IDF 
eg EN ಪ SR NE RE __ 
ತಿಪಟೂರು ತಾ. ಬಿದರಮ್ಮನಗುಡಿ- ಹುಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.30 & 14.00 | 
£1 ಣು | | 
5 ತಿಪಟೂರು | ತಿಪಟೂರು | 98930 ದ 2200 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 30090 oe | Ge KBshsh 
ತುರುವೇಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ | | | 
(Wee ] [ನ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕೆರೆ ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ರಸ್ಲೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.10 ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ | ನ್‌್‌ SUE RSPAS 
1 | ತುರುವೇಕೆರೆ ; ತುರುವೇಕೆರೆ 98869 10.30 ವರೆಗೆ ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರಟ - - ; 350.00 0.00 000 FB. at CE. 
NS OE | _ ಸವ: ಘ್‌ ಸ pe Ee | RCE SENS 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ತುರುವೇಕೆರೆ- ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.60 ರಿಂದ 4.20 ಮತ್ತು 5.20 ರಿಂದ | fy 
2 | ತುರುವೇಕೆರೆ | ತುರುವೇಕೆರೆ 98871 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 350.00 0.00 0.00 FB at SE 
| 0 | 0c. ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ದೊಡ್ಡಗುಣಿ-ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರೆ NSN REE 
| [f Pr) - ! 
3 | ತುರುವೇಕೆರೆ | ತುರುವೇಕೆರೆ 99516 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 170.00 | 0.00 0.00 Change of work 
yi yeni ವ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತಾಳಕೆರೆ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ಟೇವಯಾ ಹೊಣಕಿರೆ- ಮುತ್ತುಗದಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ MN 
| $ ) - 3 | dy 
4 ತುರುವೇಕರೆ | ತುರುವೇಕರ | 9881 ೨ ರಂದ 10.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 7000 | 000 | 00 | SBRtSE 
RE ET ES [SESS ASN MN NE ESN BO EN A EEL 
| | ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಸೊರವನಹಳ್ಳಿ ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0,00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ! § 
5 ತುರುವೇಕೆರೆ | ತುರುವೇಕೆರೆ 99524 [ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 200.00 000 |! 00 | F.B.at CE. 
_ EE ಮ _ ಮ MEER ಮ ME ES ಮ 
| | ಗುಬ್ಬಿ ತಾ: ಸಿ.ಎಸ್‌ ಮುರ ಹೋಬಳಿ ಬೋರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಕಲಕೊಪ್ಪ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಹೊರಕೆರೆ, | | 
i ಹುರಲಿಗೆರೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ಕೈ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 9.00 | | 
6 | ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ 100803 gg ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಬದಲಾವಣೆ ಆದೇಶ | 340.00 | 056 056 | GSB & WMM Under progress 
| ಸಂಖ್ಯೆೇಲೋ.ಇ./71/ಐಎಫ್‌ಎ/2019 ದಿನಾಂಕ:06-03-2019) | | | 
| K ಮ A ¥ Hee; sss ಗ EEE EPR RRS ವ ಮಾದ 
| ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ - ಸಂಪಿಗೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತಯ 
| ೇಕೆರೆ ಆ > | I R N 
7 | ತುರುವೇಕೆರೆ | ತುರುವೇಕೆರೆ | 98809 [ದ್ಯರಟ್ಟಿಯಿಂದ - ಶೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ) WE ass | WMMIStpSS 
| 4 ರಾಗಾ ನ pa SO SE ho — 
j ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ವಡವನಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಹೊಣಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 | | 
8 | ತುರುವೇಕೆರೆ ! ತುರುವೇಕೆರೆ 99511 8.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 130.00 000 | 0.00 | wol 
SS ನ ನತ್ತ ನಧನ ಕಾಪಾ ಲ MES ll ಗ 
| | 
| ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಕಡೇಹಳ್ಳಿ - ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ (ಅರೆಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆಯ ಸ.6.70 ರಿಂದ | 
9 ತುರುವೇಕೆರೆ | ತುರುವೇಕೆರೆ 98859: Non Sea (ಹುಲಿಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಣಕೂರು) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಮುರ) 300.00 | 0.00 0.00 LOA 
| (| 
on CC SE: SNES ವಹನ SE SR SNES | k 
| | ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಬಾಣಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಕುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗೇಟ್ಲಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ 
1p: ತುದೆ | ತುರುನೇಕಿರೆ | 100800 ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)-ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕುಣಿಗಲ್‌ 


100793 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಆದ ವೆಚ್ಚ 


5 


7 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ: ಸಿ.ಎಸ್‌ ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ -ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ-(1)ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಗನೇಹಳ್ಳಿ ಮಜರೇಪುರ ರಸ್ತೆಯ 
ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2)ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಸಿ.ಎಸ್‌ ಪುರ ಹೋಬಳಿ 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ರಿಂದ ಸಿ.ಎಸ್‌ ಪುರ ಕೊಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಅಂಕಲಕೊಪ್ಪ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಸಿಕೊಡಗಿಹಳ್ಳಿ 
ರಸ್ತೆಯ 6.75 ರಿಂದ 9.25 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 3) ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್‌ ಪುರ ಹೋಬಳಿ 
!ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84 ರಿಂದ ಪಡಗುಡಿ ಬೋರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ಮಾದೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.60 ರಿಂದ 3.50 ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-(ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೇಲೋ.ಇ./71/ಐಎಫ್‌ಎ/2019 ದಿನಾಂಕ:06-03-2019) 


Work Physically Completed 
(11/2019) 


100706 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ3-(2-Works)5054-MDR Improvements-1) ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ರಾಹೆ-48 
ಮಲ್ಲಾಫಟ್ಟದಿಂದ ಬೇಗೂರು, ಕುಂದಾರು, ರಾಜಗೆರೆ, ಬೋರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ಎ.ವೈ ರಸ್ತೆ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 4.00 & 6.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 2) ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ರಾಹೆ 33 ರಿಂದ ಸಂತೇಮಾವತ್ತೂರು, ಅರೇಪಾಳ್ಳ ಚೌಡಮ್ಮನಗುಡಿ, 
ನಿಟ್ಟೂರು ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಅಂಜೆಪಾಳ್ಯ-ಯಲಗಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 
1450 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕುಣಿಗಲ್‌ 


100314 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ:4- (2-Workss)-5054-MDR Improvement-1)ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. 
ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜೊಡ್ಡಪಾಳ್ಯ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಪಾಳ್ಳ ಹುಣಸೇಕುಪ್ಪೆ ಮೂಲಕ ಇಪ್ಪಾಡಿ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 4.50 ಮತ್ತು 5.50 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ, ಮತ್ತು 2) ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ಬುಕ್ಕಸಾಗರ-ಯಲಗಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:9.60 ರಿಂದ 
13.00ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


T.B. a SE 


F.B. at SE 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ರಾಹೆ 48 ರಿಂದ ಆಲಪ್ಪನಗುಡ್ಡೆ ಕಣಗುಣಿ, ಅದವನಹಳ್ಳಿಮಾರ್ಗ 
ಮಡಿಕೆಕನ್ನಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.30 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


Completed 7/19 


ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ; | | ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಷರಾ 


ಕ್ಸೇತ್ರ | ಸಂಖ್ಯೆ \ ಮೊತ್ತ | ಅದ ವೆಚ್ಚ 


| | ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂಖ್ಯ:2-(3-Works)5054-MDR Improvement-1) ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ಹಳೆಯ | 
| | | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ರಿಂದ ಚೊಟ್ಕಹಳ್ಳಿ ಉರ್ಕೆಹಳ್ಳಿ ದೊಂಬರಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಹೇರೂರು ಗೌಡಗೆರೆ ! 
! ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
| ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ), 2) ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ಬೇಗೂರು ಉಚ್ಚಲಕ್ಕಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಚನ್ನಾಪುರ, | 1 
| ಕುಣಿಗಲ್‌ | ಕುಣಿಗಲ್‌ 100315  |ಮುನಿಯನಪಾಳ್ಯ ಕಲ್ಲುಪಾಳ್ಯ ಕುಂದೂರು ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಗವೀಮಠ ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಸೀದಿವರೆಗೆ ; 750.00! ೦.೦೦ 000 | 
I ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ), 3) | \ i 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ರಾಹೆ 48 ರಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಕೊತ್ತಗೆರೆ- | | | 
| ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ-ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ | | 
| 
| 
| | 


F.B. at SE 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| 


| ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ1-(4-Works) 5054-MDR Improvements-1) ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ರಾಹೆ 
| 85 ರಿಂದ ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ, ಉಜ್ಜನಿ, ಹಿತ್ತಲಪುರ ಮೂಲಕ ಹುಲಿಯೂರುದುಗ್ಗಣ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಸರಪಳಿ:2.00 ರಿಂದ 925 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಉಜ್ಜನಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೀದಿ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಖಗಾರಿ, 2) ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ರಾಹೆ 48 ರಿಂದ ಕಪನೀಪಾಳ್ಯ, ನೀಲತ್ತಹಳ್ಳಿ | 
Riri 100694 |ಆಜ್ಷೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಮಾಗಡಿ ಗಡಿ ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 3) ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. 


| 
12 ಕುಣಿಗಲ್‌ | 950.00 
| ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33ರಿಂದ ಬನ್ನೀಮರದಕಟ್ಟೆ, ಕರೇಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಗಿಡದಪಾಳ್ಯ 
\ 
| 


l 
0.00 0.00} F.B. at SE 


ಪಿಡಬ್ಬುಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ, 4) ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಅಲ್ಲೆರ 
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮ ಡೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಿಸಿಲು ತಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ 
'ಪುಟ್ಟಲಿಂಗನಪಾಳ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೋಘಾಟಿ-ಯಲಿಯೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ನೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.40 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ). 


ತುಮಕೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರ್‌ 
ಭಾಸ A 


| 
| | ತುಮಕೂರು ನಗರದ ರಾಹೆ 33ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾನಃ ಪ್ಯಾಲೇಸ' ಮಾರ್ಗ ಗಂಗಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 0.00 
| ತುಮಕೂರು 370 ರ೨ದ 30೦ ಕಿಮೀಸರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (0TD) (ತುಮಕೂರು ನಗರದ ತುಮಕೂರು 
ನಗರ | |ಊರ್ಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 180 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಕೋತಿತೋಪ್‌ ನಿಂದ 


| ಬೆಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿದೆ) 


0.00 0.00 | WOI 


114589 


(ತುಮಕೂರು ನಗರದ ರಾಹೆ 206ರ ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ (ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 'ಪಾಲಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 2.00 a Mo 
ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (OTD) | ಷ್ಠ ’ 


0.00 0.00 FB at SE 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಆದ ಮೆಚ್ಚ 


5 


7 


ತುಮಕೂರು ನಗರದ ತುಮಕೂರು ತಾ. ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ದಿಂದ ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಕುಂದೂರು ಮಾರ್ಗ ಬೆಳಗುಂಬ 
ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


Package 
Indent- 
100818 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌:1-5054-MDR Improvements-1) ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗಂಗಸಂದ್ರ-ಸಿರಿವರ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಕುಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾ.ಹೆ-206 ಕೈ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 
5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ-ಸಿರಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 8.80 ರಿಂದ 12.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ-ಬೆಳ್ಳಾವಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 450 ಹಾಗೂ 6.00 ರಿಂದ 7.50 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ರಾ.ಹೆ-206 ರಿಂದ ಟಿ.ಸಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ(ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕನಾರವಂಗಲ, ಕಾಗ್ಗೆರೆ) 
ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


- ಲ ದ 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹೊನ್ನುಡಿಕೆ' ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಪೊನ್ನಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಚೋಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಗಳಿಗೇನಹಳ್ಳಿ 
ಮೇಣಸಂದ್ರ, ತುರುಚನಕಟ್ಟೆ ದೊಮ್ಮನಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 810 & 20.00 ರಿಂದ 25,00 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 


\F 
|ತುಮಕೂರು ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ94 ರಿಂದ ಚೋಳಂಬಳ್ಳಿ. ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ವೀರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 4.00 ರಿಂದ 6.00ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಂಡಿತನಹಳ್ಳಿ ಹೊಳಕಲ್ಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 
5.35 ರಿಂದ 10.50 ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗುಬ್ಬಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ .ಸೋರೆಕುಂಟೆ ಮಾರ್ಗ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.-4 ಕೈ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಕಿ.ಮೀ, 14.50 ರಿಂದ 18.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


[ತುಮಕೂರು ತಾ. ತುಮಕೂರು-ಚೇಳೂರು-ಬುಕ್ಸಾಪಟ್ರಣ ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 14.60 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸೆ 
ಕ್ಯಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಸ್ಟ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-4ರಿಂದ ಅಜ್ಜನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
5.00 ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುಮಕೂರು ತಾ, ರಾಹೆ-94 ರಿಂದ ದೇವರಾಯನದುರ್ಗ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಿಂದ 
(10.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 


TE SSE EE RTE EET TE KTAEG SI 
\ | | | \ 
1 ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಇಂಡೌಂಟ್‌ ಅಂದಾಜು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ | 
3 ( ವೆ' ಪಃ 
ತ್ರೆ ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತ್ತೆ | ಅದ ವೆಚ್ಚ | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರಾ 
| \ 
| | j 
5 ಜತ —— J ಜಮ ಬಿವಿಬಿ ದಿ ಮಿದು ನ ಸ ಹನ ಎಮಮ | — ~ — 
1 2 ¥ | _ K 5 J | 7 RO | (OE RNS 
| ತುಮಕೂರು ತಾ. ಕೊಳಾಲದಿಂದ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಎಲೆಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 3,20 ರಿಂದ 10.40 | 
12 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 13)ತುಮಕೂರು ತಾ. ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಜ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಸ್ಥಾಂದೇನಹಳ್ಳಿ 0.00 0.00 
| ಮಾರ್ಗ ಹಿಲ್‌ಸ್ಟೇಷನ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.6.00 ರಿಂದ 7.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ರ್‌ ತುಮಕೂರು ತಾ. ಕೆ.ೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಜ್ಯಪುನಹಳ್ಳಿ ಸ್ಥಾಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹಿಲ್‌ಸ್ಪೇಷನ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ | ES 
13 | 8.ಮೀ.6.00 ರಿಂದ 7.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ೃದ್ಧಿ 01೦೧ 000 
J ದೂ ಪಿ ne ೩ ನಿವ ಮ SS | ಮೆ! SS ಮಸಿ —— 
ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹಾಲನೂರು-ಗೂಳೂರು ಅರಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.40 ರಿಂದ 13.10 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ | | 
ತುಮಕೂರು 9873 50.00 | 
14 ಗ್ರಾಮಾಂತರ 2 ಅಭಿವೃದ್ಧ | 30.00 | 30.00 Work completed 
ಟದ ಜಲ RSE ಮೆಮೆ EN: ವ elk ಕ್‌ —— 
ತುಮಕೂರು [ತುಮಕೂರು ತಾ. , ನೆ್ಲಿಗೆರೆ-ಸಿರಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಟೆಂಪಲ್‌ ನಾಗವಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 16.00 ರಿಂದ 16.24 | Work Physically orleted 
15 | ತುಮಕೂರು | ಗ್ರಾಮಾಂತರ | 58”? [ವರಗ ಮತ್ತು2050 ಮೀ ರಲ್ಲಿ ನರಿವಾರ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ೪0 | G9 | 01/2020 
| ತುಮಕೂರು 47 (ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗುಬ್ಬಿ ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಣಸೇಮರದಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.0೦ ರಂದ | eS AA 
16 | ತುಮಕೂರು Mie 100047 130 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಮಗಾರ (ಒಂದ: ಬಾರ ಅಭ್ಜಶ್ನ |) 150.00 25.00 25.00 AN Work completed (12/2019) 
Wi | ತುಮಕೂರು | ರ ಗಲಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಟಿ.ಸಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಜ ಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ SG is ನಾಷತ ನಸ 
17 | ತುಮಕೂರು 98784 ತ: ಅಗಲಗುಂಚಪಾಳ್ಯದಿಂ ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾ 50.00 | 000 0.000 |  WMMunder progress 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಿವೃದ್ಧಿ) | | } 
|ಹಬ್ಲಿಕ್ಲೆತ್ರ ನಾ § Sika | 
ರ ಮ § Ss A SE ls ಮೆ 
1 ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ 100799 ಸ ತಾ॥ ನಳಿಗೆ. - ಶಿರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 36.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ನ್ಯೂ ie ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 1000.00 0.00 0.00! TB at Division 
| | ‘ 
be } dS ಸ ಕತ ಮ ಸ 
| ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಟೆಂಪಲ್‌ ಸಿರಿವಾರ ಮಾರ್ಗ ಕೆಕೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ | | ಸ B 
2 ಗುಜ್ಜಿ | ಗುಬ್ಬಿ 99015 e 00 ರಿಂದ 9.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 300.00 000 00 FB @SE 
SE 1 ne Road ಭನ ನ pe ಮ RE PE ಮಷಿದಜ NS 
31 ಗುಬ್ಬಿ ! ಗುಬ್ಬಿ 99463 ದ್ನ ತಾ॥ ನಿಟ್ಟೂರು-ಹೊಸಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.60 ರಿಂದ 13.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 400.00 0.00 0.00 F.B. at Division 
NR: | PRESS ಮ PE ENE SN RRS NE - ಮಸ wl ಮ 
| ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಗೋಪಾಲಪುರ-ಉಂಗ್ರಾ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2.70 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. } 
ಗುಬ್ಬಿ | ಗು |! 99142 ಪ್‌ ಹ 300.00 j y WMM U/P 
4 i | ಬ್ಬಿ (ಆಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 0.00 | 0.00 | M 
| 8 | | ಗುಬ್ಬಿ ತಾ। ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಹೇರೂರು, ವದಲೂರು, ಬೆಲವತ್ತ, ಅರೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ, | | 
5 ಗುಬ್ಬಿ | ಗುಬ್ಬಿ 99115 ಕರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಸಿರಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.೦೦ ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 350.00 0.00 0.00 Work order to be Issued 
| \ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಕಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಪ್ರಭವನಹಳ್ಳಿ, ಜವರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಕಡಬ 
| ( 4 .00 
|) ಗ್ಜಿ ಗುಬ್ಬಿ 99480 [ರುದ ರಸ್ತೆಯ' ಸರಪಳಿ 1350 ರಿಂದ 2100" ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ "(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, | 30? 0.00 H:- | KBE, 
| ig ವಜಯ 
ee NE ಮ ಮ ಮ ಅಜ \ ಟಮ wl 
N ಗುಜ್ಜ ಗುಬ್ಬಿ 105049 ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ತುಮಕೂರು ಚೇಳೂರು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾ: 300.00 | Tin 


(ಸರಪಳಿ 40.50 ರಿಂದ 54.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 


ಆದ ವೆಚ್ಚ 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಗುಬ್ಬಿ ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 9.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ, ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನಿಟ್ಟೂರು ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದ ವರೆಗೆ 
ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.10 ಕಿ.ಮೀ ಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೊರಟಗೆರೆ ಕತ 


ತುಮಕೂರು | ಕೊರಟಗೆರೆ 


EE 
| ತುಮಕೂರು | ಕೊರಟಗೆರೆ 
| 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಊರುಕೆರೆ - ತೋವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00. 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


98906 


g8860 | ತುಮಕೂರು ತಾ. ಕೋರ ಹೋಬಳಿ ಜಂಪೇನಹಳ್ಳಿ-ನೆಲಹಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 18.50 ರಿಂದ 
19.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ್ಥ ಅಭಿವ ೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


Work completed 


Work completed 


| 12019- 20 ನೇಸಾ 


ಲಿನ ಷ ಷರತ್ತಿಗೊಳಷಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ತುರುವೇಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 


r 


| ತುರುವೇಕೆರೆ 


IM 
| ಗುಬ್ಬಿ 
| 


| 
| 
| 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಹೆಬ್ಬೂರು ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್‌ ಗಡಿ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ನೆಟ್ಟರೆ, ನಾರನಹಳ್ಳಿ 
ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.4.20 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


100802 


FB @ Div 


i 


ತುಮಕೂರು | ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
| ಕ್ಷೇತ್ರ 


| ತುಮಕೂರು 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸನ ಪೇವಸ್ಥಾನ-ನಾಗವಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, 
ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಡಿ.ಎಸ್‌ ಪಾಳ್ಯ ಜಿ.ಎ ಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಪಾಳ್ಯದ ಹತ್ತಿರ ಗುಬ್ಬಿ-ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆಗೆ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ) 


Estimate at C.E. Office 


ತುಮಕೂರು | ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
ಕ್ಷೇತ್ರ 


| 
| 
[ಖಿಮುಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗವಲ್ಲಿ-ಸಿರಿವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಬ್ಬಿ ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
(ಕೋಡಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವ್ಯ ೃದ್ದಿ) 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು gS 


| 'ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಸರಹಳ್ಳಿ ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ತೊಬರೇಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ 
113667 [ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ" (150ಎ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ" 0.00 ರಿಂದ 13.00 ಕಮೀ ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಮ ೈದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


6.25 Km Asphalt Completed 
(02/2020) 


'ಚೆನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (150ಎ) ಭೈರಾಪುರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಗೂಬೇಹಳ್ಳಿ 
113665 ಯ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-47 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 
| ರಿಂದ 10.00 8.ಮೀರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 


113979 


| 
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ-ಮಾದೀಹಳ್ಳಿ-ಭರಣಾಪುರ ಹೊಸೂರು ಕಾಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ' 


ಸರಪಳಿ "0.00 ರಿಂದ 800 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ) ' 
ದ್ಧಿ ಸಣ) 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ | ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 


| ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ | ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ 


ಚಿನಾ.ಹಳ್ಳಿ ' ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 


114064 


114002 


113823 


ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವ ದ್ಧ) | 


`ಚೆನಾ.ಪಳ್ಳಿ ಇಷಾ ಸಿಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ-ಸಾಸಲು | 
ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹ ಬಾರಿ ಅಭಿವೃ ಸ 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು Aes ಹೆಚ್‌-234 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಗಜೇಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ 
ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವ ಸಬು 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂ ಸಾಲ. -ಬೆಳ್ಳಾರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ-ಮಾವೂರಯ್ಯನಗುಡ್ಡು ರಸ್ತೆ | , 


400.00 


200.00 


150.00 


150.00 


] [ತಿಪಟೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ 


| | 
| 


; ತಿಪಟೂರು 


112396 


114837 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-47 ರಸ್ತೆ 138.64 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 142.72 


(ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿದೆ) 1) ತಿಪಟೂರು ತಾ: ರಾಹೆ-206 
906 ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ) (Pkg Ind-112396) 

2) ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಕರಡಾಳು ಸಂತೆಯಿಂದ ಕೈದಾಳ `ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಪ ದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (Pkg Ind- 112396) 

ತಿಪಟೂರು ಬಿದರಮ್ಮನಗುಡಿ-ಹುಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ' 
14.00 ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃ ೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (Pkg Ind-112396) 

ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ದೂಕು ಬಿದರಮ್ಮನಗುಡಿ-ಹುಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 
0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವ ೈದ್ಧಿ) (Pkg Ind- | 
114837) 


[ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸೂರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ina ಸೇರುವ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ ೈದ್ಧಿ 


[ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (Pkg Ind-114837) 


ತಿಪಟೂರು” ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಘಟ್ಟದಿಂದ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ' ರಸ್ತೆ 'ಅಭಿವ ೈದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (Pkg Ind-114837) 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಶಶಿವಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರುದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (Pkg Ind-114837) 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಟೌನ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
(ಜೈಪುರ, ರಂಗಾಪುರ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ವಿ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 "ರಿಂದ 8.30 


ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (Pkg Ind-114916) 


FB @ SE 


FB @ SE 


114916 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ-ದಸರೀಘಟ್ಟ ಕಿ.ಮೀ 63.00 ರಿಂದ 64.50 ಮತ್ತು 9.50 ರಂದ | 


72.00 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮುಗಾರಿ (Pkg Ind-114916) 


100,00 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ 
'ದೊಡ್ಡಮಾರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಸ್ಪ ಸೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.50 ಕ.ಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ (Pkg Ind-114916) 


160.00 


114917 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೊಣವಿನಕೆರೆ-ಗುಂಗರುಮಳೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 12.00 ಕ.ಮೀನ 
ಶೀಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (Pkg Ind-114917) 


25.00 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಜಗೂರಿನಿಂದ ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ, ೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಭಿವೃದ್ಧಿ) (Pkg Ind-114917) 


200.00 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ 
ಆನಿವಾಳ ರಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಬಳುವನೇರಳು, ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ, ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ 


18.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (Pkg Ind-114917) 


200.00 


ತಡವಾಕ ಕ ಕ್ಷತ್ರ 


'] 
ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


| 115677 


ತುರುವೇಕೆರೆ 'ತಾಲ್ಲೂಕು ತುರುವೇಕೆರೆ - ವರಾಹಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ 3.00 
ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (Pkg Ind-115941) 


| 114560 


|ತುರುವೇಕಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ - ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (Pkg Ind- 115941) 


| ತುರುವೇಕೆರೆ 


114561 


ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಗುಣಿ - ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.00 ರಿಂದ 10.50 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ 
ಹಾಗೂ ಸಂಪಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ "ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (Pkg Ind-115941) 


| ತುರುವೇಕೆರೆ 


114555 


[ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿರಾ ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಟ್ಕಹಳ್ಳಿ ವಯಾ`ಯರದಹಳ್ಳಿ - 
ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಿಂದ 8.20 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (Pkg In- 
\115940) 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


114557 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳಕೆರೆ - ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಮತ್ತುಗದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆನಡಗು, 
ಜನಾರ್ಧನಪುರ - ತುರುವೇಕೆರೆ - ವರಾಜಸಂದ್ರ ಪಿ.ಡಬ್ಬ್ಯೂ ಡಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (Pkg In- 115940) 


! ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


Bes I LS 


113606 


ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚಿಹಳ್ಳಿ - ಮಲೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 
ರಿಂದ 8.00 ರವೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ps] 


ತುಮಕೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ 


| ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 
3 3 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ನೇತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 
Ee] LAN SNS SN NS NEEDS CI 
| | ಹುಮಕೂರು, ತುಮಕೂರು ನಗರದ ರಾ.ಹೆ-4 ರಿಂದ (ಅಗ್ನಿಃ ಶಾಮಕ ಠಾಣೆ) ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ. 
1 | ತುಮಕೂರು ಜಾ 113698 ಇ 206 ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
| ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವ್ಮ ೈದ್ಧಿ) 
TT ls p ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬಟವಾಡಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಸಾಬರಪಾಳ್ಯ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ಗ. 
2 | ತುಮಕೂರು wa 113699 ನ ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 "ರಿಂದ 2.40 8.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
| ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವ್ನ ೃದ್ಧಿ) 
ತುಮಕೂರು | ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೆಕೋಟಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಮೆಳೆಕೋಟಿ ಕೆರೆಕೋಡಿಯ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 
3 | ತುಮಕೂರು | ಬ್ಯ 1489 ರಿಂದ 0.50 8.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದಿ) 
| ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನವೀಕರಣ - 
12018- 9 ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಭಾಗ) oo 
MY Nip ತ _ SSE NS as 
| ಳ್ಳಿ ~ ಮೀ. 12. 4 .ಮೀ. 
| | ಚಿನಾ.ಹಳ್ಳಿ 'ಚಿನಾಸಳ್ಳಿ 98801 ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹೊಯ್ದಲಕಟ್ಟೆ. ಪಿಲಾಲಿ ರಸ್ತೆ ಸ್ನೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 12.00 ರಿಂದ 13.60 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಕಾಮಗಾರಿ 
SNR CS eS SESE SN ERS: he 
-ತಿ .ಮೀ. 1. K 
} | ನಾಸ್ಯ ನಾ ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ | 98770 ಹ ತಾ. ಹೋಚಕಟ್ಟೆ-ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 150 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
| L ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
೨ | ತುಮಕೂರು | RR ee [ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗೂಳೂರು ಹೊನ್ನುಡಿಕೆ ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 8.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ' 


| ತುರುವೇಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಕ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


12019- -20 ಸ ಸಾಲಿನ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು" 


| 
| 
| ಅಂದಾಜು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಮೊತ್ತ 1 ಅದವೆಚ್ಚ ಣಿ ಮೆಚ್ಚ 
| 
me a SWS 
| 415.00 | 0.00 0.00 
475.00 0.00 0.00 
0.00 
80.00 ' 0.00 0.00 
I _} EN 
50.00 | 000 |! 000 
el [ 
200.00 | 000 | 000 


FB Approved 


FB Approved 


F.B. at SE 


| ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (01/2020) 
Ji 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (11/2019) 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


100801 


[ಗುಬ್ಬಿ ತಾ। ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ। ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ. | 


ಚೀರನಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ, ಸಿಂಗೂನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರಿಗ ರಸ್ತೆ ಮರು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು. ಬಾರಿ ಅಭಿವೃ ೃದ್ಧಿ) 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-03- 101-0- 02-132 ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ. ಸೇತುವೆಗಳು ' 


2017- 


-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1 


ಗುಬ್ಬಿ 


1 ಗುಜ್ಬಿ 
| 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ - 206 ರಿಂದ ಕಳಿಪಾಳ್ಯ ಸ್ಥಿ, ಪ್ರಭುವನಹಳ್ಳಿ ಜವರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ 
ಕಡಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 22.90 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ (ಕಡಬ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


| 
| ವಿಧಾನ ಸಭಾ | ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಅಂದಾಜು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಕ್ರ ಸಂ| ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಲೇತ್ರ | ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತ್ತ ಆದ ವೆಚ್ಚ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
| 
iF OS SR EN SE RG ye SR RE; - NE RSET NR 
: 
| | 
[ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ - 206 ರಿಂದ ಕಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ, ಪ್ರಭುವನಹಳ್ಳಿ ಜವರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ | 
.00 i x i 
2| ಉಳ್ಳಿ ಹಚ್ಬ ಕಡಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 24.50 ಕಿ.ಮೀರಲ್ಲಿ (ಕಡಬ ಕರೆ ಕೋರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1809 A489 MS | LDERLAL IDK beled 
f 
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಹಾಗಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೀರ್ಥಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ | 
1 | ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ , ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 98746 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.70 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 100.00 53.20 53.20 | Work Completed (12/2019) 
| | ಕಾಮಗಾರಿ \ 
ನ ಎ | ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಪೋಚಕಟ್ಟೆ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ |. | KS SAK | 
2 ' ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ! ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ (98795 kl A ಷ್‌ 8 100.00 60.22 60.22 Work Completed (12/2019) 
| | ಕಾಮಗಾರಿ 
| ES SNE pn Ee ನ _ NW ಮ ಭಾ 
| | | ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಗೋಡೆಕೆರೆ-ಕಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.30 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ | 
3; ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ | ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ (98840 | Y ನಿಮಟ ಮಿರಿ 100.00 6590 | 6590 Workcompleted 09:2019 
ಸಾವ ನ ಗಾ - ನ್‌ ಮ Per ಕ್‌ a | ನ್‌ 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಂದನಕೆರೆ-ಬರಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ r 
4: | ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ | ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ WS 3 ¥ ನಿಮಾಣ ಕಾಡೆಗಾರಿ 50.00 | Formation U/P 
| 1 1 | ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಿಪಟೂರು ರಸೆಯ ಕಮೀ. 223, 100, wm | 
ತಿ.ನಾ. ನಾ. > ೪ ಕ ೪ ವಿ 00 K 
8 | ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ | ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ (R27 12.00 ಮತ್ತು 12.30 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 200.0 0.00 0.00 | 2 CD box completed, 2 CD UIP 
PO } A ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹೋಯ್ದಲಕಟ್ಟೆ-ಪಿಲಾಲಿ ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | § 
6 | ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ  ಜಿನಾ.ಹಳ್ಳಿ (99070 ೪ Nr Ld kk 150.00 0.00 0.00 | 1DeckLaid 1 Deckto be laid 
| L_ ಕಾಮಗಾ 
Gs ಗುಬ್ಬಿ ತಾ. ಟಿಸಿಬಿ ರಸೆಯಿಂದ ಯಕ್ಕಲಕಟೆ ಶಿವಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮತಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸೆಯ ig 
8 ಬ pr) kK) [A pr) pr) .00 KS 
£ ಮಚ್ಚಿ ಥಚ್ಛಿ 10596 ಕಿಮೀ.0.10ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 60 0.00 0.00 TB @'Division 
Pg ಈ 105935 | ಗದ್ದಿ ತಾಎನ್‌ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಜಿಟೆಂಪಲ್‌ ಸಿರಿವರ ಮಾರ್ಗ ಕೆಕೆ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ fee i | 
ಬ ಣಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.11.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ k 040 900 Reopmatleniyl 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ರಾಜೆ 3ರಿಂದ ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ನಿಡಸಾಲೆ, ಚಲಮಸಂದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಡಸಾಲೆ- | | 
9 | ಕುಣಿಗಲ್‌ | ಕುಣಿಗಲ್‌ 1102153 | ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:14.25 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 300.00 0.00 0.00 FB at SE 
| | | ಕಾಮಗಾರಿ 
SE OE A ನಾ SR ಜಾ RE ಮ ಮ ವ ಮ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ :5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ : ( ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) 
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹ A i ES aE ಸ 2 ಸ Y 
| | | ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಯ್ದಲಕಟ್ಟೆ-ಪಿಲಾಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 | 
ಚಿ | ೪ Gd ಮಿ (1 pe) W K 
ತುಮಕೂರು | ನಾ ಹಳ್ಳಿ ಕಣಕೆಸ ಕಾಂಟರರಣ' ಮಡಗಿ 100.00 0.00 88.42 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


3 ಸ ಕು ಮಗಾರಿ ವಿವರ ಅಂದಾಜು; [೫ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ | ಮನ್ಸು ಆ ಷರಾ 
6] ತಾಲ | ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾ ಮೊತ್ತ ' ಆದ ವೆಚ್ಚ 4 5 
| RL NE SR RS LA SEN UNS U (SONS R WS SR oo 
123 | 4 5 iB OE ON Ep 
| ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಯ್ದಲಕಟ್ಟೆ-ಪಲಾಲಿ ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 6.00. | | | 
| | 2 | | ಗೊಂಡಿದೆ. 
2 | ತುಮಕೂರು ಬಿನಾ ಹಳ್ಳಿ| ಮತ್ತು 12.00 ರಿಂದ 13.60 ಕಿ.ಮೀ: "ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 48. 828 ಕಕತ | ಸಾರೀ 
ಸತ ಗ 3 ಕ ಹ ರ ಸ TE 
po 3 ಸ್ತ > | EE ಕ 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
3 ' ತುಮಕೂರು |ಚಿನಾ ಹಳ್ಳಿ! 103772 ಖು 80.00 i 
| ಸುಹಸೂಡು | ಪ ಈ ಹಳ್ಳ [ipsa ಚುಂಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಕೋಡಿವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ನ ದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | | ೪ರ 0 Remshe 5A 
| | | 
ಬ J ವ ಸೆ ಇ] PN ತಮನ ಈ ಮಟ | ಮಾಮಿ SN NEE ಮ 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150(ಎ) -ಸಾಸಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ | \ 
| ತಿಗಳನಹಳ್ಳಿವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ "ಬದಲಾಗಿ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು | | | 
4 | ತುಮಕೂರು [ಚಿನಾ ಹಳ್ಳಿ| 103788 | ಮತಿಘಟ್ಟ ರಸ್ತ ಸೆಯಿಂದ ''ಹೆಸ ಸರಹಳ್ಳಿ ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ತೂಬರೇಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 9000 | 00 000 | TB @ Div 
| ಹೆದ್ದಾರ(150ಎ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 5.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ | 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
oO SAS i ೨ ಕನಹಳ್ಳಿ - ನ ರಸೆಯ ್‌] OO oo Kr 
5 | ತುಮಕೂರು | ಚೆ ನಾ ಹಳ್ಳಿ! 105097 ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಕ 'ನಾಯ' ನಃ ಮತಿಗಟ್ಟ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಸ್ನೆಯ 46 | 000 ದ isc 


ಮುಂ ಏವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಸರಪಳಿ 7.00 " ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


6 | ತುಮಕೂರು | ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿಡಿಗ ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 75.70 ರಿಂದ 80.50 
ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ' ಕಾಮಗಾರಿ 


0.00 ರಿಂದ 7,00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಸ್ತ ಅಭಿನ್ನ ೈದ್ಧಿ' ಕಾಮಗಾರಿ 


111760 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಅಚ್ಜೆನಹಳ್ಳಿ - ವಡವನಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊಣಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 


Work completed 


gy ¢ ES 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಗ್‌ ಎಸ್‌. ಪುರ-ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಣಗೆರೆ, ಕಾರ್ಸ್‌] 
ವಡ್ಡರಕುಪ್ಪೆ ತೆರೆದಕುಪ್ಪೆ ಮೂಲಕ ಮಾಗಡಿ ಗಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:6.50 
ರಿಂದ 8.00ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು 
ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 


Work completed 


UIP 


44.76 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 


| ಆದ ವೆಚ್ಚ 

CRIN NS RE SES EC WOE cl ಮ SR RS SN ER SS 0 al 
\ | ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತ್ತಗೆರೆ-ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ-ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಣಗೆರೆ, ವಾಣಗೆರೆ 
\ | 3 ಎ ಅಗಿ 

10 | ತುಮಕೂರು | ಕುಣಿಗಲ್‌ ' 104228 ವಡ್ಡರಕುಪ್ಪೆ ತೆರೆದಕುಪ್ಲೆ ಮೂಲಕ ಮಾಗಡಿ ಗಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ;6.55 80.00 000 | 0.00 Work completed (02/2020) 
| | | ರಿಂದ 7.35ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 
| ಮ್‌ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಹೆ 85 ರಿಂದ ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ ಉಜ್ಜನಿ, ಹಿತ್ತಲಪುರ ಮೂಲಕ § oo 8 oo § 

11 | ತುಮಕೂರು ! ಕುಣಿಗಲ್‌ | 103993 ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:9.25 ರಿಂದ 11.00ಕ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ 143.45 0.00 0.00 | Physically Compl;eted (01/2020) 


A, 
ಮಿ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


14 ಯ 


Nell .206 ರಿಂದ ಕಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಪ್ರಭುವನಹಳ್ಳಿ ಜವರೇ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುಬ್ಬಿ ರಾ.ಹೆ ಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ 
12 | ತುಮಕೂರು | ಗುಬ್ಲಿ | 103406 ಕಡಬ ಸೇರಿರುವ” ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 11.00 ಯಿಂದ 13.80 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 17.70 180.00 0.00 000 | UP 
| | ರಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 
FM | ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ. ಟೆಂಪಲ್‌ ಮಾರ್ಗ ಬಸವಣ್ಣನಗುಡಿ - oy § 
3 ರು ಕ ಣು i] i ? 
13  ತುಮಕೂ ಗುಬ್ಬಿ 103292 ಚಂಗಾವಿ ಕಮೀ 6.00 ರಿಂದ 10.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 77.7 39.10 39.10 | Physically Compl:eted (01/2020) 
ಕನ ಗುಬ್ಬಿ 1ತಾ॥ ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ 14.60 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ | i Wg ಹ 
14 ಕೂರು ' ಬ್ಲ 295 ಬ ಏ ಥ್‌ - 90.00 
|'ಅಪುಕೂರು ಗುಬ್ಬಿ WN ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 0.53 0.53 Work UP 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ :5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ § § § MC 
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ETS TS ೫ ಸ p ್ಲಷ 3 
gk | ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಕೆರೆ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ | WK 
1 ತುಮಕೂರು ! ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ / ka ¥ 43) ki ವ 8.00 0.00 5.65 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ | 
ನ _ ವ SN SS ತ ಮ ಮಾ ES - -- 
& ual a | ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದುಗಡೀಹಳ್ಳಿ | ಸ್ಮ | | ನಾ 
| ಸಃ . )o: 4 
i ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 0.60 29ರ | ಶಾ 
——— W K ನತ A § | Ny 
$ | ತಾಮಕೂತು | ಟಿನಾಹಳ್ಳ | ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರೆನಡು ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ood AS ಯ li 


5 | 


ತುಮಕೂರು 


| 
103956 | 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಡಕೆಗುಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಲಕ್ಕೇನ 


ಹಳ್ಳ 


ಮುಖಾಂತರ 


| 
l 


ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ | 7. 

Mi ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.234ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ WEB | oe 0.90 WR 
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ] MS SSE RARE 
L- ಹ ನ ತಟ 2 pd ಸ Fi a ಫಾಘಾ' SEAN ಕ ೬] — ERE SRC 

ಅನುನು | ಹರುವಹಕಿ | ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ದೊಡ್ಡಗು ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಪಿಗೆ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ 65.79 AE MA ಮಗಾ ಪನಸರವು 


Work completed 11/19 


Work U/P 


ಗುಬ್ಬಿ 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಪುರ, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ನಿಟ್ಟೂರು ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 28.00 ರಿಂದ 29.90 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


126.88 


Work completed 


T 
| 
i ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಇಂಡೌಂಟ್‌ | ಅಂದಾಜು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಕ್ರ ಸಂ] ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತ್ತ | ಅದ ವೆಚ್ಚ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 
| | 
| \ 
| ವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಬ್ಬಿ ತಾ: ಸಿ.ಎಸ್‌. 
6 \ ತುಮಕೂರು | ತುರುವೇಕೆರೆ 103175 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 17.50 11.413 11.13 
| ಕಾಮಗಾರಿ. 
\ | ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಭಾನಸಬಾ pe ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಡಿ.ಕಲ್ಕೆರೆ ರ ಗುದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ | 
ತು: .00 | 
7 ತುಮಕೂರು | ತುಶುವೇಕರ | 194769 | ರ್ರ ಗಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ Ww oars sume, | A | oo | a | 
| - | | | 
ಜು ——— = - R — ಮಿಮಿ ke — 
| ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಬಾ ಕ್ಷೇತದ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಡಿ.ಬಿ.ಹಟ್ಟಿ ಗಮದ ಮುಖ್ಯ I | 
8 | ತುಮಕೂರು i ತುರುವೇಕೆರೆ 104773 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ.ಬಿ.ಹಟ್ಟಿ ಸಿ ಮುದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ Rusk 10.00 0.00 000 
\ | ಕಾಮಗಾರಿ. | | 
WS es reel ಮ R ಮನಸ NES A RS Be 
| ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅರಳೀಕೆರೆ | | | 
9 | ತುಮಕೂರು | ತುರುಷೇಕೆರೆ 104771) | ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 17.50 0.00 | 000 1! 
| ಕಾಮಗಾರಿ | 
dl _ | SO SES RS ನವಮ NS SR _ Wu - 
j ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನೀರಗುಂದ | 
10 ತುಮಕೂರು | ತುರುವೇಕೆರೆ 103544 1ಮದಿಂದ ನೀರುಗುಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. 10.00 1! 0.00 0.00 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ \ | 
| SEER Ke SS \ 
| | ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳದಹೊಸಹಳ್ಳಿ-ದೊಡ್ಡಾಘಟ್ಟ \ | 
11 | ತುಮಕೂರು | ತುರುವೇಕೆರೆ 103537 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದಘಟ್ಟ' ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 11.44 0.00 000 
ಕಾಮಗಾರಿ | 
[ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು” ? : i 
OS OT ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ಇಪ್ಪಾಡಿ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಪಾಳ್ಯ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನಪಪಿೌಳ್ಯಹ ೨ಣಸೇಕೊಪ್ಪ 
| | ; ಇಪ್ಟಾ f p 0 » | 98.68 
12. ಸುಮಳ i ಬಣಿಗಲ್‌ | ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 4.60 ರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 500 | 98.90 | 
ಹೊಸ WARE TTT ee 
\ Ks Ku ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33 ರಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಕುರುಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ | | 
13 | ತುಮಕೂರು ಕುಣಿಗಲ್‌ 110084 | ಯಲಿಯೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1,25 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 3,50 Rr 4 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 183.55 0.00 0.00 
| | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | | 
ಸ l ೫ A ವ - 
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳೂ. ಸ 4 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ | ಇಂಡೆಂಟ್‌ | ಅಂದಾಜು |ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ | 
'ಮಗಾರಿ ವಿವರ ಇ 
ತಾಲ್ಲೂಕು | ಸಂಖ್ಯೆ | ಗ ಮೊತ್ತ | ಅದವೆಟ್ಟ | “ನೆಟ್ಟ Ny 


| ಗುಬ್ಬಿ ತ ತಾ॥ ಚೇಳೂರಿನಿಂದ ಹರಿವೇಸಂದ್ರ, ನಿಂಬೆಕಟ್ಟೆ ಬಿದರೆ ನಾರ ಮಣ್ಣೇಮಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 
15 | ತುಮಕೂರು ಗುಬ್ಬಿ | 103072 [ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.60 ರಿಂದ 6.30 $.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಿವೇಸಂದ್ರ, ನಿಂಬೆಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು 130.00 0.00 000 
| ಬಿದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ನ ದ್ಧಿ | 


| ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಹೊಸಕೆರೆ-ಹುಯಿಲುದೊರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.30 ರಿಂದ 0.65, 11.50 ರಿಂದ 12.50 
ತುಮಕೂರು | ಗುಬ್ಬಿ 102961 [ಕಮೀ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 17.63 ರಿಂದ 18.40 ರವರೆಗೆ ಹೊಸಕೆರೆ ,ಸುಂಟರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 95.30 0.00 0.00 Work completed (01/2020) 
| ಕಾಳಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 


; 5054- 04-337-0-01-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃ ದ್ಗಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಣದಾಳು ಗಾನುಖೆಂಬಾಲಿ ಕುರಿಷಟ್ಟಿ ಎಸ್‌ಟಿ. ಕಾರೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿಪಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೆ.ಸಿ.ಪುರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿ ತೂಬರೇಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ, 
wiissdnual ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


10.00 7.11 741 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ-150(ಎ) ರಿಂದ ತೂಬರೇಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ 
ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.90 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಹಟ್ರೋಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕನಮಗಸರ 


66.72 0.00 0.00 Formation U/P 


oN ES | baad | ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪ - ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ 34.66 ಹ PR 
| kd A | ೯: i 
| ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್‌.ಟಿ.) 7.84 26.69 ಕಾಂ 


ಲ £ joes - k K ನಾ 
2 | ತುಮಕೂರು ! ತುರುವೇಕಿಕೆ | 103174 ತುರುವೇಕರೆ ಎಧಾನಸಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಗುಬ್ಬಿ ಯಡಿಯೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜನ್ನೇನ ್ಸ ಗಮದ 


f ! ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 0 | 688 6.58 | Work completed (10/19) 
ik \ 


pe ಮಾಮಿ ವ ಮಾಮ್‌ ಮಜ ps L ಜಮ Ee 


ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ” ಹೋಬಳಿ ಬುವನೆಹಳ್ಳಿಯಿಂದ id \ 
ಬುವನಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ” 11.70 11.70 Work completed (01/20) 


3 ಗುಚ್ಚಿ | ತುರುವೇಕರೆ | 104762 


| 
| 
| 


4 


p 
y ನ್‌ 


| ತುಮಕೂರು | ತುರುವೇಕೆರೆ 


| ಸಂಖ್ಯೆ \ 
So ETE ನನಾ 
| 103553 ನುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗ್ಗರೆ -ಮಾರಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 


ಆದ ವೆಚ್ಚ 


“ 


| p \ | | 
| I 
| ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಡೌಂಟ್‌ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ | | 
ಕ್ರಸಂ / ಫಡ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಸ | ಒಟ್ಟು ವೆ ಷರಾ 


'ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಸ 


ಮಾರಸಂದ್ರ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


RSs 


ಕುಣಿಗಲ್‌ 


104229 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತ್ತಗೆರೆ-ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ-ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಣಗೆರೆ, ವಾಣಗೆರೆ 
ವಡ್ಡರಕುಪ್ಪೆ ತೆರೆದಕುಪ್ಪೆ ಮೂಲಕ ಮಾಗಡಿ ಗಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿಃ॥1.25 


ರಿಂದ 12.85 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


[ರಂದ 24.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲೂರು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 23.40 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


oR 


4 


[SS 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಟಿ.ಸಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಕ್ಕಲಕಟ್ಟೆ, ಶಿವಪುರ, ಓಬಳಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 


7 : ತುಮಕೂರು ಗುಬ್ಬಿ 102962 |ರಸ್ತೆ.ಕಿ.ಮೀ 0.20 ರಿಂದ 2.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ. ಯಕ್ಕಲಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಶಿವಪುರ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ 86.47 | 7310 73.10 ! Work completed (01/2020) 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ 
[ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥ ಬೀದಿಯ ಎದುರಿನ ಎಸ್‌ಸಿಕಾಲೋನಿ | | | 
ನಗರ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 14.32 0.00 ' 000 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
& ಯಿ ಲೆ ಯು ಮಾಮ ಸ R ಬ ಆ ————l e ಎ —— ಮಿ 
2 |ಹಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸತ್ಯಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2500 | dod sind ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಗರ ಕಾಮಗಾರಿ. | : i 
( a SE ಸ್ಯ ಮಾ ಹ ೭ ES NS ಜಾ ಧಮ ಮದರ 
ತುಮಕೂರು | | 
3 ತುಮಕೂರು ನಗರ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ದಿಬ್ಬೂರು ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 20.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 
[a ಜು Wi CT ಗ್‌ — ಮಿ dl — ವಾ RG we 
4 ತುಮಕೂರು ನಗರ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಯಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ |! 37,41 37.26 | 3726 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
pee EE SS «3 CS ET RE SSS SS ಸಾರವಾದ 
'ಮಕೂರು ಪಾ | 'ಮಕೂರು ನಗರದ ಕುರಿಪಾಳ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯ: ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರ 'ಮಾಃ। 'ಮ; | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5 |ತುಃ ನಗರ ತು ನಃ ರಿಪಾಳ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 10.00 2.60 6.81 ಾ: 
A pe ನಗರದ ನಿರ್ವಹಣಿ ಲೇಔಟ್‌ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(3ನೇ | 5060 ils | ಜಮೆ: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತೆ 
| ತುಮಕೂರು | ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ನರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು CR eS ANN 
| 'ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
TSE ನಗರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. - | 2000 0.00 0.00 ಕಾನಾ ಮ 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಆದ ವೆಚ್ಚ 


!ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮರಳೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 
| 
| 
| 
| 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


'ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ದಿಬ್ಬೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತುಮಕೂರು ನಗರದ ದಿಬ್ಬೂರು ಎಸ್ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಘನವಾಲ್‌ 
ಮನೆಯವರೆಗೂ, ವಕ್ಕೋಡಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಮೇಶ್‌, ಯೋಗಿಶ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೂ, ಹಾಗೂ 
'ಡಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ರವರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


!ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೇಳೆಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಜಣ್ಣನ ಮನೆ 
ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಡೀಪೋ ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸದಾಶಿವನಗರ 1ನೇ ಮೈನ್‌ 1ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್‌ ಎಸ್ಸಿ ಜನಾಂಗದ ನಿಂಗಪ್ಪನ ರಂಗಪ್ಪನ ಮನೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


P-1 Work completed (01/2020) 


103022 


|ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಚೆನ್ನಪ್ಪನ ಪಾಳ್ಯದ ಬಾಲಾಜಿ ಮನೆ, ಗಂಗಯ್ಯನಪರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಮಲಮ್ಮ ರಾಯಪ್ಪ 


ಮನೆ, ಹಿರಯ್ಯನ ಮನೆ ಪಾರ್ಕ್‌ ಮುಂಭಾಗದ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ' 


ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜಯನಗರ ಪೂರ್ವದ 4 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಿ. 
'ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


| 


ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜಯನಗರ ಪಶ್ಚಿಮದ ೨ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎಡ ಮತ್ತು 1 ನೇ ಲಿಂಕ್‌ ಹಾಗೂ ನೇ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ನೇ ಅಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


P-2 Work Completed (12/2019) 


ತುಮಕೂರು ನಗರದ ನೃಪತುಂಗ ಬಡಾವಣೆ ದತ್ತಾತ್ರಯ ಆಶ್ರಮದ ರಸ್ತೆಯ ಮತ್ತು 1ನೇ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


P-2 Work Completed (12/2019) 


ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ: 23ರ ಉಪ್ಲಾರಹಟ್ಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿಯ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಲ್‌ ರಾಜು 
ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


P-3 Work Completed (12/2019) 


103015 


ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶ್ರೀನಗರ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಜೋವಿ ಜನಾಂಗದ ತಿರುಮಲ್ಲೇಶ್‌ ನವರ ಮನೆ, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ 
ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಹಾಗೂ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಈರಪ್ಪನವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ. 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ Package-4 


P-3 Completed (01/2020) 


[ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಎನ್‌, ನಗರ 3ನೇ ಕ್ರಾನ್‌ ಹಟ್ಟಿ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದ ಸಿಸಿ. 
ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


P-3 Completed (01/2020) 


ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಪಶ್ಚಿಮದ 1ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವದ 
2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 2ನೇ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


P-3 Work Completed (12/2019) 


| 


ತುಮಕೂರು 


[ತುಮಕೂರು 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ತುಮಕೂರು ನಗರದ ದೇವರಾಯ ಪಟ್ಟಣದ ಉಮಾಪ್ರಗತಿ ಶಾಲೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. | 


ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಎಸ್ಸಿ ಜನಾಂಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


SO: sss: 


103009 


ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸೆಕ್ರಡ್‌ ಹಾರ್ಟ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪಕ್ಕದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ 12 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಜೈನ್‌ 
ವಾಟರ್‌ ಸಫ್ಪೈ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಠರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ Packago-4 


Work completed (12/2019) 


0.00 | P-4 Completed (01/2020) 


ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕುರಿಪಾಳ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
!Package-4 


P-4 Completed (01/2020) 


ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜಯಪುರ ತಿಲಕ್‌ ಪಾರ್ಕ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪಸಿದ್ದನಪಾಳ್ಯ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ Package-4 


[ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಬೋವಿಪಾಳ್ಯದ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತದ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸೆಯ 1, 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ 


ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಬಡಾವಣೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಕಾಲೋನಿಯ 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ 1ನೇ .ಹಾಗೂ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಫಕೀರ ಪಾಳ್ಯ ಪಕ್ಕದ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಗರ 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ 


ಮುಂದುವರೆದ” 


RE NET 


ಕಾಮಾ 


pe 
Mh A 
ತುಮಕೂರು ತಾ, ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆ ದಕ್ಷಿಣದ 8ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 3 ನೇ ಮತ್ತು 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ [| 


Work Completed (01/2020) 


Work Completed (01/2020) 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ದೊಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


(PACKAGE-1 ) ತುಮಕೂರು ತಾ, ಸಾತಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ವೀರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾದಿ, 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


| ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


5 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹೆಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗಾರಪ್ಪನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಬಿದರಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


|(PACKAGE-2 ) ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗರಗದಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಗೇಪಾಳ್ಯ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಪಾಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಪಂ. ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಕೆಸರಮಡು ಗ್ರಾಪಂ. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


(PACKAGE-4) ತುಮಕೂರು ತಾ. ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಂಗೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹೊನಸಿಗೆರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುದ್ಧಹನುಮಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಮಜರೆ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಮಸ್ಕಲ್‌ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜೋಗರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗಂಗೋನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೋಡಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


 |ತುಮಕೂರು ತಾ. ಸೀತಕಲ್ಲು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗುಂಡಿನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಶೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಸೀತಕಲ್ಲು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಕ್ಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾರೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಬೆಳಗುಂಬ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತುಮಕೂರು ಠಾ. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಾಣಾವರ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಸೀಬಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ 
ಚಿದಾನಂದರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಿಕ್ಕನಾರವಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಶೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(i i F SE 
(PACKAGE-1)ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅರೆಯೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆ.ಪಾಲಸಂದ್ರ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋಧಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (10:19) 
' ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (11/2019) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (01/2020) 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


(PACKAGE-2) ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಕಲ್ಲು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಓಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋಧಿ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗರಗದಕುಪ್ಪೆ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ [ 


ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ | 


ಆದ ವೆಚ್ಚ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಸಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಸ್ಕಲ್‌ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಿಕ್ಕಕೊರಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹನುಮಂತನಗರ ಬಡಾವಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


; ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (10:19) 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ. 


[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (01/2020) 


ತುಮಕೂರು ಠಾ. ಸೀತಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


re 


103036 


103055 


103030 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಮಸ್ಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಿದರಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-5 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹರಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೈಚಾಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
'ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-5 

[ತುಮಕೂರು ತಾ. ಪರಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
[ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌--5 


ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(2ನೇ ಹಂತ) ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-6 


ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-6 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹರಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ' 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


103052 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹೊನಸಿಗೆರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ಚರ ಬಡಾವಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(2ನೇ ಹಂತ) 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ನಾಗವಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ | 


107587 


107882 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಗೌರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಉಳಿಕೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಚಿನಗ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 


| ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 8:19 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Work completed (01/2020) 


| Work completed (02/2020) 


Work completed (02/2020) 


Work completed (12/2019) 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


\ 
ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 


ಆದ ವೆಚ್ಚ 


5 


107848 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಗುಂಡಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಉಳಿಕೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Work ರ (12/2019) 


107835 


'ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಹರಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಉಳಿಕೆ 
[ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


Work completed (12/2019) 


107843 


[ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಬಿಟ್ಟನಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ * ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ | 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Work completed (01/2020) 


107572 


[ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಠೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ನೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Work completed (12/2019) 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಕೋರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Work completed (12/2019) 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಕ್ಕೆಗುಡ್ಡ ಕಾವಲ್‌ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(8:19) 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳಿಕಲ್ಲು ಪಾಳ್ಯ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(9:19) 


[ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಮುಸುಕೊಂಡ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(8:19) 


[ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಜಿ.ಹರಿವೇಸಂದ್ರ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(7:19) 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಬ್ಯಾಡಗೆರೆ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹೋ ಹೊರಕೆರೆ ಎ.ಕೆ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ' 


[ಸಂದೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(1: 9) j 


ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(719) 


'ಬೆಲವತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂದಿ ಜೋಗರ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಯ್ಯನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪುರ ಎ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ' 


ಎಂ.ಎಸ್‌. ಪಾಳ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸುರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಜರೆ ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಮಣಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಜಯಮ್ಮರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


'ಬಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಆರ್‌. ಬಸವರಾಜಯ್ಯನವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೀಲಕಂಠಯ್ಯನವರ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(7:19) 


| 
A tS 2 SS ES ದ ಟಿ 
| ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹೋಬಳಿ, ನಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಮಾರಮ್ಮ ಖಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ \ 
ಗು ಗು 9914 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
16) ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ನ್‌ಸಿ ಚುಂಚಯ್ಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 600 | 40 40 
Sl SE ಹಾ ಆಮ dle A SE 
} 1 ಕಡಬಾ ಹೋ, ಚೆಲವತ್ತ ಗ್ರಾ ಸ್ರಾಪಂ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ನವರ ಎ.ಡಿ ಕಾಲೋನಿ ಎನ್‌.ಎಸ್‌. .ರಸ್ಕೆಯಿಂದ | | 
I H 9766 | | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7, ಗಚ್ನಿ ಗುಚ್ಛಿ 976  [ಥಂದಿಜೋಗರ ಚಿಕ್ಕು ವೆಂಕಟಯ್ಯನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 500 ಮೀಟರ್‌. 80 | Ss | 
18 ಗುಬ್ಬಿ | ಗುಚ್ಛಿ | 9978 ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ oo | 437 | 437 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ' 
gp] ಎ SE rs ನ FE EES | 
19' ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ 99721 |ಉಂಗ್ರ ಗೋಪಾಲಪುರ ರಸ್ತೆ ಚೆಂಗಾವಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಪ್ಕ ೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 0.00 ! 000 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(9: LN 
WE ARES § ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹೋ ಮಾಸ್ತಿಪಾಳ್ಯ' ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ Wi £4 SE occa SSS 
| J ಗು 99925 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(9:19) 
2೫| ಜಜ್ಜಿ | ಬ್ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | 704 | 704 ( 
wpe ಮದ ಗ ಟೂವಿವಭನಟಟ ನ RR | dh ವಾವ 
21| ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ 99917 ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ನೆಟ್ಟೆಕೆರೆ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 3.99 | 399 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(12:19) 
Ses | Bp, ವಿದಾನ RE ಧನ ಸನ ec ae ee 
22: ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳಿಕಲ್ಲು ಪಾಳ್ಯ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 70.00 0.00 | 000 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಜ್ಜಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರವಲ್ಲೇಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ' | 000 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
|| m ಗುಬ್ಬಿ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣನಕಲ್ಲು ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 000 ಕಾಮಗಾರಿ ನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
26 ಗುಬ್ಬಿ | ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿತಾಲ್ಲೂಕು ಸನಾಸ್ಯಸವಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| | 
— | EE rN AS ಮುಖವೂ le 
27| ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ಸುತ ಈ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಮಾರನಪಾಳ್ಯ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ 8 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
28 ಗುಜ್ಜ | ಗುಜ್ಜ | ಗುಬ್ಬಿ ತಾಗ ತೊರೆಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿಕಾಶೋನಿಯೆಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 22.91 134 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
29] ಗುಜ್ಜ ಗುಬ್ಬಿ | ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 8000 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
30 ಗುಬ್ಬಿ | ಗುಜ್ಜ ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ' 
ಜ್‌ Il ವಿರಾ ವ 
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಸ ಹ ENN Ba ESE SES 
1) ಗಚ್ಬಿ 1 ಗೆ್ರಿ | 0303 “J p-1 Work Completed (01/2020) 
2 ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ನಟ 
3 ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ಪ್ಯಕೇಜ್‌-2 | 2284 39.18 39.18 
———————| 102986 -— - me re —— P-2 Work completed (01/2020) 
4 ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಕಚ್ಛೇನಡಳ್ಳ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-2 ' 34.35 | 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಸೆಣಬನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 


ಆದ ವೆಚ್ಚ 


5 


9 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಚಿಕ್ಕಹೆಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


103064 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 'ಬೆಲವತ್ತ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


103056 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆನ್ನ ಸಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ದ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


Work completed 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಖಿಯೂರುದುರ್ಗೆ ಹೋಬಳಿ ಬೆಣಜಕಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ಉಜ್ಜನಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


Work completed (01/2020) 


NN UIST UATE EUT- 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ 3ನೇಬ್ದಾ್‌ 
ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಲಾಪುರ ದಾಖಲೆ ಕೆಂಚಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ' ಹೋಬಳಿ ಶಿವರಾಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
ಮತ್ತು ಶೃಂಗಾರಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಗಂಗಾಪುರ ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಮತ್ತು 
ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುತ್ರಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಆಲ್ಫೆರೆ ಗಾಮದ ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯ ಗಾಮದ ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಗೊಟ್ಟಿಕೆರೆ ಗಾಮದ ಮತ್ತು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ 
ಚನ್ನತಿಮ್ಮನಪಾಳ್ಯ ಗಾಮದ ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


[Construction of CC Drain And CC Road at Villages bommenahalli, Ippadi, 


Kutharahalli, Navagrama, gottikere Hosarangaiahnapalya, Madugonahalli, And 
Belidevalaya villages SC Colonies 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ನಂಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಉಳಿಕೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


| ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (11/2019) 


10 


ಕುಣಿಗಲ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಕುಣಿಗಲ್‌ 


99303 


1 SES. ES 


[ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿಯ ಅಣತಿಹಳ್ಳಿ, ಪಿ.ಹೆಚ್‌ ಹಳ್ಳಿ, ಕೀಲಾರ 
ಕೊರಮರಹಟ್ಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಹುತ್ರಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿಯ ಗುಳ್ಳಳ್ಳಿಪುರ, ರಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯ 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಬಿದನಗೆರೆ ಲಾಳಾಪುರ ಹೊಸೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕೆಂಪಸಾಗರ ದಾಖಲೆ ಕೋಣನಿಂಗನಪಾಳ್ಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
[ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹೊನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು" 


100.00 


6 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 1 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. (0.60- 
12/2019) 


ಕುಣಿಗಲ್‌ 


ಕುಣಿಗಲ್‌ 


ಕುಣಿಗಲ್‌ 


ಕುಣಿಗಲ್‌ 


103685 


104117 


ತುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ 
ನಿಡಸಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಡಸಾಲೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ 
ಎ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿ, ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಡಿ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ  ಕೆಂಬಾರೆಪಾಳ್ಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೃಂಗಾರಸಾಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಯ ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 


ಜಿನ್ನಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಳಗೆರೆಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುತ್ರಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ 
ಇಪ್ಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ತಿಪ್ಪನಾಯನಕಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಪ್ಪ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಸೀಸಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಸಂತೇಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂತೇಪೇಟೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹಾಲುವಾಗಿಲು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿ, ಜೋಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಳ್ಳಳ್ಳಿಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಕ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿ. ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ 

ತರೆದಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಸೂಳೆಕುಪ್ಸೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


| 
| 
| 
| 


| ಮುದ್ದಹನುಮನಖಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಮೃತೂರು ಹೋಬಳಿ | 


98.39 


80.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


' 2 villages Completed Balance 
Work U/P 


| Work Completed (02/2020) 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಆದ ವೆಚ್ಚ 


5 


7 


104074 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತ್ತಗೆರ ಹೋಬಳಿ ಬನ್ನಿಮರದಕಟ್ಟೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, 
|ಬಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, 
ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ 
ಸಂತೇಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿ, ಬಿಳಿದೇವಾಲಯ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬಿಳಿದೇವಾಲಯ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ್ಯ, ಚೊಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಗವಿಮಠ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೇರೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಪಾಳ್ಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


1 village Completed (01/2020) 


& RC 


! ತುರುವೇಕೆರೆ | 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ವವ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳದಯೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


' ತುರುವೇಕಿ: 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 


ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 8:19 


| ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


|ತುರುವೇಕರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಿಕಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


| ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲಭೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


7 | ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಪಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


4 [ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮಣೆಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


5 


| 
/ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


| 
| ES 1 

\ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಚೆಂಗಾವಿ | 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 


| ತುರುವೇಕೆರ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ವೀರಣ್ಣನಗುಡಿ i 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಅಂಕಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೆಟ್ಟಿಕೆರೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


Work Completed (11/2019) 


| 
| 
| 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


A 


ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
[ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


[ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ.ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ 
|ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


' ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


| ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


102603 


102596 


ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿ ಸಂಪಿಗೆ" 
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಾಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುನೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಳ್ಳನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


work completed (12/2019) 


P-2 work completed (01/2020) 


P-2 work completed (12/2019) 
| P-2 work completed (01/2020) 


Work order issued 


Work completed (01/2020) 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಅಂದಾಜು |ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಮಃ ಇ 
ಕ್ರ ನ] ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತ್ತ ಆದ ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
| ದ (NS eT Ee R _ EES 
SU A 4 8 KN _ _ 6 7 SE 9 
| | pe 
Y ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥಪುರಮಾಳೆ 
2 ತುರುಕಿದ: ; ಪುರುವೇಕರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ || 7:00 0.00 Work UIP 
2 - ಮ k A R ದ NE ನ 
I ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ | 
ತ್ತ bd ೪ 
1%) ತುಕುವೇಕೆಳೆ | 'ತುರುದೇಕೆೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 13.00 000 P-1 Work U/P 
ಸಾ | § ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ | § 
14 | ತುರುವೇಕೆರೆ | ತುರುವೇಕೆರೆ ಕ್ರಾಸ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 0.00 Work completed (02/2020) 
\ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಎರಡರ [ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿ ದೊಂಬರನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 00; work UIP 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚೆಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ಕ್ಷತ್ರ ೧: 
| ತತುವೇಕಥ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 0೧ work Wir 
\ | ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಆನೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ P-3 Work Com 
H 1 | ಪ್ರ [ - pleted 
17 | ಫುಶುನೇಕರೆ | ಈರುವೇಕೆರೆ I 1೪2392 |ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 0.00 (02/2020) 
| 
Ss _— — ಯ ಬ 1 3 ಹಿ —— pe Ns ್‌ — cd 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತೊರೆಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ 
| ರೆ| | a kd v 
(3 | ತರಾನಿಟಿ | ಜರುನೇಕಿತ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 900 P-3 Work UIP 
ಮ ಲ M ಪ RR 
19 | ತುರುವೇಕೆರೆ | sessed | ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಪಿ.ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ i& tb P-3 Work Completed 


| 
_ | l 


ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


(02/2020) 


| 
ತುರುವೇಕೆರೆ | ತುರುವೇಕೆರೆ | 


ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಎನ್‌.ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


rd 
ತುರುವೇಕೆರೆ | ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಲೋಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 


ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


P-4 Work U/P 


ವ್ಯ 


ತಾಲ್ಲೂಕು 


| 
| ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ಅಂದಾಜು 


ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಆದ ವೆಚ್ಚ 


7 


ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ | 


8 


ಬಬೂ 


As 


ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ ಮಾವಿನಕೆರೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 


EF ಮುಂದುವ 


ಕೆರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ' 


ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಕು ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಎಸ್‌.ಸಿಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ ೃದ್ಧಿ 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೊಕು ಸಿಡ್ಲೇಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೊಕು ಚಿಕ್ಕರಂಗಾಪುರ' ಭೋವಿಕಾಲೋನಿ' ರಸ್ತೆ ೇ ಅಭಿವ ದ್ಧಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ(1: 9) 


[ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೊಕು ಮೂಗ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಸೂರು ಎಸ್‌.ಸಿಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಮ ್ಫೂ 


ತಿಪಟೂರು : ತಾಲ್ಲೊಕು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ನ ೈದ್ಧಿ 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೊಕು ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಭೈರಾಪುರ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ' ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೊಕಿ' ಮಂಜುನಾಥನಗರ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿ 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೊಕು ತಿಪಟೂರು ವಿದ್ಯಾನಗರ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ಸೆಯ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ 


ಅಭಿವ ೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ(7:19} 


ತಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


(ಅರಳಗುಪ್ಪೆ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಈರಲಗೆರೆ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಸಿ ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(9:19) 


ರಾಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


[ಕೋಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ (ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ) ' 
ಸಿಸಿ ಕಸ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕುಪ್ಲಾಳು ಭಾಷಣ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


L 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (01/2020) 


12.74 


0.00 


|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (12/2019) 


ಭಂಗ ವಿದ ವವ ಅಮ ಮಮಬನವೆವಿಗ ವೂ 


[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (01/2020) 
| 


ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಿಪಟೂರು-ತಾ: ಕಂಚಾಘಟ್ಟ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ' 


5.87 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (11/2019) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


103755 


[ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಕಂಚಾಘಟ್ಟ ಬಡಾವಣೆ 9, 1 ಮತ್ತು ಕಂಚಾಫಟ್ಟ ಹೊಸಬಡಾವಣೆ 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ' ಅರಳಗುವ್ರೆ' ಮಧ್ದೇಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅ 


103780 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಸಿಡ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ ೃದ್ಧಿ 


Work U/P 


To be started 


Work. completed (0 1/2020) 


ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 


ಮಗಾರಿ ವಿವರ 
ki ಆದ ವೆಚ್ಚ 


3 ie § Bo § 


| 
| 
RE 


ತಿಪಟೂರು 103791 ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ 9, 10 ಮತ್ತು 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನ ಎಸ್‌.ಸಿಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | Work completed (02/2020) 


| ತಿಪಟೂರು | 103795 [ಪಟೂರು ತಾಕ್ಲೋನ ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪರು ಇಸ್‌. ಸಾಕೂನಿ ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Work completed (02/2020) 

| ತಿಪಟೂರು 103798 [ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಮಾರನಗೆರೆ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Work UP 

| ತಿಪಟೂರು 103802 [ತಿಪಟೂರು ನಗರ ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ ಎಸ್‌ಸಿಕಾಪೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Work completed (02/2020) 

ತಿಪಟೂರು | ತಿಪಟೂರು | 105805 [ಪಟೂರು ನಗರದ ಷಡಕ್ಷರ ಬಡಾವಣೆ ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನ ಎಸ್‌ಸನಾಪೋನ ಕನ್ನ ಅಭವೈದ್ಧ | Work Completed (11/2019) 
ತಿಪಟೂರು | ತಿಪಟೂರು | 103805 [ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಈಡೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Work Completed (11/2019) 

| ತಿಪಟೂರು | 103806 [ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಬೆನ್ನಾಯಕನಪಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿನಾಪೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Work Completed (01/2020) | 

103808 [ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಗಾಯಿತ್ರಿನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Work Completed (12/2019) 

ರಿಗಳು ಗ ನ್ಯ 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಕೆಂಕೆರೆ ನವಗ್ರಾಮ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಅಣೇಪಾಳ್ಯ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಬೋರನಕಣಿವೆ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ .| ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಅಂಬಾರಪುರ ತಾಂಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ \ } ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


| ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 

ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹುಳಿಯಾರು 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 'ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಗೌಡಗೆರೆ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


10 | ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ | ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಯಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


'ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಸೋರಲಮಾವು ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. Fy ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 


9 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹೊಸೂರು ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಸಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಶಿಡೆಕಟ್ಟೆ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಈ ತಾ. ಗೋಡೇಕೆರೆ ಗೇಟ್‌ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


|ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಬಡಕೆಗುಡ್ಡು ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಮಘಟ್ಟ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಹಂದನಕೆರೆ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳು 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


|ಚಿಕ್ಸನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್‌.ಎಂ.ಕಾವಲು ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ 


103871 


ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ಧನಕಟ್ಟೆ ಎಸ್‌.ಸಿಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


103875 


103856 


ಚೆ.ನಾ. ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಶ್ರೀಹಾಳ್‌ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ (ಶಿಳ್ಳೇಖ್ಯಾತ) ಸಿಸಿರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚೇ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


[ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದನಮಡು ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


Work U/P 


Work completed (01/2020) 


ಇಂಡೆಂಟ್‌ 
ಸಂಖ್ಯೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


Ke] 2 3 4 ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಗೆರೆ ಎಸ್‌. ಜ್‌ ಸ್ಪ ಮತ್ತು ಚರ ರಾ! ಸ 2 | 8 HL 
4 | ಚಿನಾಸಳ್ಳಿ | ಚಿನಾಸಳ್ಳಿ | 104116 was, ತಾಲ್ಲೂಕು ರ 8.00 000 | 000 Work completed (12/2019) 
& | ಚನರರ | ಜಾಕ್‌ | ಜನಪ ಕಸ್ಟ ಮರಾಿಪಾಳ್ಳ ಎಸ್‌ಸಿಸಾರೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ನುತ್ತಿ ies 25.00 0.00 0.00 Work lt Solicit } 
ವ \ Ee ನ SP wl ಪಾ ವ ಭಾ ಎಷ 
6 | ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ | ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 103854 ಹೂ, ಕಸ್ನಾನು ಮಂತ್ಛೌನನಳ್ಳ ನನಸಿತಾಳೋಳ ಇತತ ಸಿತನಕ್ನ ಕುತ್ರ ಅಂಡ ನರ್‌ | 11.50 11.50 Work completed (01/2020) 
a | ಚನಾಹಳ್ಳ ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ | i ತ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಡುವನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ slat ನನ bp ರೇಸ್‌ ] 
¥ | ಚಿನಾಹಳ್ಳ | ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ | 107 pad RT AS ಮಾರುತಿ ನಗರ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 5000 | Wis pV § We 8 
K pe | ಚಾನ್ಸ ಸೀರ ದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣೆಪಾಳ್ಯ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ el A pe Ws tid RUSK 
10 | ಧನ ಇಸಾಕ pres ER ತಾಲ್ಲೂಕು ತರೇದಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ il ನಿರ್‌ a ವ Fuge 
| | ಚಿನಾಹಸ ಚನಾಸಳ್ಳ ig Ge ತಾಲ್ಲೂಕು ಬರಕನಹಾಳ್‌ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | £06 pa | eh ri Cueseed LISS 
12 | ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ | ಚಿನಾಳ್ಳಿ p 103868 'ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೂರು ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 00 | 000 § Work UP § k 
oR | ಚಿನಾಸಳ್ಳಿ | ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ TUtios ಹ ಹುಳಿಯಾರು 10ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ Sia We a0 Wik if 
ಪಾ ಎಮಿ H - ವ wh ಮ ಮ ದಿವ ಆ 
14 | ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ | ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ | 104029 We. ಹ We le 10.00 0.00 0.00 Work Completed (12/2019) 
16 | ಜನಾನ ಚಿನಾತಳ್ಳಿ 3398 fo i 10.00 0.00 1 0.00 Work Cal pial) 
47 | ಚಿನಾಹಳಿ ಕನಹ j 103986 ನ ಜರನಂದ್ಣ್‌ ಸಾನನ್ನ್‌ ಕಾಫಾಣಷನ್ನೆ ಸಹಿತ 15.00 11.17 - 11.17 Work tpl (pias 
ha yc ಜನಕ | ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಬ್ಛೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ ಸರ್‌ Ms pen ಸ thee, 
is | ಭನಾನಕ್ಳ | ಜನಾನ “104172 ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಅನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 33.94 0.00 0.00 Work wil lanai. 
1 ಚಿನಾ.ಹಳ್ಳಿ | ಚೆನಾಹಳ್ಳಿ | 103844 |ಚಿನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಸೆಕೆ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 ‘| 000 0.00 Work completed (02/2020) 


103860 


[ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ತಾಂಡ್ಯ (ಬದ್ಯಾ ನಾಯ್ಕನ ತಾಂಡ್ಕ) ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ. 


104024 


103843 


104766 


Work U/P 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ: ಮರೆನಡು ಪಾಳ್ಯ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
[ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಘಟ್ಟ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


3054-04-337-0-10-422 ಪರಿಶಿಷ್ಕ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


 Jತುಮಕೂರು ನಗರದ 18ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 


ಜನಾಂಗದವರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


104751 


ತುಮಕೂರು ನಗರದ 28ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ 14ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ ರೇವತಿ ಬಾರ್‌ ಮುಂಭಾಗದ 
'ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


104718 


104712 


[ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗುಟ್ಟೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ |" 


105032 


107948 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


[ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಚಿನಗ ಗೃಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಉಳಿಕೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ವಡ್ಡ್ಗರ ಕಾಲೋನಿ) 


108658 


108635 


104031 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ' ಇರಕಸಂದ್ರ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯೆಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ" 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಪನಂಜಪ್ಪನಗರ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


Work U/P 


ಗ ವಮವಮದಲೆಾಿಭಂವು 


Work completed (02/2020) 


Work U/P 


| 
Work completed (02/2020) 


Work U/P 


Work UIP 


Work U/P 


| Work completed (01/2020) 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚೌಡನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ನಂಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಕೊತ್ತಗೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ತರೆದಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಲುಗೋನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಮಡಿಕೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುನ್ನಾಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಶೆಟ್ಟಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಹೇರೂರು ಪಂಚಾಯತಿ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೇರೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


Work U/P 


ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 


| 
\ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 
| ಆದ ವೆಚ್ಚ 
| 

| 


ವ | 5 e | |] 7 SSNS 
ನ [ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ// ಚಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ 
ತುತುವಕಿಕ 9S [ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. y : . Work UIP 


| ಸ 
| ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ// ಬಡಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಂದಿಜೋಗರ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 

ಕುಹವೇಕೆರೆ | ರಡ) ಕಾಣ ಕಾಮ್‌. | :00 | Work completed (02/2020) 
\ B 


ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾ// ಸಿ.ಎಸ್‌. ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹೊರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಿ. ii 
ತುರುವೇಕೆರೆ | 87ರ ಗ ಟೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. Work U/P 
[ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಗಾಯಿತ್ತಿನಗರದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ 
(5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


103887 Work Completed (01/2020) 


103888 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


ತಿಪಟೂರುನಗರದ ಹಳೇಪಾಳ್ಯ ಏ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ; | ಮಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ - . Work completed (02/2020) 


ಹಳೇಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ D —- ಲ RR 
ಕಾಮಗಾರಿ . h Work completed (02/2020) 


|ತ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಬಿದರೆ ತಾಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | | 
ಕಾಮಗಾರಿ. . » Work U/P 


10429  |ಚಿಸಾಪಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೋಚಕಟ್ಟೆ ತಾಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. =] | .00 | Work Completed (01/2020) 
ಲೆ.ಶೀ: 5054-04-337-0-06-422- ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಪಂಯೋಜನೆ 


103889 


104185 


| 


114920 ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿಶಾಲೆ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ (ಹೆಬ್ಬೂರು) Work completed (01/2020) 


ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮುಸಾಂದ್ರ(ಹೆಗ್ಲೆರೆ) ಭಾ 


1477  ಮೊದೇಶಾ ಮಲ್ಲನಾಯನಕನಹಳ್ಳಿ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು 


uso | ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿಶಾಲೆ ಹೊವಿನಕಟ್ಟೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾ. 


ER. SE ಪ A 
ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮರಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡದವರ ರಸೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


3 


SS ್‌್‌ T _ | \ 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಇಂಡೆಂಟ್‌ | ಅಂದಾಜು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ | 
} | ' \ ಷ 
5 ಸಂ, ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ Re ಅದ ವಚ್ಚೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರಾ 
EE CRON _ SS SL 
1 NSS SR NE SE JS ESS RS 
ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ 1ನೇ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್‌. 2ನೇ ಪಶ್ಚಿಮ | | 
'ತುಮಕೂರು ಕಾಮಗಾರಿ 'ಗೊಂಡಿದೆ. 
3 | ನಗರ ಮತ್ತು 3ನೇ ಪೂರ್ವ ಕ್ರಾಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 8.31 280 ಹೊನ 
ದ ನ Fe _ s ccd ll SE: 
[ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು i 
1 |ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ನಗರ 0.00 0.00 
WS rele messell nen 
2 ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ನಗರ ಮಿಲ್‌ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆ. ಸಿ.ಸಿ. [ಚರಂಡಿ WE ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ” 
346 |[ವ್ಯಾಕೇಜಿ-7 P-7 Work UP 
[} \ 
(8S —————— ಮ _ R ವ : ಮಾ 
Sl | ತುಮಕೂರು ನಗರ ಕುಮಕೂರು; ನಗರದ ಶಾಂತಿನಗರ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 6.00 \ 
{ ಕೌಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿ-7 1 i | \ 
ಪಿ —— . Re ಭನಿಲಧೂಢ EE 
4 ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ನಗರ [ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 5ನೇ |ಕ್ರಾಸ್‌ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜಿ-7 | 10.00 ; | 
———— ವಿ SS A ER NEE CE 
[ತುಮಕೂರು ನಗರದ ನೃಪತುಂಗ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ತಗ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ 
ನಿ ಸುಮಸೂದು ಅವಳನು ಸಸಿ 2ಜಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 7.00 4.74 4.74 | Work completed (12/2019) 


pe k [ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮಂಜುನಾಥ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಮನೆಯ] ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆಯ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ" | ks 
6 ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ನಗರ ದ 18.74 0.00! 0.00! 
| ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ Package-8 | | 

| 


ಭಾಮ 


ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆಯ 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಕೆಂದಾವರೆ ರಸ್ತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಸಿ.ಸಿ. 


103799 [ರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ೌakago-8 10.00 


EE ಗಸ ಾಯೂನಾನನಿಷಃ * ಮ E sl el 3 IP 
IE ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶ್ರೀನಗರ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ 1 P-8 work U 
8 ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ನಗರ ಈ ಚ 


7 'ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ನಗರ 


| 

ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ Package-8 15.00 | | 

| Ka 1 [ತುಮಕೂರು ನಗರದ ದೇವರಾಯ ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಟೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ | 

9 ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ನಗರ 6.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. Packago-8 | | 
DSSS SS ರಾತಾ ne SS SN el — ಮ ಸಭ 

ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಶೈಲ್ಸೇ ಸ ಸೇಷನ್‌ ಮುಂಭಾಗದ ಶಿವಣ್ಣ | 

ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ನಗರ 11546 ನವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 |! 0.00 0.00 Work UP 


ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


: A u i : E i ¥ } (4 2 MAREN Su RN, 
Fic Sb T 
ತುಮಕೂರು (PACKAGE-3 )ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ | | 

ತುಮಕೂರು ಫೆ 3 - > | | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
| | ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 48.00 [N 1414 4 

ges | ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ತಾ; ರಂಗನಾಯಕನಪಾಳ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಮ್‌ ic Nes is 
ತುಮಕೂರು * ಇ ನ್‌ ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
| | ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 45.63 IK 0.00 0.00 1 
[ತುಮಕೂರು (PACKAGE-S ) ತುಮಕೂರು ತಾ, ಸೋರೆಕುಂಟೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ | ji ENS 
ತುಮಕೂರು | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
| ಗ್ರಾಮಾಂತರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 15.00 | 0:00 0.00 | 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಆದ ವೆಚ್ಚ 


J 5 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಮಸ್ಕಲ್‌ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾಸಲು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗಂಗೋನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೀನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಸೋರೆಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಊರುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಥಾಮಗಾರಿ. 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಊರುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕುಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಥಾಮಗಾರಿ. 


| ತುಮಕೂರು : ಕೊರಟಗೆರೆ 


ತುಮಕೂರು , ಕೊರಟಗೆರೆ 


103011 


103048 


' [ುಮಕೂರು ತಾ. ಹೊನಸಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ 


ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-9 


P-1 Work UIP 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹೊನಸಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಳುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರಸ್ತೆ? 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-9 


P-1 Work completed 


(01/2020) 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗಳಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-10 


(01/2020) 


(ತುಮಕೂರು ತಾ. ಸೀತಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೀತಕಲ್ಲು ನಾಯಕರ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
;ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-10 


P-2 Work completed 
(02/2020) 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಹರೆತೊಟ್ಟುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Work completed (12/2019) 


ತುಮಕೂರು | ಕೊರಟಗೆರೆ 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಬತ್‌ಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ಕೆಗೆ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


P-2 Work completed 


Work completed (12/2019) 


Work completed (02/2020) 


fj l 
; ತುಮಕೂರು | ಕೊರಟಗೆರೆ 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಉಳಿಕೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


0.00 | Work completed (12/2019) 


i SS 
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ' 


fe ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ 


| 


99859 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಹೂವಿನಕಟ್ಟೆ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


20.48 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


| 
| 


ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ 


+ 
| 


100015 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವರಾಂಪುರ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


29.23 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. (149 


ಗ್‌ 
ಕ್ರ ಕ ತಾಲ್ಲೂಕು Wr ನ | ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ | pee Wes ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
A NT NE SESE NEMESS 678 1 EE 
3| ಗುಣ ಗುಚ್ಛ A ererdyee ದ, Sala ai 6.00 3.57 ಕಥ | ವಾನ ಪರಸದ 
ಆ ಮವ ಮ ವಾ ಚಹ NEE ಮಮ ಹ \ | ಭೆ ER ಹಿಮ ವ 
4 | ಗುಬ್ಜಿ ಗುಬ್ಬಿ 100015 ed ತ WE ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ರೇಣುಕಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ | pe 6 | ಕ ನಮ ಘರ್ಣಗಿಸತದೆ 
1 MES ll scl Sc ಮು ಮ ಎಕ oe pe ಮಿ; ಿವಿಿದಮವಜಡಿವಾೆ: 
é ಗುಬ್ಬಿ ಗಿ iS ಗ ಆ ಗಾನುದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕೆಂಪರಾಜು | 60 | 00 | 00 ah ed 
=f Se Se ಮೂವ ಅವವ ಆವ bx wd ವ ಆ ಮಿ ಮ 
3 | ಗುಜ್ಜೆ § ಗುಬ್ಬಿ ' ! | I ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪುರ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 20.00 | 0.00 r 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಾಗೂಂಡಿದೆ 
9 | ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರುತಿನಗರ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 25.00 0.00 | 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ತೊಗರಿಗುಂಟೆ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಬಿದರೆ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ 


ನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಹೂವಿನಕಟ್ಟೆ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ। ವರ್ತೇಕಟ್ಟಿ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ತೊರೆಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟೆ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಜನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


104163 | 


ಳ್ಳ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಸಾಲೋನಿಯೆಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ [ಗುಣ fr ‘ork Completed (0 1/2020) 
2| ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ | ಗುಬ್ಬಿ! ಬಿದರೆ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, work U/P 
3 ಗುಚ್ಛ ಗುಬ್ಬಿ | 10332 ಗಟ ಅಳಿಲುಘಟ್ಟ ಎಸ್‌.ಟಿಸಾತೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ak UP 
WU ಗಣ್ಣ) ಚನತೆಟ್ಟಪಳ್ಳ ಎಸ್‌ಚನಾತೂನಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. Work Completed (01/2020) 
5 ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ 103388 |ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಪಾಳ್ಯ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ Change of work 
6 ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ 103049 |ಗುಬ್ಬಿ॥ ಕೊಂಡಾಪುರ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | Work completed (12/2019) 
[ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಣ TRAE EEC 3 FE ET _ 1 
4 j ಗಲ್‌ | ಗ್‌ | |ಶುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಕುಂಟಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಇರುಳಿಗರಪಾಳ್ಯ , ಮೇದರದೊಡ್ಡಿ |e TNS AN AiG 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 


ಆದ ವೆಚ್ಚ 


[ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಕಂಪಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 


ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಪಲ್ಲೇರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ಹುತ್ರಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಕುಲುಮೇಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು  ಹುಶಿಯಡಿಕುಳುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಮೇದರದೊಡ್ಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ, 
|ಎಡಿಯೂರು ಹೋಬಳಿ ಆಲಪ್ಪನಗುಡ್ಡೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ, ಹತಿರ ಹೋಬಳಿ ಇಪ್ಪಾಡಿ 
|ಕುಲುಮೆಪಾಳ್ಯ ಪರಿಶಿಷ್ಯ ಪಂಗಡ, ಕೊತ್ತಗೆರ ಹೋಬಳಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆ ಮೂರ್ತಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ' ಚರಂಡಿ 
'ಸೂಳೇಕುಪ್ಪೆ ಕಾವಲ್‌ ಲೋಕೇಶ್‌ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕೊಂಡಯ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು 
ಅಮೃತೂರು ಹೋಬಳಿ ಪಲ್ಲೇರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಕುಣಿಗಲ್‌ ಪಟ್ಟಣದ 
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


Sea ER Ne IE 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಲ್ಲೇರಾಯನಪಾಳ್ಯ ಎಸ'.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪಲಾಪುರ ಎಸ್‌.ಟಿ. 


[ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುರುವೇಕೆರೆ | 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ ರ್‌ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


[ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹೊಸ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳು; 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್‌,ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಚೆಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


103351 


ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಬಾ ಹೋಬಳಿ ಪೆದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಮೆಳೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


102615 


ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿನಶಿವಾರ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


Work completed (02/2020) 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬನ ಹೋಬಳಿ ಬಾಣಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ 
Wk .ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಕೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


102623 


103094 


| 
ಮೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ EE ಕಸಬನ ಹೋಬಳಿ ಮರಸರಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬನ ಹೋಬಳಿ ಎನ್‌.ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 'ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


' ತಿಪಟೂರು | 


ತಿಪಟೂರು" 
| ತಿಪಟೂರು" 


| ತಿಪಟೂರು | 


[ತಿಪಟೂರು ಮ ಡೇನನಸ ಸ್ಯ ನವ ಇ] ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ತಿಪಟೂರು 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೊಕು ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅ ಭಿವೃದ್ಧಿ 


ತಿಪಟೂರು ' 


ತಿಪಟೂರು 


[ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೊಕು ಬೆನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ' 


ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀಸಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| ತಿಪಟೂರು | 


' ತಿಪಟೂರು 


ಗುಡಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


| P-4 Work Completed (01/2020) 


P-4 work U/P 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.(12:19) 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (71) 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(719) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (11/2019) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (819) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. (9) 


ಶವಗಳ ಪ್ರರ್‌ಗನುಡಿದೆ i 


ತಿಪಟೂರು-ತಾ: ಹುರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


103882 |. 


ಕು ಟಿ.ಎಲ್‌.ಪಾಳ್ಯ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಸಂರರ್ಕ' ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


Work completed (01/2020) 


7 ಷಟೂರು 
ತಿಪಟೂರು 


| 103883 
| 103885 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಆಲೂರು ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ೃದ್ಧಿ 


(02/2020) 


ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಷಡಕ್ಷರ ಬಡಾನಣೆ 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


೫ Ey ESTEE 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ | 
ಅದ ವೆಚ್ಚ 


'ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


5 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಗ್ರಹಾರ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
"ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುರುವಾಪುರ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರೆನಡು ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
8 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಬಿದರೆ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಬರೆಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳು 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾತ್ರಿಕೆಹಾಳ್‌ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
2, AN ಜೆ Work order issued 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ! ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ಧನಕಟ್ಟೆ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


103858 
ಕಾಮಗಾರಿ - . | Work U/P 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಶ್ರೀಹಾಳ್‌ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


103872 
ಕಾಮಗಾರಿ . . Work order issued 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


103824 


ಮ್‌ \. 


_ [ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 
03873 ಾರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 00 0. ; Work completed (02/2020)- 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಡುವನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
103874 ಕಾಮಗಾನೆ K Work completed (01/2020) 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಗೆರೆ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


104113 ois, | Work order issued 


| 
| 105406 
| 


[ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಗಂಗಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಚೌಡೇಶ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ | 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ . \ Work completed (01/2020) 


l 


| 
! ದಲ್ಲಿ 
ಸಾಮಿ ಅಂದಾಜು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 


5 
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ ರಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ . 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | | f N Work order issued 


104107 


_ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರುಹೊಳೆ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
105424 ಹಮಗಾರಿ ಹ . ; K | Work Completed (01/2020) 


105437 


[ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಯ್ದಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಪಂ. ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು | | | SN 
|ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ § ) i Hl Work order issued 

HL | NS So | RIS K I NS 

ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | \ 

103787 ಲ್ಲೂಕು ಬಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ನ ಸ 2! oo. } Work Completed (01/2020) 


104138  |ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನುಮದಾಸನಪಾಳ್ಯ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 000 | 00 | 0. ‘Work order issued 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಾಠಿಪಾಳ್ಯ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | SURE 
ಕಾಮಗಾರಿ . - |. Work order issued 


105416 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಸಲು ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 
104325 ಮಗನ CL fy f Work order issued 


Work UP 


139 ಜನಾಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಕಟ್ಟೆ ಯಂದ ಸಾಲಕಟ್ಟಿ ಪಾಳ್ಯಕ್ಷಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಶಕ್ತಿ ನರ್ಮಾಣ 
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರಿಹಟ್ಟ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ | 
3054-04-337-0-10-423-ಗಿರಿಬನ ಉಪಯೋಜನೆ - ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ 


ತುಮಕೂರು ನಗರದ 32ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ವರೆಗೆ | 
104737 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ l \ K k Work completed (02/2020) 
ಕಾಮಗಾರಿ J 


104111 


ತಕರ 68 ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲಹಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೆಲಹಾಳ್‌ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 
ಗ್ರಾಮಾಂತ್ರ 1 ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


Work U/P 
¥ i ಪ 


ತುಮಕೂರು ಕೊರಟಗೆರೆ 1081993 |} ; \ | Work completed (01/2020) 


108616 ¥ | Work completed (12/2019) 


ಗ ಖ್ಯ ನ ಜಿ ಮ el ಬಮಿಭಿಲಧಜಮಃ ಎ 


| ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಪಲ್ಲೇರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಂಡ | 
ಲ್‌ 10406: 
| ಕುಣಿಗ 062 | ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ y 0.00 | Work completed (01/2020) 
PE Mt ಲಾ ಬಮ _- ಎ - 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿಯ ಹೆಗ್ಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ SSR 


RC: 
' ತುರುವೇಕೆರೆ | ತುರುವೇಕೆರೆ 10918 \ 
| 4] ; k ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | i ಊಂ LOR 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಆದ ವೆಚ್ಚ 


5 ಖಾ 


103890 


ತಿಪಟೂರುನಗರದ ಗಾಯಿತ್ರಿನಗರದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ (1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
| 
T 


Work completed (12/2019) 


105197 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ' ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ! Y 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು 


Work U/P 


ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಸಣಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


j 


| ಕಾರ್ಮ ಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ದೆ 


(07/18) 


ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೋಬಂ ಮತ್ತು ಒಜಸಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಟ್ಟಿಡನಿರ್ಮಾಣ(62040) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(2:19) 


ಕುಣಿಗಲ್‌ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತಿಪಟೂರು 


ME 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ಪಟ್ಟಿಣದಲ್ಲಿ ಲೋಬಂ ಮತ್ತು ಒಜಸಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಟ್ಟಿಡ ನಿರ್ಮಾಣ(549751 


A 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಚೇರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತಸ್ತಿನ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಪ್ರವಾಹಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಅತಿ ಗಣ್ಯರ ಅಧಿತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(08/18) 


6 |ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ: 1ನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
|ಕಾಮಗಾರಿ.(58043) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


T 


ಚಿ.ನಾ ಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ . 


ಪಾಸ್ನರಿಂಗ್‌ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ತಿಪಟೂರು 


85011 


[ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಅತಿ ಗಣ್ಯರ ಅಥಿತಿಗೃಹದ ನೆಲ 
ಅಂತಸ್ತಿನ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಲಿಂಟಿಲ್‌ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು 


ಭಾಗ - 1 (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು) 


ತುಮಕೂರು 


Construction of 3rd Floor on the existing court builing at Tumkur 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಡದ 2ನೇ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಿಡ 


| ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಇಂಡೌಂಟ್‌ ಅಂದಾಜು |ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
'ಮಗಾರಿ ವಿವರ Kd 
ಕ್ರ ಸಂ] ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾ ಮೊತ್ತ ಅದ ವೆಚ್ಚ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
\ [| 
EN SN RN NN SEIN 5 A 
3 A SS 
4 ತಿಪಟೂರು ತಿಪಟೂರು ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾರ್‌ಅಸೋಸಿಯೋಷಸ್‌ ಕಟ್ಟಡ 
| | 
ಗಾದ _ | ಸ್‌ i Ss __ r ಈ | 
5 ‘ತುರುವೇಕೆರೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ಕಾನನ ನ್ನಯರಾಮೆ ಸಡಲ: ನೆಡೆಸಿ 60.00 0.00 | 52.82 iced br 
ka 4 ತ ನ ಸವ ಭಾನ ಬಾವ ಹ ಜೂ te — als | ಟಿ 
| | | ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ: 
6 ತುರುವೇಕೆರೆ (ತುರುವೇಕೆರೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ಬಾರ್‌ಅಸೋಸಿಯೋಷನ್‌ ಕಟ್ಟಿಡ ನಿರ್ಮಾಣ | 300 | 00 24.98 ಸಾ hori 
| i | 
WR) TE ಮ § SAAC Ae aE ಲ್‌] ಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ವಲಾನುಭವಿ 
೨6 
7 |ತುರುವೇಕೆರೆ [ತುರುವೇಕೆರೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ಸಿವಿಲ 'ಜಡ್ಸ್‌ ಜೂನಿಯರ್‌ ಡಿವಿಜನ್‌ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಕಟ್ಟಿಡ ನಿರ್ಮಾಣ \ 250.00 0.00 279.98 (o/s) 
KA SOE ps | ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬಾರ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ | y ಲ 
8 ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ನಿರ್ಯಾಣ. 150.00 0.00 | 14426 ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| . 
NS ಮ ——————— ಮಾ ws ee 
9 ತುಮಕೂರು | ತುಮಕೂರು Dist., Court Complex Ist floor at tumkur. 300.00 0.00 378.95 | ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಭಾಗ - 3 (ಇನ್ನೂ ಗ ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಧಿಪಡಿಸಬೇಕಿರುವ/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು) (ಅನ್ಯಯಿಸದ ಕಾಲಂಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಶ್‌ ನಮೂವಿಸುವುದ) Ka 
(PRR PE Balance work and Providin oor bar Assocs SS SNS | ap | ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
\ ig Furni tures to 2nd Floor bar Association Building in ಪೂ: 
1 | Tumkur | Tumkur | IFumkur town. 100.00 95.16 95.16 (12/2018) 
nN p i ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ 
2 | Tumkur Tumkur Cosnt., of Addl. Court hall over existing Dist.,Session Judge Court at Tumkurtown, 500.00 0.00 0.00 ಆಡಳಿತಾತ್ಕಳ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
| 
dt ಮಾ ಮ 7 ವಾ ಮಧಯ: Ce —— ಮೆ 
3 | Kunigal Kunigal | 102152 bins of bar Association Building in the Court premises at Kunigal town in 100.00 69.40 96.03 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 19 
Roe fe Construction of bar Association Building in the Court premises at Kunigal fown in ನ RRS | sd 
* | Kunigal | Kuniga’1—_ [TumkurDist. (2ndSteg) isd 100.00 | 000 | 000 | ಸನ್‌ ಅಗ ಶಬಬ್ಳಿದ 
ಐಪಿ.ಡಿ.ಜೆ ರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
5 Kunigal | Kunigal Construction of Court hall over Existing Court Building at Kunigal town in Tumkur Dist. | 300.00 0.00 0.00 ಸಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ 
6 CN hall c N hall 75746 NS of bar Association Building in the Court premises at C.N.halli town in 100.00 0.00 0.00 ಪ್ಲೌಸ್ಟರಿಂಗ್‌ ಪ್ರಗತಿ 
7 | CNhalll c N hall ಧಗ EE Building in the Court premises at C.N.halli town In 136. 00 0.00 00 | TEHGET PHSEEES 
| [ಲೆಕೃಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 4059-80-051-0-30-386 : ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಟ್ಟಡಗಳು SN SN 
I | 
1 [ಕುಣಿಗಲ್‌ ಕುಣಿಗಲ್‌ ಕುಣಿಗಲ್‌ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಿನಿವಿಧಾನ ಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2ನೇ ಹಂತ) 765.00 123.51 123.51 | Plastering Progress 


ಕ 


ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಆದ ವೆಚ್ಚ 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


CE SNCS AUST RE 5 | 7 


ರ್ಷಿಕೆ : 4216-01-700-2-01-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ 
ಭಾಗ - 1 (ಪೂರ್ಣಗೌಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು) 


ವಮನ ವೂ ಆ 4 s 


ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಿವಿಲ್‌ಜಡ್ಸ್‌ ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಯಾಣ. Work Completed 


[ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್‌ಜಡ್ಸ್‌ & ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ 
l ನಿರ್ಮಾಣ. . h Work Completed 


‘Construction of Ist Judicial quarters for Addl Civil Judge at Kunigal. , i Work Completed 


3 ಕುಣಿಗಲ್‌ 
ES 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ಪಟ್ಟಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಿವಿಲ್‌ಜಡ್ಸ್‌ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಯಾಣ. (8003) Work Completed 


 3054-04-337-1-09-172 - ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಧಿ (ಯೋಜನೆ) 
17 [ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗಸಂದ್ರ- ಸಿರಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 12.05 ರಿಂದ 1295 ರವರೆಗೆ 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಸಿರಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
2 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. . p ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು § i 
ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನುಡಿಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಚೋಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಸಾರಂಗಿ, 
ಗಳಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ತುರುಚನಕಟ್ಟಿ, ಮೇಣಸಂದ್ರ, ಬಿದರಕಟ್ಟೆ, ದೊಮ್ಮನಕುಪ್ಪೆ, ಪೊನ್ನಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಕಿ.ಮೀ. 21.00 ರಿಂದ 23.35 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಂಡಿತನಹಳ್ಳಿ ಒಳಕಲ್‌ ರಸ್ತೆಯ 
ಕಿ.ಮೀ. 7.25 ರಿಂದ 8.25 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 4 Work Completed (01/2020) 


| Work Completed (01/2020) 


102968 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ.-33 ರಿಂದ ಶಾಂತಪುರ, ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹೆಬ್ಬೂರು, ಕಲ್ಲೂರು 
[ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.50 ರಿಂದ 400 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ. f 


[ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಊರುಕೆರೆ-ತೋವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ | 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. | ) Work completed 8/19 


ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊಪಲಾಪುರ-ಉಂಗ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 8.70 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ WW 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ \ f ಧೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಲ 


Work Completed (01/2020) 


102971 


5 


ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ 


 |ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಟ್ಟಾರು-ಹೊಸಕಿರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 10.40 ರಿಂದ 12,50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ 
ಅಳಿಲುಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಆದ ವೆಚ್ಚ 


103356 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಟ್ಟಾರು-ಹೊಸಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 10.56 ಕಿ.ಮೀ. ತಿರುವಿನಿಂದ 12.00 ಕಿಮೀ 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಹೆ-206 ರಿಂದ ಹೇರೂರು ಬಲವತ್ತ ಮಾರ್ಗ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಸಿರಾ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.75 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


102977 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಹೆ-206 ರಿಂದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಅಂಡನಹಳ್ಳಿ ಅರದಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ಲಡಿ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 8.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Work Completed (01/2020) 


4 


103301 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲುಕು ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ-ಯಲಗಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೋಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮೂಗನಪುರ 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲುಕು ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ-ಯಲಗಲವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 
9.00ಕಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಸಂತೇಪೇಟೆ ಹಾಲುವಾಗಿಲು ಮಾಲಕ ಮಾಗಡಿ ಗಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 
8.008ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.5 ರಿಂದ 2.90 ಹಾಗು 3.50 | 


ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮಿ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 


[ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಅಂಚಿಹಳ್ಳಿ-ಅಂಬಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.10 ಹಾಗು 5.90 
ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


'ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


[ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಗನೇನಹಳ್ಳಿ - ಮಜರೇಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.20 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ. 


[ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ; ದೊಡ್ಡಗುಣಿ - ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 11.80 ಕಿ.ಮೀ 


8.71 ಕಿ.ಮೀ ರವೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


Work U/P 


ಕಾವಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾವಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾವಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 


ಕಾುವಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 


ಆದ ವೆಚ್ಚ 


ಥ 


7 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕೆರೆ - ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.30 ರಿಂದ 4.70, 7.40 ರಿಂದ 
8.00, ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕೆರೆ ವರಹಾಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 9.60 ಕಿ.ಮೀ 
|ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Work U/P 


ll ತ ಜಾ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತಾಳಕೆರ-ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ವಯಾ ಹೊಣಕೆರೆ-ಮುತ್ತುಗದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯ 
ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 9.06 ಕಿಮೀ ಥವಳೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Work U/P 


ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


107634 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಮಂಡ್ಯ-ಹಪಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಟೌನ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ಜೈಪುರ, ರಂಗಾಪುರ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ವಿ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಗಾಂಧೀನಗರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ : 9.00 ಕಿಮೀ 
ರಿಂದ 10.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ-ದಸರೀಘಟ್ಟ-ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ : 72.00 ಕಿಮೀ 
ರಿಂದ 73.40ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಚಿ.ನಾ ಹಳ್ಳಿ ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ -ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ 
ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಮಾರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ : 8.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 9.50 ಕಿಮೀ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನೇಬಾಗಿ ಬುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ 
(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.75 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾುವಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.40 ರಿಂದ 5.80 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂದನಕೆರೆಯಿಂದ ಕೆಂಗಲಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಅರಸೀಕೆರೆ ಗಡ | 


ಕಾುವಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


|ಚಕ್ಷನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಡೆಕೆರೆ-ಕಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


"ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 410 ರಿಂದ 7.00 ಕ.ಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಕಾುವಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂದನಕೆರೆ - ಗವಿರಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸರ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ 
ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


NABARD RIDF - 23 ROADS 


NABARD RIDF -24 ROADS 


| | 
| ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಅಂದಾಜು [ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ | 
| ರ ಇ 
ಶ್ರ ಸಂ| ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವ ಮೊತ್ತ ಅದ ವೆಚ್ಚ | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
1 2 3 ನಾನೇ ನೀಲ್‌ ರಾ ನಡಾ ಕನಾ ನಾಾಾನನೂನ pee od woes 3 
ನ § Tumk Improvements to road from Honnudike handpost to Ponnasandra via Cholenahalli, | 
I Tumkur ಹ ಸ Galigenahalli, Turuchanakatte, Menasandra, Bidarekatte, Dommanakuppe from ch. 200.00 2.99 | 222.41 Completed 
(Rural) (Rural) 14.30 to 17.00 Km in Tumkuru taluk (R 23058)(INDENT-80019) RR 
Tumkur Tumkur Improvernents to Gangasandra » Sirivara road from ch. 16.70 to 18.50 Km in | A p 
§ Rural Rural MR taluk (R 23092\(INDENT-80056 10000 |) sl | 0 PCR Submitted 
Gubbi Taluk: nl | 
ವ 
Improvements from N S road to join K K road via K.G. Temple, Sirivara road from ch. | R 
8.00 to 13.00 Km In Gubbl taluk (R 23054 100.00 | 1045 ' 1045 PCR Submitted 716/25.6.19 
Improvements to road from Hebbur-Kallur road to join Idgur road via Manikuppe, | 
Cheeeranahalli, Naranahalli from Ch.0.00 to 3.50 Km in Gubbi taluk (R 100.00 97.35 | 97.35 PCR Submitted 755/27.6.19 
23078)(INDENT-80337) RS 
Improvements to road from SH.84 to Join CS pura-Koppa road via K.G. Temple, | 
5 sf om [ow | | sf om [ow | | Gadeehalli, Veerannanagudi, Anakalakoppa,Kodhalli from ch. .3.50 to 6.75 Km in 100.00 110.09 | 19976 PCR Submitted 754/27,6.19 
Gubi taluk (R 23056)(INDENT-80330) MO 
kunigal Taluk: | 
Improvements to road from Nagegowdanapalya - Chottanahalli road to Dodda oo Work Physically Completed 
madhure connecting road via Byadarahalli, Honnegowdana palya, Nagasandra from 100.00 53.81 | 109.04 (05/18) PCR submitted 
ch .4.50 to 7.50 Km in Kunigal taluk (R 23055)(INDENT-75422) | 1899/4,10.18 
oo 
§ M Work Physically 
_ Fd Fd Improvements to Biganenahally - Majarepura Road from Ch,8.41 to 13.00 Km in 
7 3 2 Turuvekere taluk (R 23050(INDENT-74668) 90.00 20.81 72.29 Completei(01/19) PCR 
ಬಸ submitted 
TT Su ಸಹ ik Work Physically 
೬ [4 Improvements to Heggere - Marasandra Road from Ch.4.00 to 5.00 Km & 6.00 to } ಭು 
8 3 ೩ 7.00km in Turuvekere taluk (R 23018)(INDENT-73422) 200.00 10 213.6 Fl ಹ, 
Tiptur Taluk SNC SEE 
R | Work order issued(Letter has 
Improvements toMandya - Hadagali road to join NH.206 via Hulikatte, Devarahalli road 117.00 | 0 been written to KUW& DB to 
from ch. .0.00 to 3.00 Km in Tiptur taluk (R 23057)(INDENT-80086) i | shift the drinking water pipe line 
to start the work) 
ll 
C.N.halli Taluk: EE RE MN 
Construction of Bridge at Km 0.35km of Handanakere- Gavirangapura road in CN p 
halli taluk (R 23047(INDENT-80882) 79.00 6404 | 6404 CR submitted 13.11.19 
Govt., Order No.PWD/90/ RDF 2017, Bangalore, Dt. 18-12-2017. SES SR 
[Ti tur Taluk K | 
Construction of Bridge at Km 42,40 km of Nonavinakere-Yediyur road across 195.00 1308 100.08 Deck laided, workslip to be 
wasteweir halla on Nonavinakere Tank in Tiptur taluk (R 23014)(INDENT-79803) ॥ k approved 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ 


ಕತ 


ಇಂಡೆಂಟ್‌ | ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಆದ ವೆಚ್ಚ 


ae 
| 


ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 


Tumkur Taluk: 


Improvements to road from sh-94 to Varadanahalli Via Honnadevi Temple , 
Kurukunda, Sasalu road ch.0.00 to 2.20 Kms. (R24094) Indent :96156 SER 
No. 147/2018-19 


Gubbi Taluk: 


Improvements to road from Nelligere sira road ch. 32.30 40 33.90 Kms 


(R24093) Indent :96170 SER No, 152 /2018-19(96174) 


130.00 


82.50 


Work completed 


kunigal Taluk: 


WMM Completed 


Improvements to Road from Nagegowdanapalya - Chottanahalli to 
Doddamadure connecting Road via Byadarahalli, Honnegowdanapalya, 
Nagasandra (R24091) ch.6.20 to 7.90 Kms. Indent :95545 DR No. 889/2018- 
19 
Turuvekere Taluk: 


T.kere 


T.kere 


Physically completed (11/2019) 


Improvements to road from Kondajji Gate-S.B.Road Via Pura, 
Puttamadihalli, Mangikuppe (R24092) ch.3.10 to 4.50 Kms. Indent :87564 


DR No.890 /2018-19 


CN halli 


CN halli 


C.N.halli Taluk: 
Construction of Road connecting CNHalli-Mathighatta-Kanakatte road (MDR) 
to Karehalli (R24095) ch.0.00 to 1.50 Kms. Indent :96526 SER No.151/2018- 
19 


Tiptur 


Tiptur Taluk: 
Improvements to Tiptur-Honnavalli road to Gudigondanahalli Bovicolony 
road from ch. 0.00 to 1.00 Km in Tiptur. Indent :95441 DR No. 828 /2018- 
- 1HSC work) 


100.00 


usm Lr 
—— 


48.50 


WMM U/P 


Work completed (12/2019) 


GSB UP 


 NABARD RIDF -24 BUILDINGS 
Govt., Order No.ED-153/YSK/ 2018 (Part -1) / Bangalore, Dt. 24-12-2018. 


Catogry -1(2 Class rooms, 2 Toilets) 


Tiptur 


Construction of Additional class rooms, Laboratory rooms and Toilet Block at Pre 


University Collage, Honnavalli in Tiptur Taluk.(Indent 97096) (DPU24044) (UU244) 
(SER.196/ 2018-19) 


[| 


Kunigal 


Kunigal 


119.00 


Catogry - Il (4 Class rooms, 2 Laboratory) 


Construction of additional Class Rooms to MGM P U College Building at Kunigal 
Taluk .(Indent 98592) (DPU24060) (UUO16) (SER.195/ 2018-19) 


Catogry -IV (6 Class rooms, 2 Toilets) 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


5 


Construction of Girls Govt PU College Building at Turuvekere Town, in Turuvekere 
Taluk, Tumkur District \(Indent 98440) (DPU24146) (UU238) (DR.985/ 2018-19) 


(2 
ಧಾನ ಸಭಾ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಅಂದಾಜು |ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಕ್ರ ಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ls 
ಕ್ರಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು | | ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ | ಆದ ವೆಚ್ಚ | ಬಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚ ia 
1 ಹಟ ಸಾನ ಸಾ PRES TERENCE WSN ORR AE 0 
: 4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು ] ] 
1 | ತುಮಕೂರು ! ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕೃಣಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 200.00 4275 | 13385 | ್‌ಮಗಾರಿ ies 
Hy || 
| R wl B J ಮಿಮಿ pe. RNS 
2 | ಗುಬ್ಬಿ | ಗುಬ್ಬಿ |ಣುಲ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೋಬಂ ಮತ್ತು ಒಜಸಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಟ್ಟಿಡನಿರ್ಮಾಣ162040) 120.00 33.31 | 95.84 [ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.(2:19) 
3 ಕುಣಿಗಲ್‌ | ಕುಣಿಗಲ್‌ [ಕುಣಿಗಲ್‌ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೋಬಂ ಮತ್ತು ಒಜಸಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಟ್ಟಿಡ ನಿರ್ಮಾಣ(549751 120.00 33.63 66.34 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
| 
eS lls ei NE ವ ಮಿದು ಮ ತಿ el ವ 
| ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಚೇರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತಸ್ತಿನ 
4 | ತುರುವೇಕೆರೆ | ತುರುವೇಕೆರೆ 50.00 0.00 36.89 ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| j ಕಾಮಗಾರಿ. 
SANE AREREN ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಅತಿ ಗಣ್ಯರ ಅಧಿತಿಗೃಹ ನಿಮಾ ಹ Kl ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5 | ತಿಪಟೂರು | ತಿಪಟೂರು ೫ ಪ್ರಾಸ 'ಮಂ ್ಸಿ "ಸುಸಚ್ಛಿತ 'ಅತಿ: ಗೆಣ್ಯರ' ಅಥಿಷಿಗೃ ೯ಣ 200.60 ನ iis ಭಾತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (08/18) 
| ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ 1ನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | § ನ 
6 | ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ| ಚೆನಾ ಹಳ್ಳಿ 'ಕಾಮಗಾರಿ.(58043) 75.00 4.88 | 7181 ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
\ | ; 
ee — - _— CE RK 3 ಮ ಧಮಸವಿವ 
7 |ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ|ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ 75535 ಚಿ.ನಾ ಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖ್‌ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ . 120.00 | 21.14 21.14 | ಪ್ಲಾಸ್ಥರಿಂಗ್‌ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
i ಗ್ಯ pesos |. ಮ 1] 4501 |ತಸಟೊರು ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಅವರಣಿದಲ್ಲಿ ಸುಸಚ್ಚಿತ ಅತಿ ಗಣ್ಯರ ಅಧಿತಿಗೃಹದ ನೆಲ ನ್‌ SENN 
He ಅಂತಸ್ತಿನ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. $ 0.00 009 ಅಂಬಿಲ್‌ಪ್ಲಗತಿಯಲ್ದದೆ 
| | § Nica ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು ಪನ | nssoo | 1683 | 59243 SG 
ಲೆಕೃಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 4059-80-051-0-29-386 ನ್ಯಾಂಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು ' 
LL SORDE BE ARNS ಜಟ ಬ Me ಸಿವ ಬಹ 
\ | Balance work and Providing Furni tures to 2nd Floor bar Association Building in | ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1 | 95.16 
| Tumkur © Tumkur a) 100.00 95.16 | (2/2018) 
ROSSI SSNS REESE hc ಮ ಹೆ NS ENS ES Sr 
} | 
H | ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ 
2 | SENS | \ ಕ್ಷೆ ಸ್ಸ 
| Tumkur | Tumkur [Cosnt., of Addl. Court hall over existing Dist.,Session Judge Court at Tumkurtown. 500.00 0.00 0.00 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸದೆ 
| \ | 
§ 3 1 Kunigal ' Kunigal } 102152 \ 100.00 69.40 96.03 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 819 
a | [Construction of bar Association Building in the Court premises at Kunigal town in 7} wa 
4 0. 
J Kunigal LL Kunigal § °° [TumkurDist. (2nd Stage) ich § F | 100.00 000 yl WE ವಾಸಂ ಂಗ್‌ ಪತಿಯಲ್ಲಿ SR 
| \ | A § | ಹಪಿ.ಡಿ.ಜೆ ರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
5 | Kunigal Kunigal Construction of Court hall over Existing Court Building at Kunigal town in Tumkur Dist. | 300.00 0.00 0.00 
| 1 | ಸಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ 
——— — ————————— re rr x = | ——— ————— — 
6 | CN halli | CN halli 75746 rei of bar Association Building in the Court premises at C.N.halli town in 100.00 0.00 0.00 ಪ್ಲೌಸ್ಟರಿಗ್‌ ಪ್ರಗತಿ 
Ee ವ [Construction of bar Association Building in the Court ises at C.N.halli town Ws ಸ 
7 | CN halli | CN halli } Ede ond Stage Hing Piem8954 Moin 136.00 0.00 0.00 Tender Process 


ಅಂದಾಜು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಮೊತ್ತ ಆದ ವೆಚ್ಚ 


EXECUTIVE ENGIN 


EER, 


 PWP&IWTD DIVISION. TUMKUR. 


ಅನುಬಂಧ-2 


W 2 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/| 2019-20 W ಗೊಳಿಸಲಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ |ನೇ ಸಾಲಿನ Bog ಉದ ಷರಾ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಸವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ ಕಿ.ಮೀ 
ದಿನಾಂಕ 
4 
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಸಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು 
el 
K ೮೫. |5ರಾ ತಾ ಮುದಿಮಡು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಉಲೋನಿಯಲ್ಲಿ Rescend proposal 
i  |ಬ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 313.19 ssn ibiec ok 
approval. 

& 4 ಶಿರಾ ತಾ!! ದ್ಯಾರಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ y 
ರಾ ರಾ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 10.00 31.3.19 0.10 work completed 
5 ಸ ಶಿರಾ ಈಾ॥ ಮಾನಂಗಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
3 ಠೌ [ಹಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 40:00 work.completed 
R R ಶಿರಾ ಈ ಜಿ. ರಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಸ ಠ್‌ [ಬಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 60-00) work completed 

ಶಿರಾ ತಾ! ಅನುಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಶಿರಾ ಶಿರಾ [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 40.00 3.6.19 2.8.19 work completed 

ಕಾಮಗಾರಿ. ೪ 

ರಲಲ ಈಗ ಬರರ್ದ್‌ರ-ಕಳಬಲ್‌- ಗ್ರ ದ್‌“ಬರ್‌ನ 
ಶಿರಾ ಶಿರಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 18.8.19 4.10 15.57 0,25 work completed 

ಕಾಮಗಾರಿ 
( i ಶಿರಾ ಈಾ।! ಮದ್ದಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ dtd 

ರಾ 

ಸ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. work complete 

ಶಿರಾ ತಾ! ಹರಯಿಲ್‌ಡೊರೆ ಕಾವಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಶಿರಾ ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 26.7.19 9.70 work completed 


ಒಟ್ಟು 


[uso] | |OO | nssse [sso] 250] | 


ಕೊರಟಗೆರೆ 


ಕೊರಟಗೆರೆ 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ: 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊರಟಗೆರೆ 


ಕೊರಟಗೆರೆ 


್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ: ಗಂಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ: ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ ಈ: ಮುಗ್ಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ರಾಯವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


3 ಕೊರಟಗೆರೆ ಕೊರಟಗೆರೆ 
4 ಕೊರಟಗೆರೆ ಕೊರಟಿಗೆರೆ 
5 ಕೊರಟಗೆರೆ ಕೊರಟಿಗೆರೆ 
6 | ಳೊರಟಿಗೆರೆ | ಕೊರಟಗೆರೆ 
y ಕೊರಟಗೆರೆ ಕೊರಟಿಗೆರೆ 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ: ಶಂಭೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡ್‌ಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಪೆಮ್ಯೇದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 


: ಚೇಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 


15.5.19 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 

ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 

ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸಂಭಾವ್ಯ/ 
ನವೀಕರಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


14.7.19 


work completed 


work completed 


work completed 


ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ಗಟ್ನಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ 


15.00 15.5.19 14.7.19 work completed 
15.00 15.5.19 14.7.19 15.00 11.02 0.15 work completed 
15.00 15.5.19 


10.17 0. work completed 


15.00 


15 
0.15 work completed 
0.15 


work completed 


work completed 


ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


work completed 


8 ಕೊರಟಿಗೆರೆ ಕೊರಟಿಗೆರೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
——— 
Feds Fudbiid ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ಸಿರಿಗೋನಹಳ್ಳಿ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ಗೊ: 
ಈ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 30.00 ಬನಿ 033 
Fadtid Fad ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ: ಕಾಮರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ಗಾಃ Ja 
10 ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 21.5.19 20.7.19 
ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ: ಆರ್‌. ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
11 | ಕೊರಟಗೆರೆ | ಕೊರಟಗೆರೆ 10.00 13.6.19 12.7.19 


work completed 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಸುಲ 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಜಿ. ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 


2 ಮಧುಗಿರಿ ಮಧುಗಿರಿ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಧುಗಿರಿ ಈ ದೊಡ್ಗೇರಿ ಹೋ॥॥ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ 

3 ಮಧುಗಿರಿ ಮಧುಗಿರಿ |ಅಮೃತಮಹಲ್‌ ಕವಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಧುಗಿರಿ ಈಾ।॥ ಕಸಬಾ ಹೋ! ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 

4 ಮಥುಗಿರಿ ಮಧುಗಿರಿ We 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ! ಸಂಜೀವಪುರ ಗ್ರಾಮದ 

5 ಮಧುಗಿರಿ ಮಧುಗಿರಿ pd 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಬಂದ್ರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 

ಮಧುಗಿಗಿ ಮಧುಗಿರಿ lt 

ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭದ 


7.00 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ವೀರಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಘುಧುಗರಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಧುಗಿರಿ ಈಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ದಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 
ಮಧುಗಿರಿ ಮಧುಗಿರಿ |ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


.00 
21.5.19 20.7.19 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ! ಮುದ್ಧಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ' ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಮಧುಗಿರಿ ಮಧುಗಿರಿ 3 

ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ! ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಮಧುಗಿರಿ ಮಧುಗಿರಿ ಲ 

ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


7 
.00 
By 
.00 
,00 


7. 
6 
7. 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮ ಪೂರ್ಣ 
ಕರಾರಿಸಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/| 2019-20 ಬ ಗೊಳಿಸಲಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ |ನೇ ಸಾಲಿನ ಚ ಷರಾ 
(16+17+18 3 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ ) ಕಿ.ಮೀ 
ದಿನಾಂಕ |ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ 
8 9 10 11 12 
4.61 5.17 0.13 Completed 
9.51 11.10 0.25 Work compoleted 
13.60 15.32 
4.53 5.07 Work compoleted 
4,52 5.06 0.13 Work compoleted 
(ms 
4.36 4.89 0.13 |Work compoleted 
4.54 5.06 0.13 |Workcompoleted 
4.10 4.56 0.13 |Workcompoleted 
(i 
| | 3.69 4.13 0.13 |Work compoleted 
Work compoleted 
20.5.19 19.7,19 0.15 |Work compoleted 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂಫೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ 
ಕಾಮಗಾರಿಂಯು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡ್‌ಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ 
ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ 

ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌: 9: ಮಧುಗಿರಿ ತಾ! ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ 
ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ Work compoleted 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಲೇರಿ ಹೋ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮದ | 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. Work compoleted 


5ರ ಕ್ಸ್‌ 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 


} 
ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


Work compoleted 


Work compoleted 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಎಸ್‌.ಎಂ. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


Work compoleted 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ! ಹಂದ್ರಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 

ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ f 0. Work compoleted 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಗೊಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 

ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 14.34 Work compoleted 


.15 
SS as i eR 


Work compoleted 


p ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ “ ಪೂರ್ಣ 
| Crd ವ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/| 2019-20 ಅನ್ನು ಗೊಳಿಸಲಾದ 
ತಈಾಲ್ಲೂಳಂ Wy ಕಾಮಗಾರಿಂಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೌಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ | ನೇ ಸಾಲಿನ ಚ್ಚ ಉದ್ದೆ ಷರಾ 
ಸಂ ts ಸಭಾ ಕ್ಸೇತ್ರ = $ ಮೊತ್ತ (617418 3 
ದೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ ) ಕಿ.ಮೀ 
ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ 
1 2 3 4 5 8 7 8 9 |W! 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 1: “ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ್‌.ಅಚ್ಚಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
ಪಾವಗಡ | ಪಾವಗಡ [ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲಿಕಿ '.'.9Aಿ.£0 23.3.19 
naAiASt PAAAUAj 
ನ್‌ bid ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಕಟಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 2 Kk luted 
ಪಾ: ಪಃ 
1 ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 24.4.19 7.93 4,74 0.195 Work complete 
ek ನವನು ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
LS | SNS NEE EE EN 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಗಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿಶ 
2 ಪಾವಗಡ ಪಾವಗಡ |ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 9.00 15.519 14.7.19 5,32 8.59 0.09 | Work completed 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಸೇವಾಲಾಲ್‌ಪುರ ಗಕ್ರಿಮದ 
3 ಪಾವಗಡ ಪಾವಗಡ [ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 8.00 4.5.19 3.7.19 4.87 6.77 0.08 Work completed 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
4 | ಪಾವಗಡ ಪಾವಗಡ [ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಹಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 9.00 4.5.19 3.7.19 5.53 7.65 0.09 | Work completed 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೆ.ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
5 ಪಾವಗಡ ಪಾವಗಡ |ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ f p Work completed 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
6 ಪಾವಗಡ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ್ಸ A K } Work completed 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲ್ಲಪ್ಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
¥ ಪಾವಗಡ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 1 K i Work completed 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ 


'ವಗಡ' 
8) ಈ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4 y Workcompleted 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡ್‌ಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


F- 


ಅಂದಾಚು 
ಮೊತ್ತ 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭದ 

ದಿನಾಂಕ 


4 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಳಿಸಲಾದ 
ಉದ್ದ 
_ 
ಕಿ.ಮೀ 
ಗಳಲ್ಲಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


ಕಾಮಗಾರಿ 

ಹೂರ್ಣಗೊಂಡ/| 2019-20 
ಸಂಭಾವ್ಯ/ |ನೇ ಸಾಲಿನ 
ನವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ 
ದಿನಾಂಕ 


(16417418 
) 


11 


16.5.19 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಅಚ್ಚಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಹಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ 


CTS) ರಮ್ಮಾನಹ್‌ಳ್ಸ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಆನಾಸಾಡತ 
CM 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು 
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಸಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


| 


ಶಿರಾ ತಾ॥ ಲಕ್ಸ್ರೀಸಾಗರ, ಮುದಿಗೆರೆ, ತಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸೂರು, 
ಕೊಂಡಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಅನುಪನಹಳ್ಳಿ, ಎಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ 
(ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ), ಪಂಜಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಜಯನಗರ, ಮುಷ್ಠಿಗರಹಳ್ಳಿ, 
ಎಮ್ಮೋರಹಳ್ಳಿ (ಭೂತೇಶ್ವರ ನಗರ), ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 
ಮೆಳೆಳೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


12.12.19 


CC road under 

progress {Work 

to be completed 
by 15-3-20} 


ಕಾಮಗಾರಿಂಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆ'ಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಶಿರಾ ಈ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಲ್ಕರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ, ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಮರಳಪೃನಹಳ್ಳಿ, ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ, 
ತಾಳಗುಂದ, ಹುಂಜನಾಳು, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಅಮಲಗೊಂದಿ 
ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ, ಕುಂಟೆಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಯಸಂದ್ರ, ಕಾಳಪುರ, 
ಉಮಾಪತಿ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಕೊಡ್ಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಶಿರಾ ತಾ! ದ್ಯಾರನಕುಂಟೆ, ನೆಜಯಂತಿ, ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, 
ದೊಡ್ಡಬಾಣಗೆರೆ, ಎಂಜಲಗೆರೆ, ನಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ರಂಗಾಪುರ, 
ಗೋಪಿಕುಂಟೆ, ವೀರಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (ದೇವಗಿರಿ), ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, 


ವಿಧಾನ 
ತಾಲ್ಲೂಕು pe 
ಸುಲ kd ಸಭಾ ಕ್ನೇತ್ರ 
Zz 2 3 
2 ಸಿರಾ ಸಿರಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
3 ಸಿರಾ ಸಿರಾ 


ಕರಿದಾಸರಹಳ್ಳಿ (ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಹೋಬಳಿ), ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳ್ಳಿ 
(ನಾದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ), ಬ್ರಹ್ಮಸಂದ್ರ (ಭೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ), 
ಮತ್ತು ಮೊಸರುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಣ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶಿರಾ ತಾ! ಬುಳ್ಳಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶಿರಾ ತಾ! ಬುಳ್ಳಾಪಟ್ಟಿಣ ಹೋಬಳಿ ತುಪ್ಪದಳೋಣ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶಿರಾ ತಾ! ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಜೋಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಪರಿಶಿಷ್ಕ ಪಂಗಡು” 


192.65 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/| 2019-20 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ! ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


18.12.19 


187.00 


8.00 


6.00 


11.12.19 


ಒಟ್ಟೂ 
ವೆಚ್ಚ 


(16+17+18 


Work completed 


Work completed 


29.12.19 


23.11.19 6.00 


0.07 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೌಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಶಿರಾ ತಾ! ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಕಮಲನಾಯ್ಯನತಾಂಡ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶಿರಾ ತಾ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬಟ್ಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶಿರಾ ತಾ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ) 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭದ 
ದಿನಾಂಕ 


ಶಿರಾ ತಾ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ (ವಿನಾಯಕ 
ಬಡಾವಣೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶಿರಾ ತಾ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ನಿಂಬೆಮರದಹಳ್ಳಿ (ಹೊಸ 
ಬಡಾವಣೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಪರಿಶಿಷ್ಟ್ಯ ಜಾತಿ) 


ಶಿರಾ ತಾ॥ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶಿರಾ ತಾ॥ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಕುಣಗಾಟಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 


೧ | ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ.(ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) 


ಭ್‌ 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
'ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


23.11.19 


25.11.19 


23.11.19 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ! 
ಸಂಭಾವ್ಯ/ 
ನವೀಕರಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


19.10.19 


18.12.19 


2019-20 
ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಅನುದಾನ 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


30.12.19 


19.10.19 


18.12.19 


Work completed 


Work completed 


Hi ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ i ಪೂರ್ಣ 
ಜು ಕರಕರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ್‌/| 2019-20 ನಸ ಗೊಳಿಸಲಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯ ಲ | ಕಾಮಗಾರಿ | ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ [ನೇ ಸಾಲಿನ Ba ಉದ್ದೆ ಹರಾ 
> | ಪ್ರಾರಂಭದ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ | ನವೀಕರಿಸಿದ | ಅನುದಾನ ಕಿಮೀ 
ದಿನಾಂಕ |ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ| 'ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
|] ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು {WE 
SS 
ೊಂಟಗರೆ | ಊಂಟಗರ |ಕರಟೆಗೆರೆ ತಾ ಜಂಪೇನಹಳ್ಳಿ (ಶಿವಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ನ್‌್‌ 
ಗೊಃ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 409 ಸ5:೩:20 8.00 0.15 |Work completed 
ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ॥ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ದಾ ರ್‌ 
if ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 15.00 Work completed 
16.10.19 ಮ 14.81 
ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ ವೀರೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 9.00 Work completed 
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ತೋವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ oo 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 800 8.00 Work completed 
ಒಟ್ಟು 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 14.81 0.52 
ಪಾಕರ್‌್‌ ನಾ | 
soon | dune |ರಟಗೆರೆ ಈ ಮಣಿವಿನಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಗ! 
3 ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 23.12.19 10.00 0.12 | Work completed 
suds | suns |ರಟಿಣೆರೆ ತಾ ಬೋರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ |” ] 
ಬೂ ra 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6100 6.00 Work completed 
24.9.19 | 20.81 
rude | mune |ಕೌರಟೆಗೆರೆ ತಾ॥ ಚಿಕ್ಕರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಆಃ ಗೂ: 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 8.00 0.08 | Work completed 
facut ಕೊರಟಿಗೆರೆ ಈ ಮುಗ್ಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಗೂ! ಗ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 0.08 | Work completed 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ 3 
ind | sens |ರಟೆಗೆರೆ ತಾ ಮುದಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ” ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ R 
ಗೂ! ಸ! 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ೬.00 23.32.39 8.00 0.14 | Work completed 
ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ ಗೊಂದಿ'ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ | || 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 8.00 0.10 | Work completed 
24919 | 21.42 
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಗಾಂಧಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 8.00 0.10 Work completed 
ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ! ಬಿ. ಳೆ ಗುಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ SN 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 8.00 Work completed 
ಒಟ್ಟು 32.00 32.00 | 2142 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ ಕೊರಟಗೆರೆ 


ಕೊರಟಗೆರೆ ಕೊರಟಗೆರೆ 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ! ಮಜರೆ ಕೆ.ಜಿ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 


J 
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4 

ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ 4 
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಕುರುಡುಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ ಯಾದಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ॥ ಗುಂಡಿನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಚೋಳರ”ಪಾಳ್ಯ (ಟಿ. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಒಟ್ಟು 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ 5 
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ॥ ಚಿಕ್ಕಸಾಗ್ಯೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ॥ ಪೋಲೇನಹಳ್ಳಿ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಚಿಂಪುಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಒಟ್ಟು 


15.00 
10.00 


9.41 


8.00 


42.41 


7.00 
———— 


10.00 


10.00 


8.00 


35.00 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ «bh ಪೂರ್ಣ 
ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/]| 2019-20 ವೆ ky ಗೊಳಿಸಲಾದ' 

ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ! |ನೇ ಸಾಲಿನ M ಉದ್ದ 
ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ ) ಕಿ.ಮೀ 
ದಿನಾಂಕ |ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ 
6 7 8 9 10 11 
29.1.20 15.00 0.12 
10.00 0.13 

304019 | — 0.00 
9.41 0.15 
8.00 0.07 
42.41 0.00 0.47 

EE 

18.12.19 7.00 0.30 
10.00 0.12 

19.10.19 0.00 
10.00 0.10 

—- 

8.00 0.08 
35.00 0.00 0.60 


12 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 
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4 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ 6 


ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


12 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ॥ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ನವಗ್ರಾಮದ 
ಭೋವಿಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊರಟಗೆರೆ ಈಾ।! ನರಸಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ (ಕೆ.ಜಿ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ 
ಮಜರೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


2 
ಕೊರಟಿಗೆರೆ ಈ ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಒನ್ನಾ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ7 
ಕೊರಟಿಗೆರೆ ಈಾ।! ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ರಾಯವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


} Ue [ ದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ) 

ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ॥ ಕುರಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಯ ಪಂಗಡ) 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ ಈ! ಹೋಲತಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) 


ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ! ಹೆರಿಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ ಈ! ವಜ್ಜನಕುರಿಕೆ” ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) 


ಕೊರಟಿಣೆರೆ ತಾ! ವೀರನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


0.15 Work completed 
0.25 


Work completed 


Work completed 


— 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ py 
ಕರಾರಿನಂತೆ | ಕರಾರಿನಂತೆ |ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/| 2019-20 ನಲ ಗೊಳಿಸಲಾದ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೌಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ (6+17418 
ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


18.10.19 Work completed 


ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ॥ ಮಿಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕೊರಟಗೆರೆ | ಕೊರಟಿಗೆರೆ Wi 19.10.19 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 


dl 


ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೌಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


4 
Package 1/KW-3/KTG/2019-20 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ ಕೊರಟಗೆರೆ 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ! ಹುಲುವಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊರಟಿಣೆರೆ ತಾ! ಮಧ್ಯ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಅಕ್ಕಿರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ! ತೊಗರಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


is 
ತಾಲ್ಲೂಕು 


೮ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


3. ಮಧುಗಿರಿ ಈ।॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಆರ್‌.ಎನ್‌. ರೊಪ್ಪ 
ಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿಗೆ ಕವರಿಂಗ್‌ ಸ್ಥ್ಯಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4. ಮಧುಗಿರಿ ಈ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಕೆರಗಳಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 

ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ 

ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 


ನವೀಕರಿಸಿದ 


4.2.2020 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work complted 


Work complted 


Work complted 


6.00 


Work UP{Work to be 
completed by 15-3- 
20} 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂ/| 2019-20 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ! 
ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ |ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡ್‌ಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


5. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ ಹಳೇಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ನಾಗರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ತೊಂಬಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


Work complted 


ತಾಲ್ಲೂಕು | ನಿಥ್‌ನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸಂ ಕ ಸಭಾ ಕ್ನೇತ್ರ ದ್‌ 
Tl 2 3 4 
|_| ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ 3 (ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಗುತ್ತಿಣೆದಾರರಿ 
7 ಮಧಾನಕ್‌ ತಾಗ ಕಾಶಿನೇನಹ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ರಾಮಲಿಮಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ವಟಿರ್‌ಮೆನ್‌ 
ಪುಭುಗಿರಿ ಮಧುಗಿರಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


ಹೋ ರಿಂ ರ 


ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
2. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಬೂಚೇನಹಳ್ಳಿ 


ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


3. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಗೂಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


24.10.2019 | 23.12.2019 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ 4 (ಪರಿಶಿಷ್ಯ ಜಾತಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 
ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ) 


1.ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಹಾವಿನಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ 
ಸ್ಕೂಲ್‌ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ(ಗಿಡದಾಗಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ) 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಡೊಡ್ಲೇರಿ ಹೋ॥ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


3. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಗೇರಿ ಹೋ॥ ಎಸ್‌.ಎಂ. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಮುದ್ಧಪ್ಪನ 
ಮನೆಯಿಂದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


2.11.2019 1.3.2019 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ 
ಸಂಭಾವ್ಯ! 
ನವೀಕರಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


2019-20 
ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಅನುದಾನ 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಳಿಸಲಾದ 
ಉದ್ದ 
ಕಿ.ಮೀ 
ಗಳಲ್ಲಿ 


Work dropped 


Work complteted 


Work completed 


Work completed 


Work completed 
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ಮಧುಗಿರಿ 


ಮಧುಗಿರಿ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ 5 (ಪರಿಶಿಷ್ಯ ಜಾತಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 
ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ) 


1. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ನೀರಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೋವಿ ವೆಂಕಟಿಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಎ.ಡಿ. 
ಕಾಲೋನಿ ಸಮೀಪ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


2 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ನೇರಳೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


3 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ ಚಂದ್ರಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


6.00 


6.00 


8.00 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭದ 

ದಿನಾಂಕ 


4 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


5 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಸಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಸ್ಪನ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ರಾ 


6.00 


6.00 


6 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಅಂಕಾಳಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೋವಿ ಪದ್ಮವತಮ್ಮನ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಒನ್ಸಾ 


6.88 


38.88 


16.12.19 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂ/ 
ಸಂಭಾವ್ಯ! 
ನವೀಕರಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


2019-20 
ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಅನುದಾನ 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೌಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ 6 (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ) 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭದ 

ದಿನಾಂಕ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/| 2019-20 
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ 
ಹೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 


ಒಟ್ಟೂ 
ವೆಚ್ಚ 


(16417418 


1. ಮಧುಗಿರಿ ಈ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಸಿದ್ಬಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಅರಳಿಮರದಿಂದ ಅಂಜಿನಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2. ಮಧುಗಿರಿ ಈ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಡಿ.ವಿ.ಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ಕಾಲೋನಿಯ ಲಕ್ಸಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂನವಾಡಿವರೆಗೆ 
ಮತ್ತು ಪೂಜಾರಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಗಂಗಣ್ಣ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


3. ಮಧುಗಿರಿ ಈಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಶ್ರಾವಂಡನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


4. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


5. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ! ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ರಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ವಾಸು ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಓ. ರಾಜಣ್ಣ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಿಡದಾಗಲಹಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ಓಬಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಧುಗಿರಿ -ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ರಂಗಪ್ಪನ ಮಸೆವರೆಗೆ (ರಾ.ಹೆ-234 ರಿಂದ ಮಧುಗಿರಿ - 
ಶಿರಾ ರಸ್ತೆ) ಆಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ಪುಟ್ಟರಂಗಪ್ಪನ ಸಿ.ಸಿ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


14.11.2019 


work compolted 


13.3.2020 


work compolted 


work compolted 


work compolted 


work compolted 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 
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ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ 7 (ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ) 


1. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ವೀರಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


2. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ ನಲ್ಲೇಕಾಮನಹಳ್ಳಿ 


ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಒನ್ನಾ 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭದ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ: 1 


1. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಆಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ.(ಎ.ಡಿ) ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ 
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


2 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ ಮರುವೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


3 ಮಧಂಗಿರಿ ಈ। ಕಸಬಾ ಹೋ ವೀರಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಶುದ್ಧಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದವರೆಗೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ।! ಅಮರಾವತಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜು ಮನೆವರೆಗೆ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


5 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಗುಡಿರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ 
ಮೈಲಾರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
'ಪೂರ್ಣಗೆೊಳ್ಳ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಳಿಸಲಾದ 
ಉದ್ದ 
ಕಿ.ಮೀ 
ಗಳಲ್ಲಿ 


{Work to be 
completed by 15-3- 
20} 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


ಈಾಲ್ಲೂಕಂ 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


6 ಮಧುಗಿರಿ ಈಾ।॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಜಡೇಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಸೃನ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾವಗಡ 
ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 


7 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ ಮರಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಬಿ ಪಾಂಡರಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 

ಭವನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


8 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಬಂದ್ರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಮಲೇರಂಗಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎಸ್‌.ನಿ ಕಾಲೋನಿಯ 
ಗಂಗಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 

ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


9 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ! ಕಸಬಾ ಹೋ ತುಂಗೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ವೀರಕ್ಕಾತಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ 
ಸಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


10 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


11 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಪರ್ತಿಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


12 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಗೌತಮನಗರ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


13 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ 
ತಿರುಮಲದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


14 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಕೆ.ಜಿ ಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಡಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರ"ಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


6.00 


8.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡೆ!| 2019-20 
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ |ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಪವೀಕರಿಸಿದ 


ಬೇಕಾದ' ದಿನಾಂಕ 


ದಿನಾಂಕ 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


{Work to be 
completed by 15-3- 
20} 


ಕಾಮಗಾರಿಂತು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡ್‌ಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


15 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಕಡಗತ್ತೂರು 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಹಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


16 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಮಸರಪಡಿ ದಲಿತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ 
ಮನೆಯಿಂದ ಸಪ್ಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


17 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


18 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಬೈರಾಪುರತಾಂಡ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭದ 

ದಿನಾಂಕ 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 
ಬೇಕಾದ ದಿಸಾಂಕ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸಂಭಾವ್ಯ/ 
ನವೀಕರಿಸಿದ 


19 ಮಧುಗಿರಿ ತಈಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಮುದ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


20 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ।॥ ದಂಡಿಪುರ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


21 ಮಧುಗಿರಿ ಈ।! ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ದಂಡಿನದಿಬ್ಬ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಸಕ್ಕ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


22 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ! ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಸಿಡದರಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ 
ಹೊಸ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


23 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಗೌರಮ್ಮನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


12 


{Work to be 
completed by 15-3- 
20} 


{Work to be 


Work completed 


Work completed 


{Work to be 
completed by 15-3- 


Work completed 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/| 2019-20 ವೆಚ್ಚ 

ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ! ನೇ ಸಾಲಿನ (6417418 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ ) 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


4 
24 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಆಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 


8.00 0,10 Work completed 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
I 


25 ಮಧುಗಿರಿ ಈ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಪೂಜಾರ್‌ ಕದರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, 
ಕರೆಶಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. 


ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 6.00 6.00 0,10 Work completed 
8 20.1.20 31.3.20 0.41 

26 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 

ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 15.00 15,00 0.12 |Workcompleted 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


27 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಬಿ.ಎಂ ಪಾಳ್ಯ ಎಸ್‌.ಸಿ, ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


28 ಮಧುಗಿರಿ ಈಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ರಂಟಿವಳಲು ಗ್ರಾಮದ - 

ಎಸ್‌ಸಿ ರಾಮಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕರಿಯಪ್ಪನ (Work to be 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ಸಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ 9,00 completed by 15-3- 
ಎಸ್‌ಸಿ ಲಕ್ಸ್ಯಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ನಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 20} 

ನಿರ್ಕಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


6.00 0.10 |Workcompleted 


29 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ! ದೊಡ್ಗೇರಿ ಹೋ ಸಜ್ಛೇಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


0,10 Work completed 


30 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಗೇರಿ ಹೋ॥ ಕಿತ್ತಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


10.00 0,12 Work completed 


ಹಿ 


ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೌಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


4 


31 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಗೇರಿ ಹೋ॥ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಸಣ್ಣರಂಗಪ್ಪ, 
ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜು ಮನೆವರೆಗೆ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


32 ಮಧುಗಿರಿ ಈಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಕವಣದಾಲ ಗ್ರಾಮದ 
ಎ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನದಿಂದ ಹಾಗೂ ಹಳೇ 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


33 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ತೊಂಡೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


34 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ದೊಡ್ಡದಾಳವಟ್ಟ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[ 


35 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಹೊಸಟಕಲೋದಟಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


10.00 


6.00 


6.00 


6.00 


6.00 


36 ಮಧುಗಿರಿ ಈಾ॥ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಚಿಕ್ಕದಾಳವಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


8.00 


37 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ದಾಸಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


38 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ।॥ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಂಡ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


8.00 


6.00 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭದ 


ದಿನಾಂಕ 


MES 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


2019-20 
ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಅನುದಾನ 


6.00 Work completed 
{Work to be 

10.00 completed by 15-3- 
20} 

—— 

{Work to be 

6.00 completed by 15-3- 
20} 
{Work to be 

6.00 completed by 15-3- 
20} 

6.00 0.11 |Workcompleted 

8.00 0.11 |Workcompleted 

8.00 0.10 Work completed 

6.00 0.10 |Workcompleted 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೌಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ / 

ಸಂಭಾವ್ಯ! 

ನವೀಕರಿಸಿದ 


2019-20 
ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಅನುದಾನ 


ಒಟ್ಟೂ 
ವೆಚ್ಚ 
(16+17+18 
) 


39 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


40 ಮಧುಗಿರಿ ಈಾ॥ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಮುದ್ಯೇನೆರಳೆಕೆರೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


41 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ! ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ದಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


42 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಯರಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


6.00 


10.00 


6.00 


43 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


44 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ ಕಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


45 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ .ಕೃಷ್ಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. 


ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


46 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಹಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


47 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


10.00 


15.00 


6.00 


| 


6.00 


11.00 


10 


0.10 


0.11 


0.12 


0.11 


0.12 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


{Work to be 
completed by 15-3- 
20} 


Work completed 


ಕಾಮಗಾರಿಂಶು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೌಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಕ 


1 ess 


48 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ನೀರಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


49 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ।॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ನಲ್ಲೇಕಾಮನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 6.00 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭದ 
ದಿನಾಂಕ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ 

ಸಂಭಾವ್ಯ/ 
ನವೀಕರಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


Work completed 


{Work to be 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


6.00 completed by 15-3- 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 20} 
g 50 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಬೇಡತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ {Workto be 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 6.00 completed by 15-3- 
ಕಾಮಗಾರಿ 20} 
ನಾವಾ 
ಒಟ್ಟು 
ಬ 

ಮಧುಗಿರಿ ತಾ! ಪುರವರ ಹೋ ನಿಟ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ॥ 

9 ಮಧುಗಿರಿ ಕೊರಟಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್‌ ಬಡವಣೆ್‌ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 28.11.19 27.1.20 Work completed 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 

————— 

ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಪುರವರ ಹೋ।॥ ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ 

10 ಮಧುಗಿರಿ ಕೊರಟಗೆರೆ | ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 25.10.2019 24.12.2019 8.00 4,21 0.12 Work completed 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಧುಂಗಿರಿ ತ।॥ ಪುರವರ ಹೋ ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಭೋವಿ 

11 | ಮಧುಗಿರಿ ಕೊರಟಗೆರೆ | ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 30.10.2019 | 29.12.2019 0.30 Work completed 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

4 | 

ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ॥ ಮುಳಬಾಗಿಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ 

12 ಮಧುಗಿರಿ ಕೊರಟಗೆರೆ [ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 18.11.2019 17.01.2020 Work completed 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಧಂಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ ಬ್ಯಾಲ್ಯ ವಡ್ಗರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 

13 ಮಧುಗಿರಿ ಕೊರಟಿಣೆರೆ [ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 17.10.2019 16.12.2019 


Work completed 


ಮಧುಗಿರಿ 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಪುರವರ ಹೋ॥ ನಿಂಗೃಜೃನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


30.11.19 


Work completed 


q 0 ವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ 
A § 


ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/| 2019-20 ಒಟ್ಟು ಗೊಳಿಸಲಾದ 


ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 
ಕಾಮಗಾರಿಂಯಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಢ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ! ನೇ ಸಾಲಿನ (16417418 ಉದ್ದ ಷರಾ 
ಗೊ: 
೯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ ) ಕಿ.ಮೀ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ ಗೆಳಲ್ಲಿ 


4 


EN SOS SEN SON SE AR So Wa dE, 72 


——| 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ॥ ಅರಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
15 ಮಧುಗಿರಿ ಕೊರಟಗೆರೆ | ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ) 


28.11.19 27.1.20 8.00 0.00 0.30 Work completed 


[5s] 

8.00 

6.00 29.12.2019 6.00 3.97 0.10 Work completed 
| om [sm 30.12.2019 6.00 4.21 0.10 Work completed 
8.00 15.12.2019 8.00 5.22 0.30 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ ಕೋಡಗದಾಲ ಗ್ರಾಮದ 
16 ಮಧುಗಿರಿ ಕೊರಟಿಗೆರೆ | ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ! ಪುರವರ ಹೋ॥ ಬ್ಯಾಲ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
17 ಮಧುಗಿರಿ ಕೊರಟಗೆರೆ [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ! ತಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋವಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


18 ಮಧುಗಿರಿ ಕೊರಟಿಗೆರೆ Work completed 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ॥ ಬೈರವನಗರ ಗ್ರಾಮದ 
ಕೊರಟಗೆರೆ [ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 8.00 30.10.2019 | 29.12.2019 8.00 4.80 0.10 Work completed 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಮಧುಗಿರಿ ಈಾ।! ಪುರವರ ಹೋ॥ ದೊಡ್ಡಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
20 | ಮಧುಗಿರಿ | ಕೊರಟಗೆರೆ [ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 8.00 15.12.2019 8.00 5.37 0.10 Work completed 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ! ಪುರವರ ಹೋ ಮುದ್ಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ 
ಕೊರಟಗೆರೆ [ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ) 


30.12.2019 8.00 4.50 0.12 Work completed 


[ 
[ 


RR 97.7 5670 | 203 
TT ಧ 


H 0 


« 


|. Ko] + ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/| 2019-20 
ಕ್ರ ವಿಧಾನ ಅಂದಾಜು 
- ತಾಲ್ಲೂಕು ಫ AR ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡ್‌ಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ವಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಸಂ ಭಾ ಕ್ಬೇತ್ರ » | ಪ್ರಾರಂಭದ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ | ನವೀಕರಿಸಿದ | ಅನುದಾನ 
ದಿನಾಂಕ |ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 SE Tui 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು [ 
T —— ಕ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-7 | 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯರ್ರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 20.90 29.120 Work completed 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಅರ್‌.ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
4 ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3300: | ois Work completed 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಎನ್‌.ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2090 Work completed 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 43.00 
MM ವ್ಯಾ | 
WHE RR ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇರಳೇಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಪಾ 
ಪಾಃ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 15.00 3.2.20 15.00 0.30 |Work completed 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
5 ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 15.00 SiS 15.00 06 0.30 |Work completed 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 15.00 15.00 0.20 |Work completed 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 45.00 45.00 0.00 0.80 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-9 
ುಲಬ್‌ಗಡ-ಅಲಲಾಳ್ಞಾಕರ-ಮಾಕಲಳಲುರ್‌ರ್‌ಳ್ಳಾ ಗ್ರಾ 
ಪಾವಗಡ ಪಾವಗಡ |ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.30 |Work completed 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 15.00 0.30 |Work completed 
3 ಕಾಮಗಾರಿ 30.10.19 0.00 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
15.00 0.40 |Work completed 


ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆ 

ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಂಖು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ 
ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ 


ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 


1 2 3 4 5 6 9 10 | 1 | 12 


ತಈಾಲ್ಲೂಕಂ 


ಕಾಮಗಾರಿಂಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಅಂದಾಜು 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭದ 
ದಿನಾಂಳ 


ಗುತ್ತಿಣೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


4 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-10 


ಪಾವಗಡ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸಂಭಾವ್ಯ/ 
ನವೀಕರಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


18 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಮ್ಮತಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಗಾನಗುಟೈ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 


15.00 


14.11.19 


Work completed 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಿಕಲಬಂಡ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


15.00 


31.10.19 


ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 15.00 Work completed 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 30.00 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-11 

ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡೇಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ g6id 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work complted 


10.00 Work complted 


Work complted 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೂಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ees ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 40.00 

ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-12 

ವಟಿ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಪಾ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 15:00 21220 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಟೈೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 
ಕಾಮಗಾರಿ 
22.10.19 § 

ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಗಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ | 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 10.0 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾತಗಾನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 


ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


Work compited 


ತಾಲ್ಲೂಕಂ 


ಪಾವಗಡ 


ಪಾವಗಡ 


ಕಾಮಗಾರಿಂಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೌಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


4 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -1 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳೇಮರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿತ್ತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 


ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಬೆಟ್ಟಿತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುರರಾಯನಚಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -2 


ಪಾವಗಡ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೀರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


10.00 


10.00 


10.00 


10.00 


20.00 


4/1/2020 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ 
ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/| 2019-20 ಅನ್ಯ ಗೊಳಿಸಲಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ! |ನೇ ಸಾಲಿನ $3 ಉದ್ದ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ ) ಕಿ.ಮೀ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ 
SATS RS EN RET 
10.00 0.30 
10.00 
10.00 0.20 
10.00 0.30 
31.3.20 —————————————— 3533 
10.00 0.30 
20.00 0.40 
15.00 
10.00 0.20 


ಷರಾ 


mA | 


{Work to be 
completed by 15- 
3-20} 


{Work tobe 
completed by 15- 
3-20} 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


{Work to be 
completed by 15- 
3-20} 


Work completed 


Work completed 


ಕಾಮಗಾರಿಂಶು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೌಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


4 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಚಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ದವಡಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭದ 

ದಿನಾಂಕ 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ! 
ಸಂಭಾವ್ಯ/ 
ನವೀಕರಿಸಿದ 


ದಿನಾಂಕ 


2019-20 
ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಅನುದಾನ 


(16417418 
) 


Work completed 


Work completed 


ರ್‌ ್‌್‌ಾಾ್‌ಾ್‌್‌ಾಾಾ್‌್‌ಾ್‌ 
| KN | ಡುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹ ಪೂರ್ಣ 
ಸ Io ದಾಜು | ಕರಾರಿನಂತೆ | ಕರಾರಿನಂತೆ |ಹೂರ್ಣಗೊಂಡ/| 2019-20 ವಟ. | ಗೊಳಿಸಲಾದ 
ಈಾಲ್ಲೂಳು ge ಕಾಮಗಾರಿಂಶು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೌಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ! ನೇ ಸಾಲಿನ ಚ್ಮ . ಉದ್ದ ಷರಾ 
ಸಂ %; ಸಭಾ ಕ್ಸೇತ್ರ ಮೊತ್ತ (16+17+18 ಇ 
ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ್ಯ ನವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ ) ಕ.ಮೀ 
ದಿನಾಂಕ |ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ 
8 p 3 5 UE TON ET F 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 15.00 15.00 0.30 Work completed 
8 11.12.19 31.3.20 0.00 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 20.00 0.40 | Workcompleted 


ಕಾಮಗಾರಿ | 

ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 

ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ೩0.40) 10.00 0.20 | Work completed 
3 3 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 


PN 
kal 
[=] 
[=] 


ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 15.00 0.30 Work completed 

ಕಾಮಗಾರಿ 

ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ 

ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 10.00 0.20 Work completed 
100.00 100.00 0.00 2.00 


CC road UP {Work 
10.00 to be completed 
by 15-3-20} 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಪಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಗಲಪಾಳ್ಯ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 15.00 Work completed 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಳವಾಯಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


Work completed 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


Work completed 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಟಗುಡ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೊ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭದ 
ದಿನಾಂಕ 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸಂಭಾವ್ಯ/ 
ನವೀಕರಿಸಿದ 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡ್‌ಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


10 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -4 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರೆಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಲ್ಲಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾದಿಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವದನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅನುಸೂಚಿತ 


ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 15:00 


10.00 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಾರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 
ಕಾಮಗಾರಿ 


10.00 


6.1.20 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/| 2019-20 

ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಂಭಾವ್ಯ/ |ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 


31.3.20 


9 


10.00 


10.00 


ಪೂ 
ಒಟ್ಟು | ro 
ಯ‘ 
ವೆಚ್ಚ 
ಉದ್ದ 
(16+17+18 6; 
) ಕಿ.ಮೀ 
ಗಳಲ್ಲಿ 


0.00 


0.20 


Work UP {Work to 
be completed by 
15-3-20} 


Work completed 


Work UP {Work to 
be completed by 
15-3-20} 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work complete 


Work complete 


94 a ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ 
s) ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ  |ಪಹೂರ್ಣಗೊಂಡ/| 2019-20 ಗೊಳಿಸಲಾದ 
ಕ್ರ ವಿಧಾನ ಅಂದಾಜು 
ಹ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೌಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ |ನೇ ಸಾಲಿನ ಉದ್ದ 
ಸಂ ಸಭಾ ಕ್ಸೇತ್ರ kos ಮೊತ್ತ (16+17+18 ಈ 
ey ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ ) ಕಿ.ಮೀ 
ದಿನಾಂಕ |ಬೇಕಾದ ದಿಖಾಂಕ ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ 
1 2 3 4 3. 6 9 
lees 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 0.20 Work complete 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಂಗಮರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ  ಅನುಸೂಟಿತ 
ಜಾಡಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 10.00 0,20 Work complete 
11 —————— 18.12.19 31.3.20 ——— 61,17 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಸೀಕೆರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 10.00 10.00 0.20 Work complete 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪ್ಪಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ 8.00 8.00 0.15 Work complete 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ Drain UP {Work to 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ 15.00 15.00 ia by 
3 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಮಲಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 15.00 15.00 0.30 Work complete 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 98.00 98.00 | 6117 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-6 
Ho 
ಸ ಎಡ |ನೌವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ Work UP {Work to 
ಪಾಃ 
ಗ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 10.00 be completed by 
7 15-3-20} 
a 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಳ್ಳ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ 4 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 13.00 13.00 Work completed 
BR 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
15.00 15.00 Work completed 


ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ uk ಪೂರ್ಣ 
ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ವೆಚ್ಚ ಗೊಳಿಸಲಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೌಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾವುಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ! 46+17+18 ಉದ್ದ 
ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ ಕಿ.ಮೀ 


ದಿನಾಂಕ | ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ರ್ಯಾಪ್ಸೈ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ k lsd 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ . Work complete: 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 4 ited 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ .. Work complete 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪುರಶಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ Work completed 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇವಾಲಾಲ್‌ಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ Work completed 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಮ್ಮರೆಡ್ಮಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮುದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ X y Work completed 


| we] sss 
3 Sie 


೫ 


ಭಾಗದ ಹೆಸರು :: ', ಮಧುಗಿರಿ § k be “| ರೂಗಳಲ್ಲಿ 
ವವ ಲಲಿಸೆಮಿಲ ಬದದ ದೂ ಒ ಸ le AU dl ಹ ಎಮ Es ಓತ 
ಲೆಕೃಶೀರ್ಷಿಕೆಂರು ಹೆಸರು: 5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು | 
ನಾಭಿ SN ನ P EE La ತ | ಮೋ | 
| ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
| ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ | 2018-19 ರ್ಣ 
ವಿ | ವೆ: ಗೊಳಿ: 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಧಾನ್‌ "ಸಭಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಿಟಿಟ್ಯ ಬೆಟ್ಟ 'ಹೊಳಿಸಲಾದ 
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊತ್ತ | |(16+17+18)) ಉದ್ದ 8.ಮೀ ! 
| ತೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ | ಅನುದಾನ | ನಲ 
ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ಜಿನಾಂಕ'| ದಿನಾಂಕ f Hs 
2 3 ~~ iy ರ್‌ ನ 5 6 
| [ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
$8 ಶಿರಾ ತಾ॥ ಗಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
Sos $4 ಶಿರಾ ಈಾ॥ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ! 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಶಿರಾ ಈಾ॥ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಶಿರಾ ಶಿರಾ ಇ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
45.00 7.3.19 31.3.19 29.65 28.84 
ಶಿರಾ ತಾ ಗಿರಿನಾಥನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಶಿರಾ ಶಿರಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 0.132 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಶಿರಾ ಈಾ। ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಶಿರಾ ಶಿರಾ ಸ್‌ ಇ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಶಿರಾ ಈ ಪಂಜಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಶಿರಾ ಶಿರಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3.52 378 0.06 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಶಿರಾ ತಾ॥ ಸೀಬಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ 
ಶಿರಾ ಶಿರಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ। 45.00 26.00 28.98 0.45 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


Work 
completed 


Work 
completed 


Work 
completed 


Work 
completed 


Work 
completed 


Work 
completed 


Work 
completed 


| | 
| ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
| ಧು ಧ್ಯ ಪೂ 
SRE If I ಪ ಕರಾರಿನಂತೆ | ಕರಾರಿನಂತೆ [ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/[ 2018-19 | | ಗ್ಯಾದ 
[ ತಾಲ್ಲೂಕು | | ಭಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ | ನೇ ಸಾಲಿನ peice > ಕಜ ಕರ ಷರಾ 
9 ಸೀತ ೭ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ | ನವೀಕರಿಸಿದ | ಅನುದಾನ K% | 
\ ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ ಈ 
FE SS ರ್‌ WN ಶ್‌ SS 6 7 8 9 10 11 ಕ್‌ 
ಮ $s ಶಿರಾ ತಾ ಸಲುಪರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ Work 
5 ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 19.00 16.5.19 15.7.19 10.90 12.32 0.20 PR 
ಒಟ್ಟು 130.00 80.10 82.71 0.84 


T 1 | 
| | 
| (3 102” ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ | ಕಾಮಗಾರಿ | | ಘು 
¥ Rod der; | oh ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ | 2018-19 “it d | Heed | 
ಜ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಥಿ kal ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ! ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿ ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
ಸಂ ಕ್ಸೇತ್ರ ಜು ಮೊತ್ತ (16+17+18)| ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 
| ಜ್‌ ik ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ | ನವೀಕರಿಸಿದ | ಅನುದಾನ ತ 
| ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 
| | 
1 TN WE SNES x 5 ROR 8 NT 2 
ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ: ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ Work 
ಕೊರಟಗೆರೆ | ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್‌ ep 
1 ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 50.00 15.5.19 14.7.19 50.00 37.40 0.11 completed 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ Work 
ನಿರ್ಮಾಣ completed 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಗುಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಧುಂಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಈಯೋ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಗುಂಡಗಲ್ಲು 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


Work 
completed 


Work 
completed 


Work 
completed 


ಮಧುಗಿರಿ [ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಸೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಒಟ್ಟು 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ | 2018-19 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಕಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ |ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ 
ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 


6 ನ್‌್‌ 


ಪಾವಗಡ ತಾ: ಹೊಸದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ[' 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ . 4.5.19 ls } Y y Work 
ಕಾಮಗಾರಿ. completed 


ಪಾವಗಡ ತಾ: ರಂಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ i 


ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 10.00 16.5.19 15.7.19 X ) " Work 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. completed 


ಪಾವಗಡ ತಾ: ಪೊನ್ನಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ) 5. 3 , , Work 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. completed 


ಪಾವಗಡ ತಾ: ಬೆಳ್ಳಿಬಟ್ಟಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ] 5 7. 631 7.07 \ Work, 
ಕಾಮಗಾರಿ. . completed 


] = — 
ESE SE EN BES 


ನಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಶಿರಾ ಈಾ॥ ಹಾಲ್ಗೊಡ್ಡೇರಿ, ಹೊಸಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ, 
ನ್ಯಾಯಗೆರೆ, ತಿತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ದ್ಯಾರಾಳು ಯರಗುಂಟೇಶ್ವರ 
ನಗರ, ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳ್ಳಿ, ಮೆಳೆಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಎನ್‌.ಎಸ್‌ | 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ K 10.12.19 3. 160.51 99.51 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


Work 
complted 


ಶಿರಾ ಈಾ।॥! ಯಾದಲಡಳು, ಚಿರತೆಹಳ್ಳಿ, ಎಂಜಲಗೆರೆ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 4 30.12.19 3. K } , Work 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. complted 


T 7 7 T 


Ne | ಡುತ್ತಿಣೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 


| ಪೂರ್ಣ | 
ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ | 2018-19 

ಕ | ವಿಧಾನ ಸಭಾ | ಅಂದಾಜು ಟಾ | kk 4 ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಗೊಳಿಸಲಾದ 

3 ತಾಲ್ಲೂಕು ' ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನೇ ಸಾಲಿನ ಷರಾ 

ಸಂ ಕ್ಸೇತ್ರ ಮೊತ್ತ (16+17+18)| ಉದ್ದ ಕ.ಮೀ | 

ಈ ks ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ | ಅನುದಾನ | ಗಳಿ | 

ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ( ದಿನಾಂಕ ಮ 

1| 3 SN CR SSN CA 


ಶಿರಾ ತಾ॥ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿಣ ಹೋಬಳಿ ಬಟ್ಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
3 ಸಿರಾ | ಚೆನಾ ಹಳ್ಳಿ [ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 8.00 24.9.19 23.11.19 8.00 5.39 0.08 Work 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. complted 
— 
ಶಿರಾ ಈಾ॥ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿಣ ಹೋಬಳಿ ರಂಗನಹಳ್ಳಿ 
4] ಸಿರಾ |ಚಿನಾ ಹಳ್ಳಿ (ದೊಡ್ಡಅಗ್ರಹಾರ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿ.ಿ | 9.00 22.10.19 | 21.12.19 9.00 6.13 0.09 ಹ R 
Ct 


ರಸ್ಲೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


—————— 
ಶಿರಾ ಈಾ॥ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 


5 ಸಿರಾ | ಚೆ ನಾ ಹಳ್ಳಿ [ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 6.00 19.10.19 18.12.19 6.00 3.91 0.06 Work 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಪರಿಶಿಷ್ಯ 'ಚಾತಿ) complted 


ಶಿರಾ ಈಾ॥ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
| ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ 6.00 30.10.19 | 29.12.19 6.00 4.67 0.06 Work 

complted 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶಿರಾ ಈಾ॥ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಕರೆಮಾದೆನಹಳ್ಳಿ 
7] ಸಿರಾ |ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 9.00 4.10.19 | 3.12.19 9.00 6.13 0.09 ತ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಪರಿಶಿಷ್ಯ ಜಾತಿ) compite 


eS] dl 


ಶಿರಾ ಈಾ॥ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಗಾಣದಹುಣಸೆ ಗ್ರಾಮದ 


8 ಸಿರಾ | ಚೆನಾ ಹಳ್ಳಿ |ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 6.00 27.9.19 26.11.19 6.00 4.20 0.06 ಬ A 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. comp te 

ಶಿರಾ ತಾ॥ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿಣ y 
ಸಿರಾ |ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ (ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 6.00 24.9.19 23.11.19 6.00 3.75 0.06 Rs ‘i 


ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


263.51 0.00 0.00 000 [26351|1330| 246 | | 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ | 


diy ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 
ee \ 


; 
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು" 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ ಈಾ॥ ಚಿಕ್ಕರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ” ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ | ಕೊರಟಗೆರೆ 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ॥ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ॥ ಕುರಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ” ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ | ಕೊರಟಿಗೆರೆ 


ಗುತ್ತಿಣೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭದ 

ದಿನಾಂಕ 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ | 2018-19 


ಸಂಭಾವ್ಯ! 
ನವೀಕರಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಅನುದಾನ 


| 


ಪೂರ್ಣ 
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಗೊಳಿಸಲಾದ 
(16+17+18)| ಉದ್ದ 8.ಮೀ 


| ಷರಾ 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ ಈಾ॥ ಬಡಮುದ್ಧಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ॥ ತೋವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ ಈಾ॥ ಜೋನಿಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ | ಕೊರಟಿಣಗೆರೆ 


Work 
cokmplted 


complted 


compited 


Work 
complted 


Work 
complted 


COMPLETED 


ಷರಾ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ರಿ: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ | 2018-19 

| ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಅಂದಾಜು ಸಂಾರಿನಂತೆ ಸರಾರಿನಂತೆ ರ೯ಡಇಂಡ! ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಗೊಳಿಸಲಾದ 

ತಾಲ್ಲೂಕು ' ಅ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ FR ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ | ನೇ ಸಾಲಿನ \a6x17+18)| wದ್ದ 8.ಮೀ | 
ಬತ ಭ್‌ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ | ಸಂ | 

| ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | ದಿನಾಂಕ ಇ 

| 
ರ್‌ ್‌ 3 pO § 4 - _ § 6 y: | CR CN TN 11 


ಕೊರಬಟಿಣೆರೆ ಈಾ॥ ಚಿಂಪುಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ ಈಾ॥ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


30.10.19 


0.00 


WORK 
COMPLETED 


WORK 
COMPLETED 


ಡುತ್ತಿಣಿ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ii; 
a SR ಅಂದಾಜು ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ | ಪೂರ್ಸಗೊಂಡ/| 2018-19 (ವ re 
3 | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಥಾ 2 ಭಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಟೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ (ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ 4 ಕ ಷರಾ 
$ | ೭ ಪ್ರಾರಂಭದ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ | ನವೀಕರಿಸಿದ | ಅನುದಾನ 8 kg 
| ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ ೪ 
1 SS _ ವಿವ ಲ ಧಮ ಮ (Me NS ಮ i 2 _ 
1 2 3 4 7 11 12 
| ಜ್‌ ~ pe ್ಸ- — ೯ 
ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ! ದೊಡ್ಡಸಾಗ್ಲೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಕೊರಟಗೆರೆ | ಕೊರಟಗೆರೆ [ನ Bg 14.88 14.88 0.15 Work 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ completed 
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ॥ ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 Site ‘problem, 
4 14.10.19 13.1.20 20.31 
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ॥ ಮೋರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ Work 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 9:08 completed 
ಕೊರಟಿಗೆರೆ ಈ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ $id Work 
A 0.06 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ completed 
ಕೊರಟಗೆರೆ ಈಾ॥ ವಿರೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ” ಎಸ್‌.ಟಿ 
5 | ಕೊರಟಿಗೆರೆ | ಕೊರಟಿಗೆರೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ 8.00 12.11.19 11.1.20 8.00 6.07 0.09 Work 
completed 
ಪಂಗಡ) 
ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ ಗೊಡ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
6 | ಕೊರಟಿಣೆರೆ | ಕೊರಟಿಗೆರೆ [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಪರಿಶಿಷ್ಟ 15.00 24.10.19 23.12.19 15.00 10.50 0.10 Work 
completed 
ಜಾತಿ) 
: 
ಕೊರಟಿಗೆರೆ ಈಾ॥ ಕಳ್ಳೀಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
7 | ಕೊರಟಿಣೆರೆ | ಕೊರಟಿಗೆರೆ |ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಪರಿಶಿಷ್ಟ 8.00 12.11.19 11.1.20 8.00 6.61 0.10 Work 
completed 
ಪಂಗಡ) 
| 
L 
ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ॥ ಓಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
8 | ಕೊರಟಗೆರೆ | ಕೊರಟಿಗೆರೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ 6.00 9.10.19 8.12.19 6.00 4.57 0.06 Work 
completed 
ಜಾತಿ) 
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ॥॥ ಪುಟ್ಟಿಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
9 | ಕೊರಟಗೆರೆ | ಕೊರಟಗೆರೆ [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ 8.00 13.10.19 29.12.19 8.00 5.89 0.10 et K 
complete! 
ಜಾತಿ) 


led 3 ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ | ಕಾಮಗಾರಿ | 
feed; qT ಪಟ ಕರಾರಿನಂತೆ | ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ | 2018-19 [ಒಟು ಕ 
ro ಳಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ | ಸಂಭಾವ್ಯ/ |ನೇ ಸಾಲಿನ Ai 
ko ಜೆ ಪ್ರಾರಂಭದ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ | ನವೀಕರಿಸಿದ | ಅನುದಾನ 
ದಿನಾಂಕ? | ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ | 
3 | CS 4 WE Wl 5 I 7 ್‌ 8 § 9 10 ಗ್‌ mu | fy 
i ವಮಾಯಯನ ಭಿ ಮಿಮವನೂ ಮಾ SR Ns | 3 dl § _ ರ 
ಕೊರಟಿಗೆರೆ ಈಾ॥ ಹೊಲಶಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಕೊರಟಗೆರೆ [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಠ | 6.00 9.10.19 8.12.19 6.00 | 460 0.06 Work 
completed 
ಜಾತಿ) 
ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ! ಬೆಂಡೋಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ k 
ಕೊರಟಗೆರೆ [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ 6.00 . 8.12.19 6.00 4.62 0.06 he pe 
complete 


ಜಾತಿ) 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಪುರವರ ಹೋ ತಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 15.12.2019 7.00 4.44 0.10 i p 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. complete: 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಪುರವರ ಹೋ॥ ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ | Work UP 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಹಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 7.00 | 16.10.2019 | 15.12.2019 7.00 0.00 {Worktobe 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. completed iby 
- 15-3-20} 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಪುರವರ ಹೋ॥ ಬ್ಯಾಲ್ಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ 
ಮನೆಯಿಂದ ಅಜ್ಜಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಠ್ತು Work 
ಮಧಂಗಿರಿ ಮಧಂಗಿರಿ ೪ ತ ವಾ: p 
ಥಃ ಧಃ even. pas oes: 7.00 | 31.10.2019 | 30.12.2019 7.00 4.76 0.10 ತ 
ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ) 
ಮಧುಗಿರಿ ಈ ಪುರವರ ಹೋ ಹುಡುಗನಹಟ್ಟಿಪಾಳ್ಯ 
ಮಧುಗಿರಿ |ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಹ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 7.00 | 19.10.2019 | 18.12.2019 7.00 4.76 0.10 ಮ K 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. p 
ee ತಾ ಪುರವರ ಹೋ॥ ಳೋಡ್ಗಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಮಧುಗಿರಿ |ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 7.00 Work 


16.10.2019 15.12.2019 7.00 3.54 0,12 
completed 


| [8 ತಿಗ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ SE 
N PS Fk ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/| 2018-19 | BA 
ಸಿ| ತಾಲ್ಲೂಕು | ಸ್‌ ಳ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯ ನ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ (ನೇ ಸಾಲಿನ (ಸ ky ಢೀ ಷರಾ 
© | | ಸೀತ ರ ಪ್ರಾರಂಭದ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ | ನವೀಕಂಸಿದ | ಅನುದಾನ [('6*!7*18) wh ¥ 
| | ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಳದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ id 
ps SRR SE SS ಟು ಧಾ re _ RSE ಇಮಾ | ದಿವಾ ಮ nk ES ಭವವ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 i0 i 12 
bl _ ಮ ER RN § i , 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ॥ ಚುಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
6 | ಮಧುಗಿರಿ | ಮಧುಗಿರಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 15.00 | 16.10.2019 | 15.12.2019 15.00 8.79 0.12 ಪ್‌ 4 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. complete! 
eel, ml 
ಮಧುಗಿರಿ ಈ ಪುರವರ ಹೋ॥ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
7 | ಮಧುಗಿರಿ | ಮಧುಗಿರಿ [ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 10.00 | 30.10.2019 | 29.12.2019 10.00 6.39 0.1 ದ p 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. complete 


ಮಧುಗಿರಿ 


ಮಧುಗಿರಿ 


1. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥। ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಕೆರಗಳಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ 
ಸರೋಜಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಸಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


2. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಹಳೇಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಟಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಣಪ್ಪನ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


3. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಕವಣದಾಲ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ರತ್ನಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಸುಮಂತರಾಯಪ್ಸ್ಪನ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


8.00 


6.00 


4. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


8.00 


5. ಮಧುಗಿರಿ ಈಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ನೀರಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


6.00 


7.1.20 


31.3.20 


6.00 


8.00 


6.00 


8.00 


9.97 


{Work to be 
completed 
by 15-3-20} 


Work 
completed 


CC road UP 
{Work to be 
completed 
by 15-3-20} 


Work 
completed 


Work 
completed 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭದ 

ದಿನಾಂಕ 


ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ್‌ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


| ಗುತ್ತಿಗೆ 
| 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ 
ಸಂಭಾವ್ಯ/ 
ನವೀಕರಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


2018-19 


ನೇ ಸಾಲಿನ ' 


ಅನುದಾನ 


| 
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ | 


(16+17+18) 
| 


6. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಶ್ರಾಪಣಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


WMM UP 
{Work to be 
completed 
by 15-3-20} 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


LM2- 


ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭದ 

ದಿನಾಂಕ 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 

ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 

| ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ | 2018-19 


ಸಂಭಾವ್ಯ/ 
ನನೀಕರಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


| ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಅನುದಾನ 


ಪೂರ್ಣ 
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ | ಗೊಳಿಸಲಾದ 
(16+17+18) ಉದ್ದ ಕ.ಮೀ 

ಗಳಲ್ಲಿ 


1. ಮಧುಗಿರಿ ಈ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ರವೀಂದ್ರಚಾರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಲಕ್ಸಮ್ಮನ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


3. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥। ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಗ್ರಾಮದ 
'ಮಾರತಿನಗರದ ಹನುಮಂತ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ 
ಮನೆವರೆಗ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನ 
ಮನೆವರೆಗ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


6.11.2019 


5.3.2020 


CC drain UP 
{Work to be 
completed 
by 15-3-20} 


Work 
completed 


WMM UP 
{Work to be 
completed 
by 15-3-20} 


Work 
completed 


x 3” 


ಅಂದಾಜು 


ಗುತ್ತಿಗೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


ಕಾಮಗಾರಿ 

| ಪೂರ್ಣಗೋೊಂಡ/ 
ಸಂಭಾವ್ಯ! 
ನವೀಕರಿಸಿದ 

| ದಿನಾಂಕ 


[J 


ಸೇ ಸಾಲಿನ 
| 
| ಅನುದಾ 


2018-19 | 
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 


(16+17+18 
ನ ( ) 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌'ನಂ:. 
1 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ವಾಲ್ಕೀಕಿ ಭವನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. 


ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


2 ಮಧುಗಿರಿ ಈಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ತುಂಗೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


3 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಮರಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


4 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ವಜ್ರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪನ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


| SS 


5 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥। ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


6 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಕಂಬತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ರಂಗಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


7 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಕಮ್ಮನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಹರಿಹರಪ್ಪನ” ಮನೆಯಿಂದ ರಂಗರಾಜು ಮುನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


0.10 


0.10 


0.10 


work 
completed 


work 
completed 


work 
completed 


work 
completed 


work 
completed 


work 
completed 


work 
completed 


13 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಸಿಡದರಗಲ್ಲು 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಗೋವಿಂದಪ)ನ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ 
ಮತ್ತು ಎಸ್‌.ಟಿ. ಪದ್ಮನಾಗರಾಜು ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


CC drain UP 
{Work to be 


completed by 
15-3-20} 


] NS _ ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ $a 
“i ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ | 2018-19 éu| A ed ದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ನ | ಕಾಮಗಾರಿ ಕಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ! |ನೇ ಸಾಲಿನ ಮ hl ತ He ಷರಾ 
ಸ ಪ್ರಾರಂಭದ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ | ನವೀಕಂಸಿದ | ಅನುದಾನ [(5*7*19 i Sr, ¥ 
| ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ ಈ» 
oo RT 5 |6| 7 8 7 9 [ 10 [rl 12 
8 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಮಿಡಿತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ is § ್‌ 
ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 6.00 6.00 0.10 work 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ completed 
9 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಗಂಜಲಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಟಿ ನಾಗಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಪಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ] 8.00 8.00 0.12 work 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ completed 
10 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥! ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಹೊವಿನ ಸಾಕಮ್ಮ, ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ, ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕುರಿನಿಂಗಪ್ಸ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ t Wai 
ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊಸ ಎಸ್‌.ಟಿ. 15.00 23.00 0 | colic 
ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
11 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ಶಿರಾ 
ಮಧುಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಲಕ್ಸಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ CC drain UP 
ಮತ್ತು ಎಸ್‌.ಟಿ. ರಾಮಚಂದ್ರಪ)ನ ಮನೆ ಹಾಗೂ 15.00 15.00 ವಸತ 
ನಾಗರಾಜು ಮನೆ ಬೀದಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ರ eted by 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 3-20} 
12 ಮಧುಗಿರಿ ಈಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ CC drain UP 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ] 7.00 .00 {Work to be 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ completed by 
15-3-20} 


10 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ '  ಸೆಂಭಾವ್ಯ/ 
ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ 


ದಿನಾಂಕ | ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 


14 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಜಯಣ್ಣ, ಮುದ್ಭಣ್ಣ, ರಾಮಣ್ಣ, 
ಗೋವಿಂದಪ್ಸನ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಎಸ್‌.ಟಿ 


ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


15 ಮಧುಗಿರಿ ಈ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ರಂಟಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಮಾರಮ್ಮದೇವಸ್ಥಾನದ 
ತಿಪ್ಪೇರಾಮನಾಯಕ, ಎಸ್‌.ಟಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪೃನ ಮನೆಯಿಂದ 
ಎಸ್‌.ಟಿ ನಾಗನಾಯಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


16 ಮಧುಗಿರಿ ಈ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಬಿ.ಐಂ.ಪಾಳ್ಯ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


17 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಹಾವಿನಮಡಗು 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


8.00 


6.00 


8.00 


18 ಮಧುಗಿರಿ ಈಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಕಡಗತ್ತೂರು 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ಳೋಡಿ ನಾರಾಂಯಣಪ್ಪನ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


19 ಮಧುಗಿರಿ ಈಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ 
ತಿರುಮಲದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ 
ರಾಮಂಜಿನಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


8.00 


8.00 


21.01.2020 | 21.03.2020 


| 2018-19 


6.00 


8.00 


ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು. ವೆಚ್ಚ 


(16+17+18) 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಳಿಸಲಾದ 
ಉದ ಕಿ.ಮೀ 

ಗಳಲ್ಲಿ 


| 


0.12 


0.10 


0.12 


work 
completed 


CC drain UP 
{Work to be 
completed by 
15-3-20} 


work 
completed 


work 
completed 


CC drain UP 
{Work to be 
completed by 
15-3-20} 


CC drain UP 
{Work to be 
completed by 
15-3-20} 


15-3-20} 


\ (6~ ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ | uae | 
೫” a ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ |ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/| 2018-19 | ್ಸ ವೆಚ್ಚ aki 
| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ |e ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ! |ನೇ ಸಾಲಿನ la6+17418) el Fe! ಷರಾ 
| ಆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ | ನನೀಕರಿಸಿದ | ಅನುದಾನ | Ka 
ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ ™ | 
| | 
ಸೌ 2 NS 7 9 UO NS EN 
20 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಮೈದನಹಳ್ಳಿ | ted 
ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಅಕ್ಕಮ್ಮನ ” {Work to be 
ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 ೫00 completed by 
ಕಾಮಗಾರಿ 15-3-20} 
21 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಸುದ್ದೆಗುಂಟೆ CC drain UP 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಅಂಜಿನಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 8.00 8.00 {Work to be 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ Completed by 
ಈ 15-3-20} 
22 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಗುಂಡಗಲ್ಲು cc drain UP 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮದನಯ್ಯ di} {Work to be 
ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ e completed by 
ಕಾಮಗಾರಿ 15-3-20} 
ನಧಾಗರ ತಾಗ ್‌ಡಗ್‌ನಹಳ್ಳಾ ಹರಗ" ಯಾರ್ಗಹ TT 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಗಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಚೌಡಪ್ಪನ A is {Work to be 
ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2 i completed by 
ಕಾಮಗಾರಿ 15-3-20 
24 ಮಧುಗಿರಿ ಈಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಕಲಿದೇವಪುರ CERO 
ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಳಪ್ಪ $id ೩ {Work to be 
ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 4 4 completed by 
ಕಾಮಗಾರಿ 15-3-20} 
25 ಮಧುಗಿರಿ ಈಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಪರ್ತಿಹಳ್ಳಿ p CC drain UP 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 8.00 8.00 {Work to be 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ completed by 
15-3-20} 
le 
26 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಶ್ರಾವಂಡನಹಳ್ಳಿ CC drain UP 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 8.00 8.00 {Work to be 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ completed by 


ತ್ಲಿಗೆ 'ಮಗಾರಿ 
| ) IUCr ಸನ: ಕುತ್ರಿಗೆ Jia | | ಪೂರ್ಣ 
ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/| 2018-19 | | 
ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ | ಗೊಳಿಸಲಾದ 
| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನೇ ಸಾಲಿನ 46417418] ಉದ ಹಮ ಷರಾ 
a ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ | ನವೀಕರಿಸಿದ | ಅನುದಾನ | he 
ದಿನಾಂಕ | ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ pi 
ಷೆ, ಬನವ SN Rp ಮನವ ರ Sa gs ಸ ಇಒ ಮಾವ ಮ ಪಟ 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 
27 ಮಧುಗಿರಿ ಈ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ದೊಡ್ಡದಾಳವಟ್ಟಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 10.00 10.00 0.10 work N 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. complete 
28 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ವಿಠಲಾಪುರ CC drain UP 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 6.00 6.00 {Work to be 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


29 ಮಧುಗಿರಿ ಈಾ॥ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಚಿಕ್ಕದಾಳವಟ್ಟಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಹಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


30 ಮಧುಗಿರಿ ಈಾ॥ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಕೋ ಹಳೇಇಟಿಕಲೋಟಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


31 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


32 ಮಧುಗಿರಿ ಈಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ದಾಸೇನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


| 


33 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ ಬೇಡತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಟಿ, ರತ್ನಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ (ಕರಿಯಣ್ಣ) 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


10.00 


6.00 


10.00 


6.00 


6.00 


6.00 


0.10 


completed by 
15-3-20} 


work 
completed 


CC drain UP 


{Work to be 
completed by 
15-3-20} 
work 
949 completed 


CC drain UP 
{Work to be 
completed by 
15-3-20} 


CC drain UP 
{Work to be 
completed by 
15-3-20} 


| 
| | ಡುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಗಾರಿ 
| LUS- ್ರ ್ರ ಕಾಮಗಾ 


Si ದು | ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ |ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/| 2018-19 Bed al 
jj BE ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ (ಜೇ ಸಾಲಿನ |ನನಸ್ಲಿವೆಚ್ಚೆ| ಗೊಳೆಸಲಾ ಷರಾ 
ಮೊತ್ತ (16+17+18)) ಉದ್ದ ಕ.ಮೀ 
| | ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ | ನವೀಕರಿಸಿದ | ಅನುದಾನ ಲಿ | 
ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ ಈ 
§ | ಾ್‌ | 7 a TN ST TA 
34 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ | CC drain UP 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಜಯಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಓಬಳೇಶ್ಯರ ದೇವಸ್ಥಾನದ| 6,00 6.00 {Work to be 


ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ completed by 


| 15-3-20} 

35 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ನೇರಳೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ |, CC drain UP 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ಗೋವಿಂದನ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ 6.00 6.00 {Work to be 
completed by 


ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
RN NR —— 15-3-20} 
36 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ ನಾಗಲಾಪುರ 


ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 6.00 6.00 0.11 work 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ completed 
NS UN ———— 
37 ಮಧುಗಿರಿ ಠಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ ಶತೋಟಿದಮಡುಗು } 1 CC drain UP 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 6.00 6.00 {Work to be 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ completed by 
15-3-20} 


38 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಗ್ರಾಮದ CC drain UP 


ಮಾರುತಿ ನಗರ ಸರಸಿಂಹಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 6.00 6.00 {Work to be 
ಮತು, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ completed by 

ಲಿ 15-3-20} 

39 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ| 

ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ - CC drain UP 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 8.00 8.00 {Work to be 
completed by 

| 15-3-20} 

+ 000 


ಒಟ್ಟು 299.00 0. M 299.00 0.00 1.81 


.00 0.00 
ಸಮಗ್ರ ಬನ್ನ sao oo on] eas] 290] | 


| | 
| | | ಎ ಡುತ್ತಿಣೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
| | vo ) ] | 


| ಪೂರ್ಣ 
ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ! | 2018-19 | 
| ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಅಂದಾಜು | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ | ಗೊಳಿಸಲಾದ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಶತು ಚೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಗಾರಿ | 'ಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ನೆ ಲಿನ ಷರಾ 

| ಕ್ಪೇತ್ರ | ತ ಸ | ಮೊತ್ತ ಕಾ ಸ ಂಭಂವ್ಯ/ ನೇ ಸಾಲಿನ [6 7%14)| ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 
| | ಪ್ರಾರಂಭದ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ | ಅನುಬಾನ ನಳಲಿ 
} | | ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ ® | 
| 2 | 3 | 4 5 6 7 8 1 9 10 11 1 12 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-18 i & 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಲಾಪುರ (ವಿರುಪಸಮುದ್ರ) 


ಪಾವಗಡ | ಪಾವಗಡ [ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ | 20.00 10.00 0.20 Wor 


ಪಾವಗಡ ಈಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಧೂರಾಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ 


ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ' ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 10.00 0.20 Work 
ಕಾಮಗಾರಿ completed 
28.11.19 27.2.20 12.85 
SS Work 
ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 15.00 15.00 0.30 
MR completed 
J 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಜ್ಜನಡು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿಶ Work 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಂ | 1000 10.00 020 | coripleted 
SE NE NE dl 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 45.00 0.00 ' 0.00 0.00 45.00 12.85 0.90 


| 
I \ ವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
x MSN la 4 ವರಿ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ | 2018-19 4 ಈ ಮ | 
sy ತಾಲ್ಲೂಕು lk p ೫ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ! ನೇ ಸಾಲಿನ ಟ್ಫು ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ 
ಸಂ ಕ್ಸೇತ್ರ 5 ಮೊತ್ತ (16+17+18)| ಉದ್ದ 8.ಮೀ | 
A | Ce ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ ಗಳಲಿ 
| ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ [ 
j | 
& SE ES ENS SI | | 
3 | 4 5 6 7 8 9 10 1 12 
3 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-19 SEE | § sl SN i § § 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ತಾನಗಪ ವ " 15.00 15.00 0.30 Weak 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ completed 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ Ww. 
ನ ಕ್ಯ 10.00 10.00 0.20 pis 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ completed 
2 17.9.19 16.1.20 0.00 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಸೇನ್‌ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ Work 
15.00 15.00 0.30 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ completed 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ Work 
10.00 10.00 0.20 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ completed 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00) 0.00 1.00 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-20 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
sai Ke k ಪ 10.00 10.00 0.20 bat 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ complted 
3 - 24.10.19 23.12.19 0.00 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ Work 
JF 10.00 10.00 0.20 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ complted 
ಒಟ್ಟು 20.00 0.00 20.00 0.00 0.40 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-13 
'ವಗಡ ಠಾ: ಗುಮ್ಮಘಟ್ಟಿ ಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ 
ಪಾವಗಡ | ಪಾವಗಡ [ನೌವಗಡ ಕಾ ಗುಮ್ಮಥಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನು ೫ 10.00 10.00 0.20 pe 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 4 p complted 


ಕರಾರಿನಂತೆ 

ಅಂದಾಜು 
as ಕಾಮಗಾರಿ 
ನ ಪ್ರಾರಂಭದ 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 

ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ್‌ 


ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ! 
ಸಂಭಾವ್ಯ! 
ನವೀಕರಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


ಪಾವಗಡ ತಾ: ಮುರರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪಾವಗಡ ತಾ: ಅಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 


ಪಾವಗಡ ಈಾ: ಗೌಡೇಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪಾವಗಡ ತಾ: ಕೊಡಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 


ಪಾವಗಡ ಈ: ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 


ಪಾವಗಡ ತಾ: ಚಿತ್ತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 


|r ತಾ: ವೈ.ಎನ್‌. ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 


ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪಾವಗಡ ಈಾ: ಜಾಲೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 


ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-14 


2018-19 
ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಅನುಬಾನ 


| ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 


(16+17+18) 
| 


ಪೂರ್ಣ | 
ಗೊಳಿಸಲಾದ 


Work 
complted 


Work 
complted 


Work 
complted 


Work 
complted 


Work 
complted 


Work 
complted 


Work 
complted 


Work 
complted 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ | 2018-19 ಫೊರ್ಡ್‌ 
| ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ | ಗೊಳಿಸಲಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನೇ ಸಾಲಿನ | 
146+17+18)| ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ. ನವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ ke ye 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 


7 


ಪಾವಗಡ ತಾ: ನಿಡಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗ *: s compited 


ಪಾವಗಡ ತಾ: ವೀರ್ಗಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿಶ ಪಂಗಡ Work 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 10:80 k » complted 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ i 
ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 \ Wor 


ಕಾಮಗಾರಿ complted 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಡ್ಡಾರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 


ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ , Work 
complted 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೀನಕುಂಟಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 


ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ” Work 
ಈ complted 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ 


| 
| 
| ಪೂರ್ಣ 


| 123” | ಡುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
| | } ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/| 2018-19 
ವಿಧಾನ ಸ | ಟ್ಟು ವೆ ಗೊಳಿಸಲಾದ 
ಭಾನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಹು, ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ | ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಿಯ್ಬು "ವೆಚ್ಚ ಬೊಳಸಲಾ 
ಕ್ನೇತ್ರ ಮೊತ (16+17+18)| ಉದ್ದ ಕ.ಮೀ 
| ಸ ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ್‌ ನವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ | | ನೆಳಲ | 
1 | ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ I i 
ಹ RRO. SE ಮ OR SER 
| 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎ.ಹೆಚ್‌.ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ W § 
ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 10.00 0.20 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 10.00 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕದಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 10.00 
ಕಾಮಗಾರಿ 
91.93 0.00 


ಪಾವಗಡ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-15 


ಪಾವಗಡ ಈಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಗಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅನುಸೂಚಿತ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ' ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಡಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾವುದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


15.00 


11.12.19 


10.00 


Work 
complted 


Work 
complted 


Work 
complted 


complted 


Work UP 
{Work to be 
completed 
by 15-3-20} 


Work 
complted 


Work 
complted 


Work 
complted 


i ಗಿ Wp ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ war 
pe {ಎಂದಾ | ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ |ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/| 2018-19 | ಟ್ಟ | ಗೊಳಿಸಲಾದ | 
jie ಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ fh ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ! |ನೇ ಸಾಲಿನ | ( i ಉದ ಕಿಮ್ದೀ! ನರಾ 
ಬತ p- ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ | ನವೀಕರಿಸಿದ | ಅನುದಾನ Api *; 
ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ i ನಿ 
WN 4 5 6 7 9° | 11 ST) 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಸೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ (E00 5.0 | 03 Work 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಂ | 5 15.00 f complted 
ಸ ಹ fe) Work 
ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 10.00 0.3 or 
complted 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 1.50 


ಷಃ ' ತಾಲ್ಲೂಕು 
1 2 

ಪಾವಗಡ 
7 


 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-16 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಶಗಾನಚರ್ಲು ಗ್ರಾಮದ 


ಪಾವಗಡ 


ಅನುಸೂಚಿಶ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾಸರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ಈಾಲ್ಲೂಕು ವಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ಈಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಮಲಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 


13.00 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 
ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
— 
ER 
18.12.19 31.3.20 
0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 

| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ! 
| ಸಂಭಾವ್ಯ! 
| ನವೀಕರಿಸಿದ 
| ದಿನಾಂಕ 


0.00 


2018-19 | ರ್ಜ 
ಳಿ 
ನೇ ಸಾಲಿನ (“ನಿ ನನ್ಯ og 
ಅನುದಾನ (16+17+18) ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 
| ಗಳಲ್ಲಿ 
| 
9° | 1 NE ST 
33:00 completed 
Work 
15:90 completed 
Work 
.00 
13 completed 
Work 
1909 completed 
Work 
20.00 


completed 


ST 


| | | 
| ಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
Ae] p ಮೂ 
A ¢ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ | 2018-19 | 
ಕ್ರ , ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ! ಗೊಳಿಸಲಾದ 
ley | ತಾಲ್ಲೂಕು | $a | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ | ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ! ನೇ ಸಾಲಿನ (16417418) si. Fe ಷರಾ 
° j | ಜತಿ | . ಪ್ರಾರಂಭದ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ | ನವೀಕರಿಸಿದ |! ಅನುದಾನ [Ss 
1 | | ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 
| 
CU TS § Ss 4 5s |e 7 if WR 9 10 nu | 12 
g Wik oo KR ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-17 & ರ್‌ ್‌್‌ § |] | oo § 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ Work 
ಪಾವಗಡ ಪಾವಗಡ ಗೆ 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 40.00 30 completed 
le 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೈ.ಎನ್‌.ಹೊಸಕಳೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 0.20 Work 
completed 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ job 10.00 0.20 Work 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ " " ” completed 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯರ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ. 10:00 ii:oo 020 Work 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ k k ” completed 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಟಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 3 o Work 
8 ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಢಿ321೨ ಪಸರ 1000 680 920 [completed 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳಿಬಟ್ಟಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ida kaidd $30 Work 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ್‌ * ” completed 
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಯ್ಯಮ್ಮನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 10.00 020 [Work 
NE completed 
ಪಾವಗಡ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಗಾರನಾಯಕನಬೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 10.00 020 |Work 
ಘಮಗಾರಿ completed 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭದ 

ದಿನಾಂಕ 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ್‌ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ 
ಸಂಭಾವ್ಯ/ 
ನವೀಕರಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


2018-19 
ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಅನುದಾನ 


| ಪೂರ್ಣ 
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ | ಗೊಳಿಸಲಾದ 
(16+17+18)) ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 


ಪಾವಗಡ ಈಾ: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು : ಲೋಬಂ ಮತು 


ಸ್ತು ಒಜಸಾಇ ವಿಭಾಗ , ಮಧುಗಿರಿ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 5054-04-337-0-01-133 


[CY 


ಸಂ 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ 


ಈಾಲ್ಲೂಕು 
W ಕ್ನೇತ್ರ 


ಸು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ | ದ್‌ 


4 5 


ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಚಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭದ 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 

ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 


ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


ಶಿರಾ ಶಿರಾ 


ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶಿರಾ ತಾ॥ ರಾಹೆ-4 ರಿಂದ ಭೂವನಹಳ್ಳಿ, 
ಶಾಖದಡು ಮೂಲಕ ಗಿಣ್ಣಿಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


90.00 


ಶಿರಾ ಶಿರಾ 


ಶಿರಾ ಶಿರಾ 


ಶಿರಾ 


ಶಿರಾ ತಾ॥ ಶಿರಾ-ಚಂಗಾವರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 
$.ಮೀ 11.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


70.00 


ಶಿರಾ ಈ ಅಂದ್ರಗಡಿ ಇಂದ ಕರೆಕ್ಕ್ಯಾತನೇಶಳ್ಳಿ 
ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 3.40 ರಿಂದ 10.00 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


75.00 


ಶಿರಾ ಈಾ॥ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 
ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಮಾರ್ಗ ಧರ್ಮಪುರ ರಸ್ತೆಯ 
ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 13.00ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಮೋರಿ 

ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


30.10.19 28.2.20 


3.10.19 2.3.20 


6.8.19 5.10.19 


| 
ಮಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ! | 2019-20 ನೇ 
ಸಂಭಾವ್ಯ! 
ನವೀಕರಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


90.00 75.90 


58.33 


70.00 


5.00 4.99 


Work 
completed, 


Work 
completed, 


Work 
completed, 


Work 
completed, 


~129~ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ! | 2019-20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಸಾಲಿನ 
ಪ್ರಾರಂಭದ ನವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ 
ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 


ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ | ಗೊಳಿಸಲಾದ 
(16+17+18) | ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 


ale med ng 


ಶಿರಾ ತಾ ಹೊಸೂರಿನಿಂದ ಡ್ಯಾಗೇರಹಳ್ಳಿ, 
ಗೊರ್ಲಡಕು ಮೂಲಕ ರಾಹೆ-4ನ್ನು ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 5.50 ರಿಂದ 7.90 3.10.19 Work 

ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ completed, 
ಕಾಮಗಾರಿ. k 


ಶಿರಾ ತಾ॥ ಶಿರಾ ದಿಂದ ಹೊನ್ನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, 
ಮದಲೂರು ಮಾರ್ಗ ಪಟ್ಟಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.400 6.8.19 5.11.19 


ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. « 
ಒಟ್ಟು Y 


ಚ 
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ 


Work 
completed, 


ಕೊರಟಿಗರೆ ತಾ ಜಂಪೇನಹಳ್ಳಿ - ಸೆಲಹಾಳ್‌ 
ರಸ್ತೆಯ ಕಮೀ 14.70 ರಿಂದ 16.00 ) Work 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ completed 


ಒನ್ಸಾ 


lB 
ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ PR 
a ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ | 2019-20 ನೇ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಜೊಳಿಸಲಾದ 
ಕ್ರ ಸಂ| ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಸಾಲಿನ (46+17418) | mG, 8.ಮೀ 
ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ | ನವೀಕರಿಸಿದ | ಅಸಂದಾನ CE 
ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 
ಕೊರಟಿಗರೆ ತಾ ಕೊರಟಿಗೆರೆ ಬೈಚಾಪುರ WMM under 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 7.60 ಮತು progress 
1 | ಕೊರಟಗೆರೆ | ಕೊರಟಗೆರೆ ವ ಆ 
1175 ರಿಂದ 12.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 99.00 2.11.19 1.4.20 99.00 36.06 Ee 
completed by 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 15-3-20} 
ಕೊರಟಗರೆ ತಾ ರಾಹೆ-3 ರಿಂದ CC drain 
ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಮಲ್ಲೇಕಾವು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ complted. 
ಕಿ.ಮೀ 10.65 ರಿಂದ 12.65 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ WMM 
ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಕಿ.ಮೀ 13.65 ರಿಂದ completed, 
2 | ಕೊರಟಗೆರೆ | ಕೊರಟಗೆರೆ 
13.80 ರವರೆಗೆ ಗೌರಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ 85.72 14.11.19 13.320 85.72 0.00 ky 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 3.35 ರಿಂದ completed by 
3.57 ರವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 15-3-20} 
ಕೊರಟಿಗೆರೆ ಈ ಚಿನಕವಜ್ರ - 
3 | ಕೊರಟಗೆರೆ | ಕೊರಟಗೆರೆ |ಚನ್ನರಾಯನದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.10 ರಿಂದ 6.8.19 ಮ 
5.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ complnted 


ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ 


4 5 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಬೆಲ್ಲದಮಡುಗು ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ 
ಬಡವನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 


ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 3.80 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಟಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ - 
ರೆಡ್ಗಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 
5.50 ರಿಂದ 5.75 ಮತ್ತು 10.65 ರಿಂದ 10.85 
ರವರಗೆ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತಿ ಜಿ.ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥। ಮಧುಗಿರಿ - ಹಿಂದೂಪುರ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೈರೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಕೊಂಡವಾಡಿ 
ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.20 ರಿಂದ 2.00 
ರವರಗೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


15.00 17.10.19 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರಾರಿನಂತೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/| 2019-20 ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ! 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 


15.12.19 


22.1.20 


16.12.19 


completed 


Work 
completed 


Work 
completed 


[a 122 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ A 
Red ಈ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ | 2019-20 ನೇ| ್ಭಿ [ಗಿದ 
ಶ್ರ ಸಂ] ತಾಲ್ಲೂಕು | ನ ನಳೌ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ' ಸಂಖ್ಯೆ ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಾಲಿನ | ಅಟಿಸ್ಟಿ ಮೆಚ್ಚ | ಗೊಳಿಸಲಾ ಸ 
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊತ್ತ (16417418) | ಉದ್ದ 8.ಮೀ 
ಪ್ರಾರಂಭದ 'ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ ಗಳಲಿ 
ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ be 
1 2 3 4 [5 | 6 7 8 9 10 11 12 
ಮಧುಗಿರಿ ಈಾ॥ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ - Work UP 
4 | ಮಧುಗಿರಿ ಮಧುಗಿರಿ [|ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 3.50, 45.00 45.00 {Work to be 
4.50, 5.50 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಸಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. completed by 
15-3-20} 
ಮಧುಗಿರಿ ಈ॥ ದಬ್ಬೇಗಟ್ಟ- ರಂಟಿವಳಲು WMM under 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.20 ರಿಂದ 7.50 ರವೆರೆಗೆ progress 
5 | ಮಧುಗಿರಿ ಮಧುಗಿರಿ ಈ 
ks ಥುಗಿರಿ | ನ್ನಾಹುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ 40.00 40.00 aed {Work to be 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. completed by 
15-3-20} 
ಮ: _} 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾ! ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ GSB UP {Work 
6 ಮಧುಗಿರಿ ಮಧುಗಿರಿ ನೇರಳೇಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮರಿತಿಮ್ಮನಃಹಳ್ಳಿ, 3506 il tobe 
ವೀರಾಪುರ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ completed by 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 15-3-20} 
Total 0.00 0.00 115.00 0.00 0.00 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ - ಯಲ್ಯೂರು Work UP 
7 | ಮಧುಗಿರಿ ಮಧುಗಿರಿ [ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.80 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ 24.83 {Work to be 
ಡಾಂಬರೀಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ. completed by 
15-3-20} 
ಮಾಕ್‌ [$) 7) ¥ [s- fo) = 
ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 9.70 Work UP 
8 | ಮಧುಗಿರಿ ಮಧುಗಿರಿ [ರಿಂದ 9.85 ರವರೆಗೆ ಸುದ್ದೇಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ 40.00 {Work to be 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 28.1.20 i330 ooo completed by 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 15-3-20} 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೌಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ - ಚಂದನದೂರು 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಿಂದ 16.00 
ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 23.40 ರಿಂದ 26.00 ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Yo: 123- 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಳರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭದ 

ದಿನಾಂಕ 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ]! | 2019-20 ನೇ 
ಸಂಭಾವ್ಯ! 
ನವೀಕರಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ | ಗೊಳಿಸಲಾದ 
(16+17+18) | ಉದ್ದ #.ಮೀ 


Work UP 
{Work to be 
completed by 
15-3-20} 


ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ಈಾಲ್ಲೂಕು ಪಾವಗಡ - 
ವೆಂಕಟಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 
ಕ.ಮೀ.16.80 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ಈಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಮಹಳ್ಳಿ - 
ವೈ.ಎನ್‌.ಹೊಸಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 
ಕ.ಮೀ. 0.87 ರಿಂದ ಕ.ಮೀ 2.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3ನ್ನು 
ಮತ್ತು ರಾಹೆ-48ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 
ಗಂಗಸಾಗರ-ಓಬಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 
1.90 ರಿಂದ 2.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


2 
ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ / | 2019-20 ಸೇ 
ಸಂಭಾವ್ಯ! 
ನವೀಕರಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


17.12.19 


140.00 7.1.20 


ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು 
ಮುಂದುವರಿದ ಒಟ್ಟು 


ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು 


1259,85 0.00 


71.09 0.00 


1330.94 0,00 


80.59 19.9.19 pS 


Work 
completed 


Work 
completed 


Work 
completed 


80.59 


EET I ETN NN 
[0] 


1259.85 | 442.53 | 16.48 


3.0 
ee 


500.22 | 16.48 


pl35° 


| 
| 


[ಆೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 505 
(ie Ede 


4-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ -( 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮಠ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


el 


ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಶಿರಾ ತಾ ಹುಂಜನಾಳು ಇಂದ ಕಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ 
ಮಾರ್ಗ ಜೋಡಿದೇವರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 


ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 2.60 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ 


ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ! 
ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) 


ಶಿರಾ ತಾ॥ ಹೊಸಕೆರೆ ಹುಯಿಲ್‌ಬೊರೆ 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 22.30 ರಿಂದ 
24.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
RN ಕರಾರಿಸಂತೆ 
ವಳ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭದ 
ದಿನಾಂಕ 
5 6 


45.00 6.8.19 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


5.11.19 


ಶಿರಾ ತಾ॥ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 
ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಮಾರ್ಗ ಧರ್ಮಪುರ ರಸ್ಟೆಯ 
ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 8.50 ರಿಂದ 9.0೦0 ಕಿ.ಮೀ 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕೊಟ್ಟಿ 
ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) 


ಒಟ್ಟು 


93.00 9.9.19 


8.2.20 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ! | 2019-20ನೇ 

ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 
ಸಂಭಾವ್ಯ ಲಿನ 

ಭಾಜ್ಯ: | ಸಾ (16417418) 

ನವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ | 

ದಿನಾ | | 
| } 
ST 


45.00 


ಪೂರ್ಣ 


| ಗೊಳಿಸಲಾದ 
| ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 


ಗಳಲ್ಲಿ 


11 


ಷರಾ 


12 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ॥ ತಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನವಡೇರಹಳ್ಳಿ 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.68 ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಒನ್ನಾ 


ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ -— 
ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 6.00 
ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ — 
ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 6.70 
ಮತ್ತು 6.80 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ರಾಹೆ. 234 ರಿಂದ 
ನವಿಲಡಕು, ಚಿನ್ನಗಿರಿಪಾಳ್ಯ, ಕುಲುಮೇನಹಳ್ಳಿ, 
ಹುಣಸವಾಡಿ, ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ, ಕೊಂಡವಾಡಿ, 
ಕಂಸಾನಹಳ್ಳಿ,  ರಂಗನಹಳ್ಳಿ ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ, 
ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 4.05 
ರಿಂದ 4.35 ರವರಗೆ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ ಗಮ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


3.8.19 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
'ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


2.10.19 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ 
ಸಂಭಾವ್ಯ! 
ನವೀಕರಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


2019-20ನೇ 
ಸಾಲಿನ 
ಅನುದಾನ 


ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ | ಗೊಳಿಸಲಾದ 
(16+17+18) ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 


Work completed 


Work completed 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ 
ಕ್ರ ಸಂ; ಪಾಲ್ಲೂಕು 
ಕೇತ್ರ 
1 2 3 


ಕಾಮಗಾರಿಂಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


4 | ಮಧುಗಿರಿ ಮಧುಗಿರಿ 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಶಂಭೋನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ, 
ಶಂಭೋನಹಳ್ಳಿ, ಗಂಜಲಗುಂಟೆ, ಮರವೇಕೆರೆ, 
ಬಂದ್ರೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 2.40 
ರಿಂದ 2.50 ಮತ್ತು 3.10 ರಿಂದ 3.15 
ರವೆಗೆ ಮರುವೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


5 | ಮಧುಗಿರಿ ಮಧುಗಿರಿ 


6 ಮಧುಗಿರಿ ಮಧುಗಿರಿ 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡಯಲ್ಕೂರುನಿಂದ 
ತಿಪ್ಲಾಪುರ,  ತೆರಿಯೂರು ಮುಖಾಂತರ 
ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಮೀ. 13.50 
ರಿಂದ 13.60 ಹಾಗೂ 13.90 ರಿಂದ 14.10 
ರವರೆಗೆ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 18.00 
ರಿಂದ 1835 ತೆರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ| ಗರಣಿ, ಹೊಸಕೋಟಿ, 
ನೀರಕಲ್ಲು, ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಕತ್ತಿರಾಜನಹಳ್ಳಿ, 
ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಕಸಾಪುರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, 
ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, 
ಆಂದ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.60 
ರಿಂದ 8.00 ನೀರಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


pa (3% 


ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ 


30.00 


90.00 


50.00 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭದ 
ದಿನಾಂಕ 


12.12.19 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


31.3.20 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ 
ಸಂಭಾವ್ಯ/ | 
ನವೀಕರಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


2019-20೫ೇ | ed 
೦ನ | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ | ಗೊಳಿಸಲಾದ 
ನ (15417418) | me 8.ಿೀ 
ಗಳಲ್ಲಿ 
30.00 WMM UP 
90.00 0.035 0.65 |Work completed 
50.00 0.30 Work completed 
170.0 | 0.04 056 | |] 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ |2019-20ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ 

ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ 

ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 


ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ | ಗೊಳಿಸಲಾದ | 
(16+17+18) | ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 


ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾವಗಡ - 
ಹಿಂದೂಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 10.00 ರಿಂದ 
10.35 ರವರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


Work completed 


Se 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3ನ್ನು 
ಮತ್ತು ರಾಹೆ-48ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 
ಗಂಗಸಾಗರ-ಓಬಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮಿ. 
8.40 ರಿಂದ 870 ರವರೆಗೆ ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಿಮೀ. 
8.60 ರಲ್ಲಿ ಡೆಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


Work completed 


\ 
ಕಾಮಗಾರಿ | 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ 2019-20ನೇ ! 


ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 
ಸಂಭಾವ್ಯ! ಸಾಲಿನ (16+17+18) 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ | ! 
ಕಾಮಗಾರಿ | | 
ಪ್ರಾರಂಭದ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ | ನವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ 
ದಿನಾಂಕ | ‘lik ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 


| 

| | | 
| ನಿಧಾನ ಸಭೌ | ್ಯಮುಗಾರಿಯ ಹ್‌ಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯ 

ಕ್ಟೇತ | * | 

| 

| 

| 


ರ್‌ A SR 
SN LS EN NN NN 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3ನ್ನು 

ಮತ್ತು ರಾಹೆ-48ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 

ಗಂಗಸಾಗರ-ಓಬಳಾಪುರ ರಸ್ಸೆಯ 

ಹೊನ್ನಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ 

ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 415 135.79 7.12.19 31.3.20 
ರಿಂದ 4.75 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 5.00 

ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಕಾಮಗಾರಿ 


1.10 Work completed 


- | oT 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾವಗಡ -ದೇವಲಕೆರೆ 

ರಸ್ತೆಯ ನಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 

ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 22.10.19 

4,00 ರಿಂದ 450 ರವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 

ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಗಳವಾಡ- 

ಶೈಲಾಪುಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 

10.108.ಮೀ ರಿಂದ ಸರಪಳಿ 10.408ವೀ 30739 | 291013 
ರವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


Work completed 


sans 5 — 


ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು 


882.88 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ! 
ಸಂಭಾವ್ಯ/ 
ನವೀಕರಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


2019-20ನೇ 
ಸಾಲಿನ 
ಅನುದಾನ 


ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 
(16+174+18) 


— 


ಅಸುಬಂಧ- 2 


ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು : ಲೋಬಂ ಮತ್ತು ಒಜಸಾಜ ವಿಭಾಗ , ಮಧುನಿನಿ 


ಲೆಕೃಶೀರ್ಷಿಕೌಯ ಹೆಸರು: 5054-04-337-0-01-13 


6 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) - ನರಿಜನ 


| 
| 
| 


I oo | 


A | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖೈ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಶಿರಾ ತಾ॥ ಶಿರಾ - ಅಮರಾಷುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಆಂದ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ 
(ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| ಅನುದಾನ 


2018-19 
ನೇ ಸಾಲಿನ 


ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಗೊಳಿಸಲಾದ 
| 16417418) | ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 


Work completed 


Aho Mುತ್ತಿಣೆ ಗುತ್ತಿಗೆ | ಕಾಮಗಾರಿ | | 


| ಕರಾರಿನಂತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ | 2018-19 ವೆ RN 
ಕ ಸಂ| ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನೇ ಸಾಲಿನ ಟ್ಕು ವೆಚ್ಚ ಷರಿ 
ii ಇ ಕ್ಟೇತ್ರ ಮೊತ್ತ (16+17+18) | ಉದ್ದ ಕ.ಮೀ 
ಬ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ ಗಳಲಿ 
ದಿನಾಂಕ 


| 

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಅಂದಾಜು 
| 
| 


ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ ] | 


WE Si SNORE SS SEAS LS SEE 
SN ES EN NN 


ಶಿರಾ ತಾ ರಾಹೆ-4 ರಿಂದ ಭೂವನಹಳ್ಳಿ, 


WMM 


ಶಾಖದಡು ಮೂಲಕ ಗಿಣ್ಣಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 8.70 ರಿಂದ 9.70 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶಿರಾ ತಾ ಹುಂಜನಾಳು ಇಂದ ಕಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ 
ಮಾರ್ಗ ಜೋಡಿದೇವರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 8.55 ರಿಂದ 8.80 ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(ಜೋಡಿದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) 
ಒಟ್ಟು 


7 ಆ 


ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ರಾಹೆ-3 ರಿಂದ ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣ 
ಮಲ್ಲೇಕಾವು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 6.55 
ರಿಂದ 7.25 ರವರೆಗೆ (ಬರಕ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಕಾಲೋನಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


12.11.19 11.3.20 


29.7.19 28.10.19 37.66 


completed, 
Asphalt to be 
done 


work completed 
MPIC 0,25 Km 8- 
19 


Work completed 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ 
ಕೇತ 


| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಶ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಕೊರಟಗೆರೆ ಶಾ ತೋವಿನಕಿರೆ ದಬ್ಬೇಗಟ್ಟ 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.25 ರವರೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ರಾಹೆ-3 ರಿಂದ ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣ 
ಮಲ್ಲೇಕಾವು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 3.35 
ರಿಂದ 3.57 ರವರೆಗೆ ಜೆಟ್ಟಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮ 


ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 11.00 ರಲ್ಲಿ 
ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ 
ನೇರಳೇಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮರಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, 
ವೀರಾಪುರ ಕಿ.ಮೀ 7.85 ರಿಂದ 8.05 ರವರೆಗೆ 
ರಲ್ಲಿ ವಜ್ರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಾಾರಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆ | 
ಕರಾರಿನಂತೆ | 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರಾರಂಭದ | 


ದಿನಾಂಕ | ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ'| 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 


19.11.19 


15.12.19 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸಂಭಾವ್ಯ/ 
ನವೀಕರಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


2018-19 | 
ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಅನುದಾನ 


ಒಟ್ಟು ಮೆಚ್ಚ 
(16+17+18) 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಳಿಸಲಾದ 
| ಉದ್ದೆ ಕಿ.ಮೀ | 
ಗಳಲ್ಲಿ 


work completed 
MPIC 0.25 Km 
10-2019 


work completed 
MPIC 0.22 Km 8- 
2019 


Work completed 


Work completed 


[CS 


ಸಂ! ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಮಧುಗಿರಿ 


ಮಧುಗಿರಿ 


ಮಧುಗಿರಿ 


ಮಧುಗಿರಿ 


'ಮಧುಗಿರಿ 


ಮಧುಗಿರಿ 


| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡಹೊಸಹಳ್ಳಿ, 
ತಿಮಲಾಪುರ, ಗೊಂದಿಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೀವಪುರ, 
ಅಮರಾವತಿ, ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, 
ಚುಂಚೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಪುರವರ 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 10.10 ರಿಂದ 10.30 ರವರೆಗೆ 
ಚುಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾಃ ಮಿಡಿಗೇಶಿ - ಚಂದನದೂರು 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 39.40 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ 
ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 39.30 
ರಿಂದ 39.60 ರವರೆಗೆ ದಂಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಗರಣಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ, 
ನೀರಕಲ್ಲು, ಜೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಕತ್ತಿರಾಜನಹಳ್ಳಿ, 
ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಕಸಾಪುರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, 
ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, 
ಆಂದ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.50 


ರಿಂದ 9.80 ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


AHH og 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಅಂದಾಜು ಮಗಳ 

ಮೊತ್ತ 

ಪ್ರಾರಂಭದ 

ದಿನಾಂಕ 

| 
6 

16.70 14.10.19 


12.12.19 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ | 2018-19 
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ! ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ 

ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 


ಪೂರ್ಣ 
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಜೊಳಿಸಲಾಡ: 
(16+17+18) | ಉದ್ದ #8 
ಗಳಲ್ಲಿ 


RL EE NN IE SL RLS 


13.12.19 


8.71 Work completed 
Drain UP {Work 
to be completed 

by 15-3-20} 


Work completed 


ಗುತ್ತಿಗೆ | ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರಾರಿನಂತೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ | 2018-19 
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


ಪೂರ್ಣ 
| ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ | ಗೊಳಿಸಲಾದ ! 
| a6+17+18) | ಉದ್ದ 8.ಮೀ 


HE SR SR, Pi 
aes — 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3ನ್ನು 
ಮತ್ತು ರಾಹೆ-48ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 
ಗಂಗಸಾಗರ-ಓಬಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 
ಪಾವಗಡ | ಪಾವಗಡ 11192 ರಿಂದ ಕಿಮಿ. 12.40 ವರೆಗೆ 
ಹನುಮಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


Work completed 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


Mb 


ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭದ 

ದಿನಾಂಕ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ/ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ |! ನವೀಕರಿಸಿದ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


2018-19 
ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಅನುದಾನ 


ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ | ಗೊಳಿಸಲಾದ 
(16417418) | ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 


| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಗಳವಾಡ - 
ಶೈಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ 58.32 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 13.50 ರಿಂದ 14.00 
ರವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾವಗಡ - 
ವೆಂಕಟಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ಕ್ಯಾತಗಾನಚರ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ 
ಕಾಲೋನಿಯ ಸರಪಳಿ 33.50 ರಿಂದ 33.90 
ರವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


48.00 


ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಮದ್ರ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು 


Wrok completed 


Work completed 
0.40 Km MPIC 8- 


ಅಮುಬಂಧ-2 


ನಿಭಾಗದ ಹೆಸರು : ಲೋಬಂ ಮತ್ತು ಒಜಸಾಇ ವಿಭಾಗ , ಮಧುಗಿರಿ 
| 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 5054-04-337-0-06-422- ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಂೋಜ 
ಅನುದಾನ : ಪರಿಶಿಷ್ಯ ಜಾತಿ 


ಉಪಂಯೋಜನೆ 


EE ESS: 


ನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ ಬ 


ಳಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ 


ಕಾಮಗಾರಿಂಯು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಶಿರಾ ತಾ॥ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲಾ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶಿರಾ ತಾ॥ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಭೂವನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲಾ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಕಿತ್ತೂರುರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಲೆ ಹುಲಿಕುಂಟೆ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಬೆಕೆಡತ್ತೂರು (ಕುಪ್ಲಾಚಾರಿ ರೊಪು ಮೊರಾರ್ಜಿ 
ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಧಾಣ ಕಾನುಗಾರಿ 


ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭದ 

ದಿನಾಂಕ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೋೊಂಡ/ 
ಕಾಮಗಾರಿ ' ಸಂಭಾವ್ಯ/ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ನವೀಕರಿಸಿದ 
ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ' ದಿನಾಂಕ 


8 


ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 
(16+17+18 


ಪೂರ್ಣ 
| ಗೊಳಿಸಲಾದ | 
| ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ \ 
ಗಳಲ್ಲಿ 


WORK 
COMPLETED 


CC ROAD UP 
{Work to be 
completed by 
15-3-20} 
CC ROAD UP 
{Work to be 
completed by 
15-3-20} 
CC ROAD UP 
{Work to be 
completed by 
15-3-20} 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


4 
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾವಗಡ-ಅರಸೀಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ.28.90 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ,29,30 ರವರೆಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆ 
ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ, ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ.12.00 ರಿಂದ 30.80ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಸೂಚನಾ 
ಫಲಕ ಮತ್ತು ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ - ವೈ.ಎನ್‌.ಹೊಸಕೋಟೆ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ.4.05 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 4.30ವರೆಗೆ 
ಹೊಸದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಮ್ಮತಮರಿ - ಗುಮ್ಮಘಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ.1.50 ರಿಂದ 1.60ಕ.ಮಿ. ವರೆಗೆ 
ಬೋಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-] 
48 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗಂಗಸಾಗರ-ಓಬಳಾಮುರ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.100 ರಿಂದ 12.450ಕಿಮಿ, ವರೆಗೆ 
ಹನುಮಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 5.40 ರಿಂದ 5.70 
ಕಿಮಿ, ರ ಹೊನ್ನಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾವಗಡ- ದೇಪಲಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 9.50 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 9.90 ವರೆಗೆ ದೇವರಬೆಟ್ಟ 
ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 


22.10.19 21.12.19 


12.11.19 


22.10.19 


15.10.19 


29.11.19 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
1 ಸಂಭಾವ್ಯ! 
ನವೀಕರಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೈ.ಎನ್‌.ಹೊಸಕೋಟೆ - ಬೆಸ್ತರಹಳ್ಳಿ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ.2.20 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 4.00 ಕಿ.ಮಿ. 
3 


ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ 


ನದೀಕಂಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


155.82 
mass 


1047.38| 485.36 


Work completed 


ಅನುಬಂಧ-. 3 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಣದ 


ವಿವರ 

LS 

ಎವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಒದಗಿಸಿದ 

ಅನುದಾನದ 
23.40 
1033.47 
422.29 
47.25 

5519.00 
546.62 


| 1 [5054-03-337-0-16-154- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ 

| 2 [5054-03-101-0-02-132 ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು 

| 3 [5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
| 4 [5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


| 6 [5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ನವೀಕರಣ 


5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. 


5054-04-337-0-01-135- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ) ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-136- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಎಸ್‌ 
5054-04-337-0-02-436 - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 
2 |5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 


13 |5054-04-337-0-06-422- ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಯೋಜನೆ 


[es] 
ಹಾ 
[es] 


1519.63 


1031.39 
532.34 
890.95 
4266.04 
1852.65 


ಡಿಪಿ) ಟಿಎಸ್‌ಪಿ 


[en 


[eS 


320.00 


4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 293.52 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


4 
u 
p 
ks 
ee 
& 


ಮೆಚ 
ಚ 


13.81 
926.88 
139.71 


5513.62 


174.02 


873.88 


685.64 
867.95 
3383.35 
1099.32 


42.53 


265.52 


4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು 865.92 


pa 
« 


150.17 


ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಣ 


9.59 
106.59 
282.58 
47.25 
5೨.38 
372.60 


645.75 


345.75 
90.90 
23.00 

882.69 


753.33 


277.47 


28.00 


715.75 


Page 1 


lat 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 
ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ~lGo- ಒದಗಿಸಿದ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಣ 
ಅನುದಾನದ 


4216-01-700-2-01-386- ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು 40.09 40.09 
4216-01-700-2-24-386- ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು 40.96 ಕ 40.96 


3054-04-337-1-09-172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ 2433.82 1120.22 1313.60 


3054-04-337-1-10-422- ಜಿ ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ - ವಿಶೇಷ ಘಟ 

054 37-1-10-422- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವ ಶೇಷ ಘಟಕ 45೮.54 | 00 | 654 
ಯೋಜನೆ- (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) 

3054-04-337-1-10-422- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ - ಗಿರಿಜನ 

ಉಪಯೋಜನೆ- (ಟಿಎಸ್‌ಪಿ) 113.68 ರ 4 


ನಷ್ಠ ಒಟ್ಟು ; 36 | S080 638450 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-3 ರ ವಿವರಗಳು 


— A 


2019-20 ನೇ 

ತಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ | ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ | 

ಸಂಖ್ಯೆ| ಸಂಖೆ ಪ 152 ಈ | ಕ್ಷತ್ರ (ಕಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ | ವೆಚ್ಚಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ ಹರಾ 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ "| 


6 


ಪ್ಯಾ-226 ಎ). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 
ಹಾದುಹೋಗುವ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಹಲಗೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 94 ರಲ್ಲಿ 
ಕಿ.ಮೀ 125.60 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ 140.50 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 140.50 ರಿಂದ 140.50 
ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 148.60 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬಿ). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೊರಟಗೆರೆ - ಬಾವಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 33 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 85.00 ರಿಂದ 3 2778.69 | ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಕಿ.ಮೀ 88.50 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸ). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ದೊಡ್ಡ 
ಗಂಗನವಾಡಿ - ಜೌಡನ ಕುಪ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 111 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 
ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 815 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪ್ಯಾ-227 ಎ).ತುಮಕೂರು ಜೆಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ | 
ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ — ತಿಪಟೂರು - | 
ಹಾಸನ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 13.80 ರ ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | ನಮಗ 


ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಬಿ). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ತಿಪಟೂರು - ಹಾಸನ ಕಿ.ಮೀ 1.80 
ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 24.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 1140 ರ ರವರೆಗೆ 
ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪ್ಯಾ-228 ಎ). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 
ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬೊಚಿಹಳ್ಳಿ - ತುರುವೇಕೆರೆ - 
ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 35.80 ರ ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಿ). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕುಣಿಗಲ್‌ ಕಿ.ಮೀ 65.35 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 69.00 & ಕೆ.ಮೀ 
74.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 80.124 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 69.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 74.00 
ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಸಿ) ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ' ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯ ತುಮಕೂರು-ಜೇಲೂರು- ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 
38.50 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


9375.29 


ಪ್ಯಾ-229 ಎ). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 
ಹಾದುಹೋಗುವ ಹುನಸನಹಳ್ಳಿ - ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 3 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 
182.50 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 188.00 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
[ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಿ). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ 
ಕೊರಟಗೆರೆ - ಎ.ಪಿ.ಬಾರ್ಡರ್‌ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 13.00 3278.19 
ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 41.40 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಸಿ). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ 
ಕೊರಟಗೆರೆ - ಎ.ಪಿ.ಬಾರ್ಡರ್‌-ಕೊಡಗದಾಲ - ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರ ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| ವಿಧಾನ ಸಭಾ | ಬಟ್ಟುಉಡ್ದ 


2019-20 ನೇ 


ತ್ರಮ | ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ pe ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ! ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾ ! [4 ಕ್ಷೇತ್ರ [(8ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)! ವೆಚ್ಚಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ ಸತಾ 
ರೂ.(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1| 2 3 4 5 6 7 

ಪ್ಯಾ-230 ಎ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಶಿರಾ 

A - ಸಂಜನಗೂಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 84 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 600 ರಂದ 8&ಮೀ | ಗ ಶಿರಾ 450 
10.50 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಈ 
ಬಿ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 

8 ರಸ್ತೆಯ ಶಿರಾ - ಚಂಗಾವರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 24.20 ರ ರವರೆಗೆ [/pಣ| ಶಿರಾ tee 
ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸಿ). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಮಣು 

5 |230| _ ರಸ್ತೆಯ ಶಿರಾ - ಅಮರಾುರ - ಕೊಟ್ಟಿ - ಮದಲೂರು - ಗಿಡಗನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ ಈ 415818 [os y 

© [0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 10.60 ರ ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ MDR 8.30 ಕ್ರಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತ 
ಹಮಾರಿ, 
ಡಿ). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ 

D |ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಾವಗಡ - ವೆಂಕಟಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ MDR | ಪಾವಗಡ 6.30 
36.40 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಇ). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ 

E [ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಜಂಪನ ಹಳ್ಳಿ - ನಿಹಾಲ್‌ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 24.50 | ಜpR | ಕೊರಟಗೆರೆ | $10 
[ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 

ಒಟ್ಟು 70.84 643632 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭೀವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಹಂತ-1V ರ, ಪ್ರಾಕೇಜ್‌ಗಳು 
ಅನುಬಂಧ 3 


| | 2019-20 ನೇ ! 
ರಾಜ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 


| ಹೆದ್ದಾರಿ ಬೂ ಉಡ್ಡ [ನಲ್ಲ 
ಸಂಖ್ಯೆ (ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ |ನೆಶ್ಲಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


'ಎ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ 
'ಹೆದ್ದಾರಿ-94 ರ ಸರಪಳಿ 13150 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 14050 ಕಮೀ ವರೆಗೆ 
(ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಜಿ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ದೂಕು ಗುಬ್ಬಿ - ಹೆಬ್ಬೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.60 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 19.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಛಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 

ಬ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗಸಂದ್ರ -ಸಿರಾವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ! . ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5.90 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 10.20 ಕಿಮೀ ಸ 
ರಿಂದ 15.48 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಡಿ)ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಕಾಳನಹಳ್ಳಿ! 
ಕೆಸ್ತೂರು ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 14.40 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಎ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಹೊಳಲಗುಂದ 
ಮಾರ್ಗ ರಾ.ಹೆ-48 ರಿಂದ ಕೆ ಹೊನ್ನಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 
ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ಯಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಿ) ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯೆ- ಯಲಗಲವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 100 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 1800 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 
(ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತುಮಕೂರು ಜಿಕ್ಲೆ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತ್ತಿಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ - 
ಕೊಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
(ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


'ಬಿ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗವೀಮಠ - ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 600 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 1815 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 
(ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಶಿರಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 
9.೦೦ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2190 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 33.90 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 36.00 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮಕೂರು - ಚೇಳೂರು - ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 40.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 44.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 
45.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 5400 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ವಹಪನಾರ ಇತ್‌ ್‌ನಾಯಕನಹ್ಥ್‌ ತಾನ್ಲೂನ ಹಳಯಾರು- ಆನೇಕಷ್ಟೆ 
(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 17) ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ 
ರಿಂದ” 19.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 


ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 


ಬಿ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೊಣವಿನಕೆರೆ - ಗುಂಗುರುಮಳೆ 
(ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-47) ಅನ್ನು ಕೂಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ 
ರಿಂದ 15.00 ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ವಹವಕಾರ `ಇಕ್ಷ ಪಡಪಕರ ತಾಲ್ಲೂಹ ಜೋಚಹ್ಥ್‌ ತರುವ 
ದೆಬ್ಬೆಟ್ಟ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 9.60 
ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 33.25 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 3580 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಿ). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ -ಶಿರಾ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 
ಸರಪಳಿ 0.0೦ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 730 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಒಟ್ಟು 


ಅನುಬಂಧ -2 


| FE | 2019-20ನೇ 
ರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 


1” | | 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು pa SE ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ವೆಚ್ಛಮಾಡಿರುವೆ ಮೊತ್ತ 
(ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ | 3 

'ರೂ.(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ವ)ತುಮಕೂರು ಷಕ್ಲ್‌`ಕಾರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರ ಸರಪಳಿ 8057 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 1087 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 
(ಆಯ್ಕಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಿ)ಿತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಂಬಾಡಿ - ಡೋನಿಗರಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 4.20 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 500 ಕಿ.ಮೀ 
ರಿಂದ 1315 ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 


ಸಿ,ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊರಟಗೆರೆ -ಎ.ಪಿ.ಬಾರ್ಡರ್‌ ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ -160 ರ ಸರಪಳಿ 1300 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 4140 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 
(ಅಯ್ಕಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಎ)ತುಮಕಾರು`ಜಕ್ಲೆ "ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐಡಿ. `'ಹಳ್ಳಿಯಂದ ಅಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 000 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 600 8.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | | 


ಬಿ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-04 ರಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 


ಆಅಂದ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-159 ರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 13.90 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 68.50 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
_} ಫು ೨ ಸ 


ಎ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಾ- ನಂಜನಗೂಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -84 ರ 
ಸರಪಳಿ 0.೦೦ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 10.50 ಕಿ.ಮೀ 
ರಿಂದ 13.75 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಿ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-04 ರಿಂದ 
ಆಂದ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-159 ರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.75 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 13.90 


ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಆಮ 


ಸಿ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 48 ರಿಂದ ಆಂಧ್ರ : ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
ಬಾರ್ಡರ್‌ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 29.60 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 33.50 
ಕಮೀ , 4000 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 9.10 ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ . 


ಡಿ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಾ - ಅಮರಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 17.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಎ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿರಾ - 
ಅಮರಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಹುಲಿಕುಂಟೆ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 1150 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಬಿ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾತಾಲ್ಲೂಕು ವೈಎನ್‌.ಹೊಸಕೋಟಿ ರೋಡ್‌ - ಸಿಕೆಪುರ 
ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.15 ಕಿಮೀ 27.0 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 
(ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 


pe 


2 167- 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 602 (612)ರ ಲಗತ್ತು ಅನುಬಂಧ- 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಫ್ರಾಂಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 3054-04-337-1-13-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು 


ಕ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಹೆಂಚಿಕೆಯಾದ'7 `ಸಾಮಗಾಕಿಹ 
ಸಂ. ಅನುದಾನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವತಿ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1 | ತುಮಕೂರು" ನಾಗವಲ್ಲ-ಹೌನ್ನಡ ವ ಕ TUTTO TEE 
0.00 ರಿಂದ 17.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಗೊಳಿಸುವ 
L ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
7] ತುಮನಾರ ನರರ ಜಾನಗರವ್‌ ರ ರಾ ToD 
ರಿಂದ 17.20 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
377 ಧಗ ನ ಹಿಂದೂಪರ ರಸ್ತಹಂದ ನೈಕ್‌ ಹ್‌ 300 ಡರ್‌ ತವ 
ಸ್‌ ಕೊಂಡವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಸೆಯೆ ಸರಪಳಿ ಗೊಳಿಸುವ 
155 (7 ಬುಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್‌ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಔ 3054 05337-302-134 ನಾಲೆಗಳೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಷ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 


1 | ತಿಪಟೂರು 1ಚಿಕ್ಕಬಿದರೆ ಕರ ಏಕ ಪ್ರರ ಗಡನಕಟ್ಟ ವಾರ 70 ನಾಡರ್‌ ತವ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಿಪಟೂರು-ಹಾಸನ ಸೇರುವ ಗೊಳಿಸುವ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಷ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

7 ಷಜಾರು ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಶ ಪಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾಕ37) 730 ಚಂಡರ್‌ ಆತಮ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈಚನೂರು ಕೆರೆ ಏರಿ ಹತ್ತಿರ ಸರಪಳಿ ಗೊಳಿಸುವ 
ಕಿ.ಮೀ.0.00-9.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಕ್ರಾಷ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

3 ಕರಾ ತಡನ್ದಾರ ರ ರ ಪರ ನನಡ್ಗ ನನಗ ಡ್‌ ತಹ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸರಪಳಿ 19. 30 ರಿಂದ 19.70 ವರೆಗೆ ಗೊಳಿಸುವ 
ಬರಗೂರು-ತಡಕಲ್ಲೂರು ಪಾಳ್ಯ ಸೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಷ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

1 - ವಾದಗಕ ನ ಪನಾಮಾ ಪಕ RATE 
ನಾಗಲಾಪುರ, ಎಸ್‌.ಅಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ, ಯಮತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಗೊಳಿಸುವ 
ಶ್ರವಣಗುಡಿ, ಬೆಡತ್ತೂರು, ನಲ್ಲೆಕಾಮನಹಲ್ಳಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ, ಸತ್ತಿಗನಹಳ್ಳಿ” ಆರ್‌.ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಕ; 
ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ” ಜಿ.ಡಿಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ “ಕಸೆಯ 
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ ರಸೆಯಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 12.00 ರಿಂದ 
13.00 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಷ್‌ 

| ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
dap 
್ಯಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, 


ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ, 
ಲೋ.ಬಂ. & ಒ.ಜ.ಸಾ. ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


| 59 | 
ಅನುಬಂಧ 
(2017-18) 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ.ಕಾಂತರಾಜ್‌ (ಬಿಎಂಎಲ್‌) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 
ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 602 (612) 
ವಿಷಯ: ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ 
(Rs. In crores) 


Sl. Name of the work Name of Contract | Expenditure Remarks 

No. the Amount upto 
| Contractor 2019-20 

PACAKAGE-AX ಮ 

1 
Construction of Bridge across Bridge 
Halla connecting Thimmanahalli proper 
road on Tumkur - Chelur - 
Bukkapattana 7.31 5,97 completed. 
in Chikkanayakanahalli Taluk. Approach 
(Bridge code: S-TUM-CHK-225) road under 
|. M/s BSR | progress. 
Construction of Bridge across | Infratech Super 

) Jayamangali river ON | India Ltd t 
Doddadalavatta - Vitalapura id ರ i 
Andhra Border in Madhugiri 21.75 7.25 under 
Taluk. progress 


(Bridge code: S-TUM-MAD-226) 


3 | Construction of Bridge across Super 
Suvarnamukhi river at Km 2 via MAWES 
Hosuru - Dyagerahalli - d 
Goraladaku connecting NH-4 6.97 3.50 under 
in Sira Taluk. progress 


(Bridge code: S-TUM-TUM-227) 


4 | Construction of Bridge works - Km Work 
1 at Km 7.00 to Vajarahalli road via complied 
Sira - Amarapura road to Hulikante 256 i 
in Sira Taluk. " 2.42 
(Bridge code: S-TUM-TUM-228) 

5 | Construction of New Bridge at Super 
Km3.00 connecting via tructure 
Byadarahalli from NH4 to 5.08 s bs W 
Yaladabagi in Sira Taluk. ; 3.06 under 
(Bridge code: S-TUM-TUM-229) progress 

Total 43.67 22.20 


BL Ny 
ep) Tony 
ನ Engineer, ಹ, ಮಾ 


KRDCL, Bengaluru 


